ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


ಈತ ರುತ್ದಾದ ಈತ್ನೆ ನಂಬ್ಯ - 


248. 


ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು - 


ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ - 
(ವಿಧಾನ ಪಭೆಯುಂದ ಚುವಾಯುತರಾದವರು) 


'ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ವಿವಾಂಕ 


16.07.2019 .. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 'ಉತ್ತರ 
ತೊಡದು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ ರ್‌ 
ತಿಂದಆನಲ್ಲ ಸಂಭದಿಏದ ಪಕ್ಕಶಿ 
ವಿಹೋಪದಿಂದಾಗಿ - ಬಹುತೇಪ |. 
ಬಂದಿದೆ 


ಗ್ರಾಮೀಣ " ರಪ್ತೆಥಳು "ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ' ಪರ್ಕಾರದ 
ಗಮವಷ್ನೆ ಬಂದಿದೆಯೆಟ 


ಬಂಬಿದಲ್ಲ. 2೦18-1೨ ಮತ್ತು 2೦19- 
[alu oh 


: k "2೦"”`ವೇ `ಪಾಅನಟ್ಟಿ ಭ್‌ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕಾಮದಾಲದಳು ಯಾವುವು; ಪದರ 
ಕಾಮದಾರಿದಳದೆ . ಜಡುದಡೆಯಾದ 
ಹಾಗೂ. .ವಿವಯೋ ಪದ 
ಅಮುದಾನವೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, 
ವರ್ಷವಾರು ಕಾಮದಾರಿವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು)... 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಬಾದ 
ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಪಿತದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಮೂಲಭೂಪ ಸೌಕರ್ಯಗಳ  ಇಕಾಮದಾರಿದಳನ್ನು 
ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಣಿಬುಂದ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾಲಿಗಳು, 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜೋಪ ಹಾರೂ ಬವ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌. ಅಡಿ 
ತಾಡ್ನಾಅಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಸಪಲು ಹಾದೂ ಶಾಲೆ / 
ಅಂಗನವಾಡಿ 1 ಮೋರಿ ದುರಲ್ತಿಪಡಿಪಲು ಅಮದಾವ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾರಿದೆ. ವಿವರ ಅಮುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಬಿಪ್ಪಡ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿವಾಂಕ 
3012೨೦18 ರ  ಆದೇಶದಲ್ಲ ಕೊಡರು ಜಲ್ಲೆ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಣೆ 
ರೂ.3315 ಕೋಟ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 


ಇದರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ರೂ.೭೮.೦೦ ಹಕೋಟದಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ 16 
ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು "ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಅಮುಬಂಧ- 
2 ರಲ್ತ ವೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ 


ಪ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್‌.ವೈ. ಅಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅನುದಾನ 
ದಲ್ಲ' ರೂ.ರ.46 ಹೋಟ ಅಮದಾನದಲ್ಲ 17 
ಕಾಮದಾಲಿಗಳಮ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-3 
[3 ನೀಡಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 
ಎಪ್‌ಖಿಪಿ/ಟಐಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೊನಿ ರಪ್ತೆ. 3೦54 ಲಂಪಮ್‌, 
3054 ವಿಶೇಷ ಅಮಬದಾನ, 30ರ4 ನಿಎಂಜಿಎಪ್‌ವೈ. 
30ರ4 ಬಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಪ್‌ ಕೂಗೂ ವಬಾಡ್‌€ 


7 ಮಾನನಗರನ್ಷ ನಾಮಗಾರನತನ್ಯ್ಯನನನನವ- 


'ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಎಷ್ಟು: ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವುವು: ಯಾವ 


-. 
: ಇನ್ನೂ ಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ 


2೦18-19 ವೇ ಪಾಅನಲ್ಪಿ ಮಳೆಯುಂದ ಹಾನಿಯಾದ | 
ಬಟ್ಟು 131° ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರದೆಳ . ದುರಲ್ತದೆ 
ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾಲಿಗಳು ಆಡಳಡಾತ್ಯಕೆ ಅನುಮೋದನೆ 'ನೀಡಿದ್ದು, 


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳದೆ ಈ ರಸ್ತೆ .ಈ ಪೈಕಿ 17 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳದ 
ಕಾಮಗಾಲಿಗಳನ್ನು ” wa ಕಾಮಬದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕದೆ. 
ಪೂರ್ಣಲಾದುವುದು? ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಖಿದೆ. ವಿವರ 
ಶಿಮುಭೂಧ 2೬ ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 
| | 


ಈಡಡ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ.೭33/ರ೮:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿಸಿ 


(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇದೌಡ) 


ಗಾನಿಂಣಾಧವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌|ಪಚಿವರು 


ಕೃಷ್ಣ ಬೆ ಶೇಗೌಡ 


ಗ್ರಮೀನಾಳಿಷದ್ದಿ ಮ ಪತ್ತ ಸಂಬಾಯತ್‌ಳಾಶ್‌ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ವಿವರ (04/07/2019) 


Total No of No of works |work under; Est. Cost Amount Realsed in 
works Completed progress | (Rs.in Lakh} (Rs.in Lakh} Including 35%of | -Anhexure 
F ಭನ ¢ Deposits 
Madikeri Cea Tee Tee 4 1 
| | Somwarpet SON ESE SNES EE ETN REE CE 
SE CEES ss oe ns | 
TT EN EE OE TS ES EN SS 
| Somwarpet EE TR CEN NE NESE BET AE RES RE SESE RE 18 7 
| Virajpet EE TEE EG CE EE STN TON ETT SS SS -BE 
SN SESE ——e un Ses ns TO 
3 Stes — Madikeri ET SEE NS NE ESN EET SE SRE SN NESTE 
| Somwarpet CE ES ON NG ES SET BE EET TSE 
EN EEE EEN EE EE EES NET N T ES ETCE 
WN REIT EN NN NS ON SS 
EE [wu 1 [ ನ 
Boxdrain i 10 
| Somwarpet NE EN NN TN ETN SN 
SN SSSA EN EN EN TN EN ES 
Bad Phase-l Total Rs. ——oss Twn sn |} 


' ANNEXURE-1 


Expenditure 


pl CA | oo | ANNGxURE ™ {A 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆಧ್ಯತೆ . ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ದ . ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 5, 


ಫೋ ರೆ 
ರೆಸ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


pe ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ , ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ 
| f ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಡಿಳೇರಿ 1104 222.6 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ೨67 
ಒಟ್ಟು 


| 


2018-19ನೇ ಹಾಲಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂ ಮಳೆಹಾನಿ (ರಸ್ತೆಗಳು) ಯೋಜನೆ” ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ನ್‌ ki ಕಾಮಗಾರಿಯ .ಖೆಸರು 


1 


6 


sii Snake ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 102/2018-19. ದಿನಾಂಕ: 31.08.2013. 


ಗಾಳಿಬೀಡು - ಕಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 


ಗಾಳಿಬೀಚು (ಆಟ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹ”ಟೈಟ್ಟಿಗೇರಿ ~ : ದೇಪಸ್ಥೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕ್ರಿಮಿ 3.00 ರಂದ 6.00 


;. ನಿಡುಗಣೆ 
ಕ, (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ತೂತಿಪಾಲ - ಮುಕಳ್ಕೋಡ್ಗು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ೦೦ದ 3.00 
(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


: |ಜೇವಸ್ನೂರು -' ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ದುರಸ್ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4. 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ೇ: py ್ಯೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಹಾನಿ ಸ್ಥಿ ೀೀ 00 00 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಲೂರು - ನಿಡುವಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ: 4.00 ರಿಂದ 8.00" 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಕಾಟಿಕೇರಿ - ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಖಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.೧0 
(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ; 

ದೇಚಸಗ್ಕೊರು - ಮಾಂದಲಹಟ್ಟಿ ರಸ್ಟೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಧುರ ೬. ಮೀ, ೧00 ರಿಂದ 
6.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


: |ಡೇವಸ್ಳೂರು - ಕಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ; ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) p 


| 102/18-19 
5.00 ONES |p 
31.08.2018 


| 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ 
" ಸಂಖ್ಯೆ 


, 49990) 


31.08.2018 
0 ವ 
(OE | yy 8-0 F199R1.00 
3108208 |. 
x 11994300 
2.00 


119963.00 
120000.00 


119620.00 


102/18-19 
Al 08.2018 


102/18-19 - 
31.08.2018 


102/18-19- 
31.08.2018 


02/18-19 
31.08,2018 


102/1819 
41.08.2018 


1 9801.00 


.. KA 19 ಸ್‌ 
ಸ 2.00 0/85 79 18-19 149937.00 
ಬ 31.08.2018 - 


ಷರಾ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ $ 


ಮುಗಿದಿದೆ . 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


IVER Li tn 


ಕಾಲೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಲಾನ ರಸೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ, ಕಿ.ಮೀ, 0.00 6ಂದ 16 
p i ಗಾಳಿಬೀಡು 1 .ದೇವಸ್ಕಾನ ರಸ್ತೆ 1 § A A 119004.00 
y 3.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 
ತ | ET EN | 


i J. 


ಹೆಬ್ಬೆಟ್ವಗೇರಿ ಪೆ ವ x 
ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಾಹಂಗೀರ್‌ ಪೈಸಾರಿ (ಕಾಲೋನಿ) ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ 3 102/1819 
ದುರಸ್ಥಿ. ಕ.ಮೀ, 0.4) ರಿಂದ 400 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 


ನಾ 
ಸ 
2 1-4, ನಿಡುಗಣೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ." ಕ.ಮೀ. ೧.0೦ 1.00 


ರಿಂದ 0.3) (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
14 


 199087.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


102/13-19 


59995.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
31.08.2018 dG ಇರು 


02/18-19 


ಮೋಘತ್ತಾಳು - ತಂತಿಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 'ದುರಸ್ಮಿ. ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 200 
b 31.08.2018 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) f - ’ 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


83/ 18-19 119865.00 . 


- p ಎಸ ಎಜೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸಿ. 8-19 
ಗಾಳಿಬೀಡು [ನೌಲರು - ಹಚ್ಚೆನಾಡು - ಮುಟ್ಟು - ಜಮ್ಮಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದು Ks 5.00 ls! 84/ 18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 22.00 ರಿಂದ 14.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). 31.08.2018 | 
; ತಾಳತ್‌ಮನೆ - ಅರ್ಯತ್ತೋಕ್ಸು "ಸಂಪರ್ಕ 'ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಲಿ. $.ಮೀ. 0.00 102/18-19 
is ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಧು - ಇ 3 5.00 02 85/ 18-19 499074.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಳಿ ರಿಂದ 8. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 _ ; 
- ಪ ಸ್ಸಿ. ಕ.ಮಿ. 0. 3.4 2/15- 7] 
i& ಬೆಟಗೇರಿ ಬಕ್ಕ - ಪಾಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಂದ 3.00 0 102/18-19 si bi ನಿಲಿ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ 31.08.2018 ¥ 
ಹ By ll ಮ 
ಡಗ - ಸಿಂಗತ - ಚೇ ಟಿ ರ: ದಸ್ಲಿ. 1 -1 ' 
17 ಚೇಂಗೂರು [ೇಳಗೊರು ಬಾಡಗ - ಸಿಂಗತ್ತೂರು - ಚೇರಂಡೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದು % 5.00 RE 299822.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
. $ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 . I § 
ERNE RE ಲ ವ ಖ್‌ 
| - ಪೆ ~y ಭೀರಿ ಪ ವಿ. § 2/18-19 » 
ಬಲ ಮಾವಟಿ ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ ಪೇರೂರು, ಕೀಂಯಲ್‌ಳೀರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಖುಳೆಕಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 5.00 102/18-19 #8/ 18-19 299657.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಣಾ ಆ [8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 


ಸ | | 
: ಕುದುರೆಪಾಯ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ. ದುರಸ್ಲಿ. ಕ.ಮೀ: 4.00 ರಿಂದ 8. -19 
| 1 ಚೆಂಬು ಪಾಯ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ. ದುಂಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ; 400' ರಂದ $0) (ಆಯ್ದ a 179847.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
py ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ) 4 S 31.08.2018 > _ 


fF ನನಾ ಕ್ಸ EE | 
ಬಳಚೇರಿ ಎ ಭಿ. ಸಿ , Y K ಸ 3 
oy ೫ ಕುಂಬಳಚೇಲಿ ನಚ್ಯಮಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆರಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0,00 ರಿಂದ 6.00 102/ 18-19 SOF 18-9 [TOROR.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
- (ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 . ಎ 
« ನಿ — ಭ . ಕಿ.ಮೀ. ೧. 5 ; -1 ' 
»1 AS RES RS 300 ES | ps | 17090000 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) A ; 31.08.2018 - | 
ED SEN —— 
' ಸ ನಿ ಸ »: pS A Fl 10 ’ \ 
22 ಹಾಕತ್ಲೂರು ಹೋರ ಕನ್ನೇವಳಿಹಾನಿ ಮಸಿಸ್ಯೀ ಸಿಮಿ ರಲಲ ಬಂದನ (4ರ 3.00. 02/1819, 92/ 18-19 179582.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನ್‌ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 31.08.2018 
NE ಪ 
[ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 102/2018-19. ದಿನಾಂಕ: 09.10.2018 ಸಃ SEE 
ದು ವ 
® a ಮೀ. ೧. 5 ವ | 
y ee ಸಂಪಾಜೆ ಅರೆಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.0೧ ರಿಂದ 5,00 (ಆಯ್ದ 102/18-19 90/18-19 |1O0RK.00 ಮುಗಿಬಿದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 , 
ಮ. X. Fe ಜಿ 2 ; .] 
ಬಾ: ಕಿ, EN fe 
; BS ಸಂಪಾಜೆ ಅರೆಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. bu ರಿಂದ 02/18-10 wind iio al ಮುಗಿದಿದೆ 
i (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) P % 09.10.2018 
i A ) 02/18-19 } ್ಯ ಸ Ks 
A ಗಾಳಿಬೀಡು 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಣೇರಿ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. ೪.25 ರಲ್ಲಿ 292/1819 149750.00 ಮುಗಿದಿದ 
: Nk ಐ ನ್‌ * £ 09.10.2018 § 
J . ಮ ಒಪ ವ ಮ 
ಕಾಳಿ ಪಂ. 0; A ಮಃ ರಸ್ಲಿ 4.ಮೀ. 0.00 16 
, i ಗೊಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ರಸ್ಲೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದು ಸ್ಥಿ ಕಮೀ 0. 02/18-19 93/18-19 119750.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಿಂದ. 600 (ಆಯ್ದ ಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 |}. 
೪ ಪಂ. ಕ ಭಿ 
ಗಸಿಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರ್ತೋಜಿ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯು ಮಳೆಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲ 102/18- 19 294118-19 $0980.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಪಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 - 
2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಆಜಾಂ ಹೊಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.0೧ ರಿಂದ 02/18-19 25/18-19 5930.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.50 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 
ಜೋಡುಪಾಲ ಕಡಮಕಲ್ಲು ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ 2 ಸೇತುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದಮರಸ್ಕಿ $.ಮೀ. 5 102/18-19 i Re ಮುಗಿದಿದೆ 
೧.00 ೦೦ದ ೩40 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 K h 
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ಮದೆ 
ಚೆಂಬು 


0: 
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ಗಾಳಿಬೀಯ 


ಮುದೆ 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ಮೋಕೇರಿ 


ಳೆ.ನಿಡುಗಣೆ 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 
ಮಳೈಂದೂರು 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ದೇವರಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೆ ಸೇತುಖೆ ಳೂಡುರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಈ 


ಊರುಬೈಲು ಚೆಂಬು ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ 


ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00. (ಆಯ್ದ ಭನಿಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ದಬ್ಬಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ಕುಸಿದಿರುವ .ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. "0.00 ರಂದ 1.50 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಣೇರಿ':ರ೫ವಕೊಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮೀ 
240 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗೆಳಲ್ಲಿ) 


ದೇಬರಕೊಲ್ಲಿ' ಬಳಿ ಮಾರ ಹರೀಶ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ" 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 1,80 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


'ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ ' ಅಐಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸ್ಕಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8,00 (ಆಯ್ದ: 


ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕಡಮಕಲ್ಲು ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
350 (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) p 


ಮೇಳೇರಿ ಸುಭನಿಷ್‌, ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 3.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 1.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ¥ 


ಬಾಬು ಕಾಲೋನಿ ಬರೆ ಕುಸಿದು 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಳ್ಳೋಡ್ಸು ನಾಗಬಾಣೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 
3.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ' 


ಮಕಿಂದೂರು ಚಿಯಂಡಿ ಮತ್ತು ಉದಯಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 

ಕಿ.ಮೀ. 0.0 ರಿಂದ 300 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ' 
UL 

ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು - ಕಲ್ಲುಕೊಟ್ಟು - ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ. 


0.00 ರಂದ 80 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಥಿ. 


0.00 ರಿಂದ 


ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ $.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 


RN 


—— 


102/18-19 


3,00 297/1819 179782.00 ಮುಗಿಡಿದೆ 
09.10.2018 / ಮು 
(02/18-19 p ನ 
298/18-19 59667.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09,10,2018 
102/18-19 . ನ 
“| 299/18-19 119906.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 / & 
102/18-19 
300/1819 2998.00 ಮುಗಿ 
09.10.2018 / ಹಿ R ಧಿಧೆ 
~S 
02S 301/18-19 149605.00 ಮುಗಿಡಿದೆ 
09.10.2018 ಮ 
—— ಫಿ 
102/ 18-19 
4 302/1819 0.00 
09.10.2018 - “| 
NE NEN 
102/1819 ; 
. 303/1819 119986.00 
09.10.2018. ¢ 
102/18-19 
304/1819 119698,00 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018 


305/1819 
306/18-19 


07/18-19 


102/18-19 
09.10.2018 


102/i8-19 
09.10.2018 


02/18-19 
09.10.2018 


08/18-19 


199848.00 


179537.00 


179021.00 ಖಯುಗಿದಿದೆ 


399531.00 " ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗೌಾಳಿಬೀಡು 


26 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


6.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ತಲೀ 0.0೧ ರಿಂದ 3.00 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜೋಡುಪಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದೆ 1.80 


28 | ಗಾಳಿಬೀಡಂ 


ಮಕ್ಕಂಯೂರು 


A) 


ಗಾಳಿಬೀತು 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಕಾಲೂರು ಕುಳುವೊಡೆಂಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹುತ್ತು ಳೋಳುಮಾಡಂಡ 
ಕುಶ್ಕೇರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 3.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಟಿಕೇರಿ ಅಚ್ಚಲಪಾಡಿ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ರೆಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 


ಕಿರೆಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಂಬುಗೌಡನ ಜಾಹಂಗೀರ್‌ ಪೈಸ್ಥರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. : 


(ಅಯ್ದ pil 


ಕಾಲೂರು . ಪಾಟಿ, ಮಾಸ್ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 3.00 


2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ 'ಕುಡಿಯ ಹಾರಿದ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 


ಳಿಬೀಡ 
ಗಾಸಿಭೀಡು' pn ರಿಂದ 4.50 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


12ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ರಾಬೆಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯ ಹಾರಿದ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಳೆರಾನಿ 
ದುರಸ್ಥಿ. ಕಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 


SE Ns 


ಚಿನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದ 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ) 


[5 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


1.80 


1.00 


102/18-19 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018 


02/18-19 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018: 


102/18-19 
09.10.2018 


102/18-19 
09.10.2018 


102/1819 
09.10.2018, 


102/18-19 
09.10.2018 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ದಮೌೇಬಸ್ಕೂರು - ಪಾಣತ್ಸಲೆ - ನಚ್ಚಿಮೂಲೆ - ಒಡಿಯಂಜ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 140 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ' 
ತಂತಿಪಾಲ - ಚನ್ಮಪಂಡ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಥಿ $.ನೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 
ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) NR 
ದೇಪೆಸ್ಕೂರು ಚಾಮೇರ ಮತ್ತು ಕುಂಬುಕಾಡು ರ"ಸ್ಲೆ ಮಳೇಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ ಕಿಮೀ ೨ 
0.00 ರಂದ 3.50 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) - ' 
ದೇವಸ್ಳುರು ಕುದುರೆಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 sy 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ' | 4 

Ny nine 


102/18-19 
09.10.2018 


(02/18-19 
09.10.2018 


 a10/18-10 


309/1819 


310/18-19 


M/A 


-312/88-19 


313/1819 


314/1819 


315/18-19 


16/18-19 


487/18-19 


318/18-19 


320/18-19 


er | ಮುಗಿದಿದೆ 
179626.00 - ಹುಗಿದಿಬೆ 
| 50901.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
107775.00 * ಮುಗಿದಿಬೆ 
0.00 ಹುಗಿದಿದೆ 
199962.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


k wp 
ಕಾಟಿಕೇರಿ ಅಪ್ಟೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇವಸಾನ ¥ ; ಕಮೀ. 0.00 ರಂದ 10 y | 
ಪ್ಟೇಂದ್ರಪ್ಟ ಸ್ಥಾ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಥಿ ಕಮಿಲ00 00 2.00 C2819 321/18-19 189652.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
3.50 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸನ: - 09.10.2018 | 
ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಮಾಂದಲಪಟಿ ಠಸೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ನಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 '.ರಿಂದ 4.00 102/18-19 p ನ ಸ 
kd KN (3 ಸ್ಥ ಸ್‌ ಫಿ 4 322/1819 239947.00 ಮುಗಿದಿದೆ { 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) $ | 09.10.2018 
ಮುಕ್ಕೋಡ್ಗು ನಂದೀರ (ಭರ್ಮರಾಯ ಮನೆಗಾಗಿ) ತಂಬುಕುತ್ತೀರ, ಉಳಚಂಡ ರಸೆ 102/18-19 4 L 
3) ಮಕ್ಕಂದೂರು ಇ ಜಿ 323/18-19 29990600 ದೆ 
|» | ne | ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಥಿ, 8.ಮೀ. 040 ರಂದ 5.0 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 ! 4 ಮುಗಿಧಿ 
} 'ಮುಳ್ಕೋಡ್ಡು ಅಂಗನನಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 1.80 102/18-19 } 
5 ಇ : 324/1819 9೪96, 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ರಲ್ಲಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) Wn 2 ( 19 59990.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ: ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ /18-19 . 
36 ಮದೆ ಸ ಸ್ಥಲ ಸಪೂರ: ಕತ್ತಿ ps 25/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
» 0.00 ರಿಂದ 1,40 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 ನ 
ಜೋಡುಹಾಲ ನಂಗಾರು ಕುಟುಂಬಸರ ಹಾ ಕುಡಿಯರ ರಾಜು ಕುಟುಂಬಸರ 02/18-19 : § 
7 ಮದೆ ವು ಬಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯರ ರಾಜು ಕುಟುಂಬಸ್ಯ 02/ 26/18-10 59875.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಕಿ. ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 
ನ್‌] 
102/18-19 p 
AK ಮಬೆ _ li 327418-19 59826.00 - ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2013 4 
- nd 
ಕಾಟಕೇರಿ ಪ: ಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ. 0೦. 1 K 
i ಫಿಜಿ ಟ ೬ರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕ.ಮೀ. 0.00 02/18-10 28/18-19 El ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಿಂದ 1,80 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 
Py ಭೌ; 
6 ಫಟಿ ಬೆಟ್ಟಿತ್ಲೂರು ಗಾಳಿಗುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 1.00 02/18-19 20/08-19 $0901.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಂರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) f 09.0.2013 * 
—— md 
2. ನೇ ಬೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಳೂಡಕಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಗಿ. ಕೆ.ಮೀ. 0.00 102/18-19 | ORY 
<1 ಗಾಳಿಬೀಡು ಈ ಸ > fy [2 1.00 330/1819 $9955.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 
ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.201% 
ಪೆಮ್ಮು' ಕಮೀ. 0 2/8 ] 
( PS ಮುಕ್ಕೋಡ್ಡು ಹೆಮ್ಮುಡಿಯಂಡ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಧುರಸ್ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ii 102/18-19 iri; iii ಮುಗಿದಿದೆ 
4, ರಿಂದ 1.8) (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) K 09.10.2018 S 
J § ll 


46 ಮಕ್ಕಂದೂರು 


47 ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


52 ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ತಂತಿಪಾಲ - ಜೇವಸ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. $.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪೆಟ್ಟಿತ್ತೂರು ಬೆಳಕುಮಾನಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೆರಿಯನ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 
ಯುರಸ್ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0೧೦ ರಿಂಥ 180 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


SNES 


ಕಾಟಿಕೇರಿ - ಅವಂದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. $.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
1.80 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


-|ಮಕ್ಕಂದೂರು ಅಯ್ಯುಕುಟ್ವೀರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 


ರಿಂದ 1.80 (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


'|ಮುಕ್ಕೋಡ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಜೊದಕಾನ ನಾಗಬಾಣೆ ಘೋಟೆಬೆಟ್ಟಿ 


ರಸ್ತ ಮಳೆಯಾನಿ, ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


i 
ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರುಮದ ಶಾಂತೆಯಂಡ ಪಿ. ಮೊಣ್ಣಪೃರವರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದುರೆಬೆಟ್ಟಿ 
ಪೈಸಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 
(ಆಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಹೆಗ್ಗೋಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾನಡ್ಯ ಮನೆಗಾಗಿ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕುದುರೆಬೆಟ್ಟಪೈಸಾರಿಯಿಂದ ದೇವಮಾನಿಗೆ ಹೋಗುವ 3 ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಳ್ಳೋಡ್ಗು ಗ್ರಾನುದ ಕಲ್ಲುಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತೆಯಂಡ ಕೈಮಾಡದವರೆಗೆ 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 
ರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.0೧ ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದೆಭಕಿಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ತಂಶಿಪಾಲ - ಅಯ್ಯಮುಡಿ - ಪಾಲೆಕಂಡ - ಫೃಮುದಿಷಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಕ್ಕಂದೂರು - ಈೂಟೇರೆ, ಸಬ್ಬಂಡ್ರ, ಮುಳ್ಳನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಕಾನಿ ದಮುಲಸ್ಕಿ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.000 ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) H 


102/18-19 
09.10.2018 


332/18-19 179985.00 


59852.00 


102/18-19 
09.10.2018. 


333/18-19 


102/18-19 
09.10.2018. 


| 1 
}.0D 02/18-19 
09.10.2018 
102/18- 19 
1,80 
. 09.10.2018 


102/18- 9 
09.10.2018 


334/18-19 59775.00 


335/1819 59900.00 


330/18-19 


179938,00 ° 


107882.00 
59998.00 


59875.00 


37/18-19 


102/18-19 
09,10,2018 


338/18-19 


339/18-19 


102/18-19 
100 02/18-19 
09:10.2018 
02/18-19 
09.10.2018 
102/18-10 
09.10.2018 
1.80 


300/18-19 


341/189 


102/1819 
09.10.2018 


42/18-19 107936.00 


1079%.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


299970.00 ಯಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


TN MURR NERLI CpG ioe 


ಮಕ್ಕಂದೂರು - ಹೆಮ್ಮೆತ್ತಾಳು ಉನಕಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 102/18-19 


. ; A 343) 18-19 23996400 ಹುಗಿದಿಬೆ 
ದುರಸ್ಥಿ. ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 400 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 / ” 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ಹೆಮೆ ಡೆ! ರ್ಕ ರಸೆ | 4 
ದೂರು - pS [) ರಸ್ತೆ" 2/18- 
- ಬ್ಯಿತಪ್ತಿಲು ಮುಂ ೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ KN 102/1819 4/119 107903.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಳಿರಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಕನಿ, (00 ರಿಂದ 0೪ (ಆಯ್ದಭಾಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2088 f 
. " - ಫೆ ಪಃ ಸ್ಸ - 
5 ಗಾಳಿಬೀಡು ಕಾಲೂರು ಖಿಳೆಕುಲ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಖುಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 102/1819 45/18-19 $9875.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
_ 2.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) : 09.10.2018 - f , | 
> ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಉಕ್ಕುಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಲಿ. $.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 102/18- 19 
57 ಕ. ನಿಡುಗಣೆ ks 346/18-19 149729,00 ಮುಗಿದಿ 
| “ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 4 " ಮುಗಿದಿದ | 
— f. -19 
58 ಪಾರಿಸ್‌ ಬಾಣೆಯಿಂದ - ಜಾಹೆಂಗೀರ್‌ ಪೈಸಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, 102/18-19 347/18-19 179958.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ; ) 09.10.2018 R 
ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆಯಿಂದ ಕೆ. ಬಾಡಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಮರ . 'ಕ.ಮೀ. 0.00 102/18-19 - 
೫» | ೪ ನಿಡುಗಣಿ | ಂದ ೪. ಬಾ ಎ ಮಳ ಸ MES | ne 89949.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಿಂದ 2.50 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 
. ದೆ ಬ , ಸಿ. ಕಿಮೀ. ನವ . 
60 ಮದೆ ಮ ಕ್ಯದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಡ್ಯ ಮೇಲ್ಕನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ 102/1819 39/18-16 $9978.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
- 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಳ'ಲ್ಲಿ) 09.10.2014 ' 
ಪರ್ಕ' ' ನ 
AE ಅವಂದೂರು ಪಟ್ಟಿಚ ಮನೆಯಿಂದ ಮದಬೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ' ರಸ್ತೆ ಮಳಹಾನಿ 02/18-19 50/18-19 107737.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.೧0 ರಿಂದ 3.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 - 


ಹೆಚ್ಛೆಟ್ಟಗೇರಿ - ದೇವಸ್ಕೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದರಸ್ಕಿ. ಕಿ.ಮೀ. 3.50 


.62 ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ % (02/18-19 51/18-19 239212.00 p 
- ಠಿಂದ 7.50 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 ; 
( ps 'ಸಂಪ: N y £ K ಮ y H 
pe ಗಾಳಿಬೀಡು ಕಾಲೂರು ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ 'ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳಹಾಫಿ ದುರಸ್ಥಿ. $.ಮೀ. 0.00 | 102/18-19 352/1819 359998.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 
ರಿಂದ 6.00 '(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) } - \ Ks 09.10.2018 
ದೌ ಸಲಾಪ: ಷ್ಠ ಳೆ: ರಸ್ತ, 18-1 | ” 
6 ಮದೆ ಮಃ 'ಲಾಹುವಿನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದು ್ಕ 102/18-19 353/18-19 5053.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 ' 


- — 
1 1 ಗಾಳಿಬೀಡಂ 


2 ಗಾಳಿಬೀಡಂ 


HH 


ET 


ಣವ್ಲಾನಕಾನಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 102/2018-19. ದಿನಾಂಕ: 21-01-2019 ’ 


3 ಗಾಳಿಬೀಚು , 


ಚಿಟಿ ತೂ ರುಬಿನಿಂದ ಬರೆಗಂಡಿಯಿಂದ ಕೊಪಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 02/18-19 , 
65 ಖುದೆ ಮಡೆ ಬೆಟ್ಟಿತ್ತೂರುವಿನಿಂದ ಬ ಪಾ y ರ್‌ 1.00 02/ | 58-19 $9030.00 "ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಳಕಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) - 09.10.2018 
[SN ದ - . 
ತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪದಿಪಿ: ತಿ ಜಿ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ -19 - 
(6 ಹುದೆ ಪಂಚಾ ಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾ: ಕಾಲೋನಿ; ಗೋಗಣುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 1.00 102/18-1 355/8-19 5982600 ಮುಗಿದಿದೆ 
» ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) Kk 09.10.2018 . i 
UU ಸಂಪ ಸೆ ಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಲಿ. ಸ K 
61 ಮಬೆ ಮದಬೆ ಬಕ್ಕದಿಂದ ಕರ್ತ್ತೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರ ್ರಿ ಮಃ ನಿ ಸ್ಸ 00- 102/18-19 396/18-19 50577. ಮುಗಿದಿದೆ 
$.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 . ; 
ೋಡುಪಾಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುರಪ್ನೆ ಸ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ SU | 
on ಮದಬೆ ಜೋಡುಪಾಲ ಪರಿ ಷ್ಟ ಜಾ ರಪ್ಪನಪರ ಮಸೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 02/18-19 578-19 50927.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2018 
| ತ್‌ ವಣ p ಸಿ ಕಿಮೀ. 0.೧೧ ರಂದ W : 
6 ಮದಿ ತಾಳತ್‌ಮನೆ ಭಗವತಿ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0 [ 1.00 102/88-19 58/18-19” $9027.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
§ 1.80 (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) - 09.10.2018 K 
kh <= ' 
SS ಮ — _ J 
ಉಖೂರು ಸಿದ್ದಂಡ ಮತು ಕೊಂಬಾರ ರ 4" ದಮುರಸ್ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 » 2/ 8-1 . " 
70 ಗಾಳಿಬೀಡು ಕಾಲೂರು ಸಿದ್ದಂಣ ಮನ್ಸು ಕೊಂಬಾರ ರಸ್ತೆ ಮ ಹಾನಿ ರಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0 1.00 102/819 450/1R-19 50900.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡಿಂದೆ 1.80 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) " ಇ 09.10.2018 
N 
— he P —— A de 
ಸಸ್ಸೆಪ್ತಾಳು - ನವಬ್ರಾಮ -- -ತಂಶಿಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 02/18-19 1 | 
7 ಮಕೈಂದೂರು [a NN k3 2.40 360/019 210047.00) ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ಗಂದ 4.00 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ” 09.10.204೫ * 
ಕಾಟಿಕೇರಿ - ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ - ಹೆರವನಾಡು -- ಅವಂದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 2/18-10 \ 
72 Nad “ ಲ - | 500 102/181 36/18-19 299567.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಕಿ.ಮೀ. 40೧ ರಿಂದ 12.70 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 09.10.2013 


ರ 
ಉುಲೂರು ಕಾಳೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) 


SSE ; 
2 ಖೇ ಮೊಣ್ಣಿಂಗೇರಿ ಭ್ಲಮುದ ಕರ್ಪೋಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಶೀರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಜತ್ತಪ್ಪ 
ತುಲ್ಯರವರ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಸೆ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ (4.ಮೀ ೧.0೧ ರಿಂದ 1.80 
ರಚರೆಗೆ) ' 


10451 18-19 


102/18-19 
21.01.2019 


ಲ 
2 ಸೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಭ್ಲಮದ (ಕಡ್ಯದ) ರಾಹುಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡ್ಯದ, 
ಉಡದೋಲಿ ಮತತು ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ... 
(4.ಮೀ 0.00 '6೦ದ 3.50 ರವರೆಗೆ) 


LS 


1046/1819 


102/18-19 
21.01.2019 


ಷರಾ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


« ] ——T } 
” ¥ ಗ್ರಾಮ 
WW ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಪಂ | ಪಂಚಾಯಿತಿ ' (ರೂ ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಸರುಗಳಲೆ ಮೆನಗೋಡಾ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 102/18-19 93/2018-19 4831 00 
1 \ಸೇ ಧುರಸ್ಥಿ (0.00: ಯಂದ 1.00 ಕಿಮೀ) 31082018 | nsnos | 
IW ಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದೆ ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ರ್‌ 
ಳಿದಕಲ್‌ [ಪಾಪ್ಲಿಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಸೇಶುವೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೆ ಕುಸಿತದ 12/18-19 | HOES | gy ' ಮುಗಿದಿದೆ ' 
ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. (04 ಕಡೆ) (0.00 31.08.2018 | 11/09/2018 | 
Ne i 
ಕಾಲೋನಿ .ರಸ್ತೆಂಯಲ್ಲಿ 3 ಕಡ್‌ ಬರೆ ಕುಸಿತದ ಮಣ್ಣು _ _ - | , 
102/18-19 | 95/2018-19 $6710.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
31.08.2018 11/09/2018 | 
102/18-19 96/2018-19 27534.00 "ಮುಂದಿದೆ 
31.08.2018 11/09/2018 
97/2018-19 " , " 
/ '44795,00 
11/09/2018 
- ಸ [ 
59426.00 ಮುಗಿದಿದೆ ) 


102/18-19 
ಮುಗಿದಿದೆ 


31.08.2018 


ಪಂ 
ಗರ್ನ್ವಾಲೆ ರಣ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.(0.00 (ಯಂದ 1.300 8.ಮೀ) 
ಸಾಷಹಾವನಾದ ಇಾನ್ನ ನ ಬರಸದ 


್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.(0.00 ಯಿಂದ 1.00 
ಧ್ನಷಾಕ್ಸ ಹಢಪಾದ 


-! 
[S ಬೆಸೂರು ಮಣು “0. 
| ON DE R 
| ನಂಔಮೊಟ್ಟೆ 8ರುದಾಲೆ” ರ್ಗ Da 
5 | ಗರ್ಮ್ವಾಲೆ [ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕಾಸುವೆ ಹತ್ತಿರ ಮಣ್ಣು 
, . ಹ”ಬ್ಸಾಲೆ ಸುಳಿಗೋಟೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ 102/18-19 98/2018-19 
' ಹೆಬ್ಬಾಲೆ [ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬುವುದು (0.00 1.00 | 31.08.2018 11/09/2018 
5ರಾರಾನ್ನಳ್ಳಿ ನಾರನವಾನ ನನ್ತಹನ್ನ ನನನರುವ TET ETT 5211.00 
NA 0.75 5211. 
ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.(0.00 ಯಿಂದ 31.08.2018 11/09/2018 A 
00 02/18-19 | 10/2018-19 $7185.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
31.08.2018 11/09/2018 K 
02/18-19 | 101/2018-19 
$9911.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
31.08.2018 11/09/2018 
102/2018-19 WN 
/ 90000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


RNY NN 
ರಂಗಾ ರಸ್ತೇಸಕ್ಷ ತಾಸಿಔರುವ'ಮಣ್ಣನ್ನು 
ತೆಗೆದಮಹಾಕುವುಡು (0.0) ಯಿಂದ 1.80 8.ಮೀ) 


[ 
ಶರಿಂತಳ್ಳಿ 


102/18-19 


31.08.2018 11/09/2018 


3 
Ww ಹಾಲೇರಿ `ಸಾಂಡನಕೊಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ `ಕುನಿಔರುವ 
ಕೆದಳಲ್‌ [ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗದಹಾಳುವುದು (0.00 ಯಿಂದ 1.80 
ಸೋಬುವಾರಪ್‌ಔ ತಾಲ್ಲೂಳು , ಳೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ 'j 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆದಳಲ್‌ನಿಂದ ಹಾಲೇರಿ ಮುಕ್ಕಂದೂರಿಗೆ : 
RN) 


ಕೆಡಕಲ್‌ [ಹೋಗು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಳೆದಕಲ್‌ - ಹೊರೂರು 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಳೆದಳೆಲ್‌ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 


ಮತ್ತು ಕೆದಕಲ್‌ - ಮಯುಕ್ಕಾಟಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಂಣಬ್ದ 


[N) 


CG LMRDHUSLiAM 


Re EPINT 


ಸಾವವಪತ ಭ್‌ ಜ್ಯಾಡಗೊಪ್ನ ಗ್ರಾ” 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಂಬಳೂರು ಮದ ಸುಗ್ಗಿಳೆಟ್ಟಿಯಿಂದ 


10/18-19 | 105/2018-19 " 


೬ [ಬಾಣಿಂತಮ್ಮನ' ಕೆರೆಗಾಗಿ ಊರುಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 30563.00 ಮುಗಿದಿದೆ ' A 
31.08,2018 11/09/2018 l ೩ 
ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಳೊಡುವುದು , _ ; 
(ಮುಖ್ಯ ರಸ ಯಯಿಂದ 0.20 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ) (೧.00 ಯಿಂದ P 
ಸಾನನಾಕಷಾಡ ಇಲ್ಲೂಕು .ಗರ್ನಾಲ'ಗ್ರಾಣ : y ಭ್‌ ೫ 4 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಬಾಖುರದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿಗೆ ಯೋಗುವ 102/18-19 | 103/2018-19 5992.00 > RSE 
. ರಸ್ತೆಯ ೫8. 3.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜನಸಂಚಾರ 31.08.2018 11/09/2018 l ಭಿ 
೬ _ಮಾಹನ_ ಸಂಬಾರ ರಾಟಿ ಗ್ರಾಮು, ನ್‌್‌ 
i y p ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರುದಾಲೆ ನಂದಿಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1,20 102/18-19 104/2018-19 Pe ನ 
ರಾ 4 * p WANE 
ಕ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಬಾರೀ 31.08.2018 11/09/2018 ವ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಈರ್ತು ಜಿಬಿ ಸಂಚಾರ 
675955.0 
ಹಣಾ 2 
102/1819 
ಶಾಂತಳಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ki 21.01.2019 - p 
~— JO p p » 
ml 1029/18-19 51757.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
21.01.2019 - 
102/18-19 
ಸ 1028/18-19 106573.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
21.01.2019 \ 
| 
—]C 1 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು LER 1031/18-19 107400.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತೆಗೆದು ತಂವುಗಳಿಿ ಮಾಹನ "ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 21.01.2019 | 
ಭಾ 
102/18-19 2 i 
ಮಾದಾಪುರ |ಮೆಣ್ಣಿನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಥನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 1.80 4 1033/18-19 } 107400.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮತ್ತು  ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (8.ಮೀ \ 21.01.2019 + y 
( 2 ಜಾ ; 
ಬು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ`ವಕಣೆ | 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ [ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ "8 ET 106800.00 'ಮುಗಿದಿದೆ " 
* [ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 21.01.2019 : 
ಜಿನ ಗೊಳ ಸುಬದು (ಹಮಿೀ 100 ಅಂ 


ಮೂವತ್ತೋಕ್ಗು "ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ 


ಮಾದಾಪುರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 1.20 We ) 1037/1819 70921.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮೀ 21.01.2019 ; - 

0.00 ರಂದ. 2.20ರವರೆಗೆ 

ತಂಬುಗುತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ತೆಗೆದು 'ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 


102/1819 


8 |ಡರ್ನಾಲೆ 1.20 1036/18-19 6705.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
0 ರ್‌ಲ [ನನಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮೀ 0.00 21.01.2019 5 ಸಹ 
ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ) ” ; 
ನಾಕಷಾಡ್ಗ ಸನ್ಮಾನ ಸನಾ ಸಸಹನ 
| | 
9 |5ರ್ನಾಆಲ -|ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ RE 1030/1819 ,53918.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮಶ್ತು ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮೀ 21,01.2019 


0,00_ರಿಂದ 2.50 ರವರೆ 
NM ತಲ್ತಾರೆ ಬರಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು 


10 [2090 [ನೆಗೆದು ತೆರಪುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಳ್ಳೆ ಮತ್ತು 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ. 1 ನಟಂಚಾರಳ್ಕೆ. ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (8.ಮೀ 0.0೦ 
ರಿಂದ! 2.50 ರವರೆಗೆ) ' 


102/1819 
- 21.01.2019 


1032/1819 52799.00 


ಸೋ.ಖೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚೌಡ್ಲು ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು 
ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಜನಸಂಚಾರಕೈೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು (8.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) 


102/18-19 
21.01.2019 _ 


i ಚಾಡ್ದು 1034/18-19 89158.00 


ನ ಪನ್ಯ ಹಾರೌಭೈಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ' ಕುಸಿದಿರುವ" ಮಣ್ಣನ್ನು 


ತೆಗೆದು ತೆರವುಗಳಿಸಿ ವಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಜನಸೆಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು .(8.ಮೀ 0.00 
ರಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) 


102/ 18-19 
21.03.2019 


12 |[ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಸ್‌ 


Ww ನ ರಾ ಹಾವ 
p ್ರ 


, : 391/2018-19. Oweoಕ: 21-01-2019 


ಹಾಲೇರಿ ಭ್ಯಮದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ , 
ಬಿ.ಕೆ.ಕೇಶವಮತತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಳೆ.ಶೇಖರ ರವರ ಮನೆಯ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


391/14-19 
23.01.2019 


1 (ಕದಕಲ್‌ . 9761 18-19 178876, ಮುಗಿದಿದೆ 


. 166926200 ಕ್‌ ಾನ್‌್ನ್‌ಥ್‌ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿವರ (11/07/2019) 


ಘೋಷ್ಟಾರೆ . 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | Rand 


ಸಂಖ್ಯೆ... (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| 


ಜ್ಞಷಚ್ಛ ಸ ಕಾನನ) 178.27. 
| ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಪಂ.ರಾಜ್‌.ಇಂ, ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ 


ಮಡಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಳುಲಲ ಅಂಲಬಟಲಳಗಲಲ ಆಲಯ ಟಳ್ಳತ್ಯಟವ೬ತ ಅಂರುನ್‌ಲ್ಗ ಳಳ 


MN ” ಬೆಚ KN 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಇ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 

| ಸಂಖ್ಯೆ 
| - ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 

ಳಿಬೀಡು - ರು ಯಣಪಾರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ದುರ 2 1578-9 | e2ng-19 11999400 | ಮುಗಿದಿದೆ 

ಗಾಳಿಬೀ ಕಾಲೂರು ನಾರಾ , ಅಂಗೆ? 3 ್ಸ ಸ್ಥಿ 16.09.2018 h ” 


00 
1 | ಕ. ನಿಡುಗಣೆ [ಕೊಕಲೆ ಪೈಸಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ದುರ 20 | 55 1 163n8-19 |  119990.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ್‌ ಕ ಪ ಬ 5 | 16.09.2018 } 


3 ಮಡಿಕೇರಿ " ಮಡಿಕೇರಿ ಕರ್ಣಂ೦ಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾಂಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ "2 157/18-19 
ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಸಿ. ' 16.09.2018 


00 
ಮಡಕೇರಿ ಕರ್ಣಂ೦ಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ R 157/18-19 
p ಖ್ಯ 2. 167/18-19 99889. 
*] ಮಡಿಕೇರಿ [ರಸ (ಟಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ) 00 | 609.208 |” 199889.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
5} ಮೆ ಜೆಟತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸಿ | 2.00 157/8-19 169/18-19 119827.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಿರು ಅಂಗ pi ಮೋಲ (3 16.09.2018 
6 ಮಡೆ  [ಜೇವರಕೊಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ "ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ 2.00 157/8-- | 70ng-19  119928.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
16 ದೇವರಲ್ಲಿ ಫ ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ | 16.09.2018 
as 
ಸ ವಾಡಿ ಕಟಡ : R K Wf -19 K 
| ಸಂಪಾಜೆ | ಅರೆಕಲ್ಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 16.09.2018 171/18-1 119777.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ್‌ 157/18-19 ್ಸ 
2.00 172/18-19 199882.00 : ಮುಗಿದಿದೆ ನ 
15718-19 
1 Poel 
೨ ಪೆರಾಜೆ . 1609 2018 | 119650.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
Ns | 157/8-19 
15092018 | 198692.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
I ಜಿಂಬು [ಕುದುರೆಪಾಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ' ದುರ 2.00 5718-9 | 751-19 199722.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಸ! ಲ್ಸಾ: % 16.09.2018. (a 
2 | ಗಾಳಿಬೇಡು |ಕಡಮಕಲ್ಲು ಅಂಗನವಾಡಿ' ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ | 2.00 157/8-B | 76 ng-19 119988,00 ಮುಗಿದಿದೆ 
- ಲ್ಲ ನಡಿ ಲ ಲಾ (3 - 16.09.2018 
1|133]  ಮೇಕೇರಿ ಅರಗಲುಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಫಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ . 157/18-19 179/18-19 199773.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
“ | K 16.09.2018 |. 


ಕ್ರಸಂ 


166/18-19 199937,00 ಮುಗಿದಿದೆ ' 
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ರಾರಾ ONCE CNMI IDA ASEM 2 LDL kIT 
ಮರಗೋಡು [ಕಟ್ಟಿಮಾಡು-! ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ 2.00 STE | eons-9 119669.00 ದೆ 
್ಥ ಸ ಲ್ಸ; ಸ್ಕಿ : 16.09.2018 flé- NS 
15 | ಮರಗೋಡು |ಅರೆಕಾಡು-! ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ 2.00 57/18-19 | 28-19 119454,00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪ ಇ ks 16.09.2018 | Kc 
H 157/18-19 ; 
16 | ಮರಗೋಡು [ಅರೆಕಾಡು-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ. 00 83/18- A 
|] | ಸ ಲ್ಭ ಸ 2 16092018 | 88-9 119827.00 
) ; 157/1815 |: WE 
17 | ಹಾಕತ್ತೂರು [ಹಾಕತ್ತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 16.09.2018 | 199662.00 ಮುಗಿದಿಜೆ 
ಮರಗೋಡು ಮರಗೋಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ, 200 | 78-9 119791.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಸ ಲ್ಫಾ ಸ್ಕಿ ; - 16.09.2018 A 
ಮರಗೋಡು |ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ? 200 | 58-9 119828.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬ .ಮೇಲ್ಯಾ ೪ } 16.09.2018 i 
AEE ವಣಿ ದುರ qo Pel 18977700 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 ಗ್ಲೋಡ್ಸು ಬ ಭಾ ಸಿ | 16.09.2018 ಸ 
21 ನಾಪೋಕ್ಸು ಅಜ್ಜಿಮುಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ, 


oor | SSE 9562.00 -| ಮುಗಿದಿದೆ 

16.09.2018 |. 
157/18-19 

ಕೊಳಕೇರಿ-! ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 00 16.09.2018 189/18-19 119829.00 . ಮುಗಿದಿದೆ 

ಕೊಳಕೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 2. 


ಷ್‌ 


187/8-19 


2. 
2. 18/18-19 


2 


[8 
UW 
8] 


00 GN 119779.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
16.09.2018 
ಮೇಕೇರಿ [ಮೇಕೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ "ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ 200 | SE | 918-10 | 1ns6as00 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಕೇ ರಿ ಅಂಗನವಾ ಸಿ ಲ್ಲಾ; ಸ್ಕಿ 16.09.2018 [4 | . 
ಗೆ ಮುರಿ-। ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೀಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ 2 SE So ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೊಣಂಜಗೇರಿ |ಬಲ: ರರಿ-! ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾ ಲ್ಸಾವಣಿ ದು ಸ್ಥಿ h 16.09.2018 A ಿದಿದೆ 
ಕೊಣಂಜಗೇರಿ |ಬಾವಲಿ-। ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾವಣಿ ದುರ gb TSS 
- ka ಸ 16.09,2018 
dn ಗೇರಿ |[ಬಾವಲಿ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರ i | 00 ES 
ಉಂಧ್ರಗೇಂ ಭಾವಲ್ಲಾ ವ ಲಾ ಸ್ಥಿ ಖಿ 16.09.2018 
ಕುಂಜಿಲ - } A 57/18-19 
ಮರಂದೋಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾವಣಿ ದುರಸಿ. 00 
ಕ್ಕ್ದೆ ಢಿ ಸಡಾ ವಣಿ "ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 
ಕುಂಜಿಲ - 157/1819 
ಕಿಕ್ಕರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ ಹಾಗೂ ಣಿ ಸ್ಸಿ $ 197/18-19 
ಕಕ್ಕಬ್ಬ ್ಕ ನ ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮರಸ್ಥಿ 16.09.2018 


§ 157/18-19 
ಗಾಳಿಬೀಡು' |[ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ .ಕಟ್ಟಡ ಸಾಗ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. (005 0ii 198/18-19 


tu 


Fi 


4 


192/18~19 


25 


26 193/18-19 119988.00 


2. 
2 


27 94/18-19 


11997800 J] ಮುಗಿದಿದೆ 


96/18-19 


2. 
೫ 


[2 
Ne] 


[°) 
[3 
[= 
[ey 


2.00 


2/1 


16.09.2018 


‘ ಗ Ts [> 
| 32 | ಗಾಳಿಬೀಡು | ಗಾಳಿಬೀಡು - 1 ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 16.09.2018 20/18-19 119992.00 
ಸ್ಸ ; ವೆ 20 | SHB. | 201n8-19 | 1999700 ಮುಗಿದಿದೆ 
13] ಗಾಳಿಬೀಡು : |ಬಾರಿಬೆಳ್ಳಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. | ) 16.09.2018 A8- . 
| ವಣಿ ದುರಸ್ತಿ, ' 2.00 1578-8 | 202ns-19 119990.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಿ. M ನ್‌ * [3 
34 ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಹೆರವನಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ. ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾಃ ಸ್ಥಿ 16.09.2018 
; - ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ 2.00 GE 203/18-19 199964,00 ಮುಗಿದಿದೆ 
35 | ಮಕ್ಕಂದೂರು " ಮಕ್ಕಂದೂರು-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಬಾ; ್ಸಿ yy . 16.09.2018 | . 
ಸ್ತಿ | K 2.00 pli 204/8-19 119972.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
36 |] ಕಡಗದಾಳು |ಬೋಯಿಕೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ p 18.09.2015 A8- K ಗಿದ a: 
pe) % ) ಕಿ I51/18=l 205/18-19 199949,00 ಮುಗಿದಿದೆ 
“| 37 ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ : |ಕಡಿಯತ್ತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 00 A8- ಗಿದಿ 


2.00 


3 ಗಾಳಿಬೀಡು ಮುಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. ¥ 2.00 199/18-19 119978.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
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0 | - ಸೋಮವಾರದ ಅಲಲಟಲ್ಲರಳು ೭೦೩017 ಮ ಬಲಲ ಬಳಳ ಆಳ ಅಳ್‌ 


ಮ 


ಅಂದಾಜು | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
§ & 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಅನುಮೋದನಿ | ಮಂಹನಿರಾತಿ 
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಸಂಖ್ಯೆ ಯ | ಪಸಕ್ತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮತ್ತ 


_ ರ 


| - 157/8-19 
ಭ್ಯ R 2.00 256/18-19 197943.00 _ 
WU ಕೂಡೂಮಂಗಳೂರು | ಕೂಡ್ಲೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ, | 16.09.2018 197: ಮುಗಿದಿದ. 
ಕೂಡಿ ಮದಲಾಪುರ ಂಗೆನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. " ಗ | 2.00 157/8-19 257/8-19 198761.00 ಮುಗಿದಿಬೆ. 
ೊಡಿಗ ಲಾಷುಲ ಅ ಬ ಸ್ಥಿ . - 16.09.2018 - ಬ. 


2) en | 
ಯಡವನಾಡ ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ದುರ ; 200 1578-19 258/18-19 118882.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಾಯ ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 0 oe . M4 16.09.2018 | - - 


: . 157/18-19 
K R .00 259/18-1 960il.00 ಮುಗಿದಿಟೆ.. 
ಐಗೂರು ಯಡವರ `ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ದುರಸಿ 16.09.2018 59/18-19 196011 | ಗಿದಿಬೆ, 
ಗೂರು ಕಾಜೂರು ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ದುರ. | Wy 157/8-19 260/18-19 198927 00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಐ! ನವಾಡಿಕಟ್ಟ ಸ i 16.09.2018 ° ಬ 
ಐಗೂರು - [ಐಗೂರು-! ಅಂಗನವಾದಿಕಟ್ಟಡ ದುರ) ” » I57N8-19 261/18-19 199604.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
'ವಾದಿಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಯಿ | 16.09.2018 } ಬ 
ಸೇ ಗಳಲೆ ಹಿಯಲಬೂರುಕಟೆಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ದುರ 0 - 2.00 157/8-19. 262/18-19 195575.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ೇರುಃ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯಅಬ್ದೂರುಕ್ಟಅಂಗನವಾಡಿಕ ಲ ಸ್ಥಿ " 16.09.2018 fe ' 
ನೇರುಗಳಲೆ  [ಯಲಕನೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರ - - § 2.00 A TET 197697.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನೇರು ನೂ ಥಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಿ . ” * 16.09.2018 Ha ವ ” 
9 ಹಾನಗಲ್ಲು  |ಹೊಸಬೀಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 1578-19 264/18-19 | 119260.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 
il * ಒ $ " 16.09.2018 / Ke 
I ಕೂಡಿಗೆ ಹುದುಗೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ. ದುರ. 2.00 157/8-19 2658-19 199193.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
§ ) ಕಟ್ಟಡ. ದುರಸ್ಥಿ KN : Re 16.09.2018 ' " 
ನ ಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ. ' .00 66/18-19 9360. , 
|» | ಹಾನಗಲ್ಲು ಹಾನಗಲ್ಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ, 16.09.2018 266/18-1 119360.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
12 ಚೌಡ್ಲು ', |ಚೌಡ್ಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ § 2.00 157/18-19 229/18-19 199356.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
* ಇ ERS . \ 16.09.2018 - - 
ಬಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ದುರ ' 2.00 157/819 230/18-19 11970000 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ದ ಗ್ರಾಮದ ೪6 ಕೇಂದ್ರದ ಮೋಲ್ಸಾ; ಿ " 16.09.2018 “ - 
ನರು ಸಿದಾಪುರ [ಮಾಲಂಬಿ ಆರಿಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ : 2.00 1578-9 23/18-18 199663.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನ ಸಿದ ದುರಸ್ಥಿ - 16.09.2018 ಕ ' 
- 157/8-19 
ಆಲೂರು ಸಿದಾಪುರ |ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ . 2.00 232/18-19 199667.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬ 4 ಬ ೪ - 16.09.2018 
| - 15718-19 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಂಗನ ಟಡ ದುರ, . - . 
ದ್ಲಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 233/18-19 119800.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಲ 
} N K 157/18-19 
7 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕಿಸಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 16.09.2018 : 234/18-19 9311.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


ETE 


157/18-19 KT me 

- [ಕುಡಿಗಾಣ ಅಂಗನವಾಡಿ. ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ | 16.09.20 | 2358-19 119405.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
SEES 157/18-19 

ಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ |[ಬಡುಬನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 MRS 236/18-19 119800.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


[4 


ಟಿ 
(od 
[58 
«3 


If 


fl : 157/8-19 
20 ಕಿರಗಂದೂರು |ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ SUE ET 237/18-19 116908.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
21 ಗರ್ವಾಲೆ ಗರ್ವಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 9800.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


[2 


[7 
pS 


2 


ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ -! ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಗ 239/18-19 -, 9671.00 ಮುಗಿದಿದೆ, 
k j : 157/8-19 £ i 
ಹರದೂರು ಹೊಸತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2 2.00 16.09.2018 240/18-19 198278.00. ಮುಗಿದಿದೆ, 
_ 157/8-19 A ಫಿ ಮಾ 
ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ . |ಜಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 NEE 24/18-19 H9566.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಪುರ ರು ಅಂಗ ಕಟ್ಟಡ ದುರ ] i 00 9785 242/1819 73801.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜಂಬೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬ್ಬ; ಸ್ಥಿ ; 2. 16.09.2018 8 17380 00 ಗಿದಿದೆ. 
'ಡನಕೊ ದ ಅಂಗ ಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರ 2.0 IAs " 2438-1 197882.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಂ! ಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಕಿ .00 09206 /18- 882. . 
157/18-19 R 
ಮಾದಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 Mp 2448-9 199336.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
157/18-19 
ದಾಪುರ  [ಮೂವತ್ತೊಕ್ಸು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 [A 245/18-19 119609.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
m rT. 157/18-19 ವ 
ತೊರೆನೂರು [ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 AS 246/8-19 199571,00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರೆ ಕೃಳುವಾರ ಅಂಗ; ಕಟ್ಟಡ ದುರ, iH 200 97M 247/18-19 197683.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನೂರು ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಿ - .0} 609501 8 0 
WE . 157/18-19 
ಕಿರಗಂದೂರು [ಕಿರಗಂದೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ : 2.00 16.09.2018 
157/18-19 
ಚೌಡ್ಡು ಕಬ್ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ i ks b ಸನ 
i 157/8-19 ಮುಗ 
ಲಕ್ಕೇರಿ ಪೈಸಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ R | 2.00 250/18-19 19770.00° ಮುಗಿ೧ಿ೭., 
1578-19 (e 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ [ಹರಗ' ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 Ha 251/18-19 119735.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
H ಸು } 
] i | ] 157/8-19 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ ತಲ್ಲಾರೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ ಸ 2.00 10020 252/18-19 199048.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
f 157/18-19 
್ಲ . 53/18-19 
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31 248/18-19 119701.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
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119609.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
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ಮುಗಿದಿ: 


) 


ಕುಮಾರಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ 119554.00” 


37 ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ | 2 


154/s-Y uv4sUuU ಮೂ 
Cad § 


00 ; 
16.09.2018} 
57s 
G ನಃ R 2.00 | 
ಮ |g ನ ನ ik 1809-2018 ಹಟ 
ಕೆ ರು ರೆ ಗನೆವಾಡಿ"ಕಟಡ ದುರ? | 2.00 sts 20/18-19 
39 | ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ [ತೋಳೂ ಶೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ! ಸ್ಥಿ R 100 16.09.2018 


119206.00 


119609.00 ಮುಗಿದಿದೆ: 


್ಯ - 15718-19 
ಠಿ 4 2.00 8-19 9. 
ತೋಳೂರು ಶೆಬ್ಬಳ್ಳಿ |ನಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 9609.00 
ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 ps 21218-19 199340.00 
4 ದೊಡ್ಡಮ' ಕಾಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ 3 k 16.09.2018 ' 


198755.00 . 


199201.00 


| 3 ls ಗುಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಷಟಿಡ ದುರಸ್ತಿ - 2.00 5708-1 213/18-19 
K 42 ದೊಡ್ಡಮಳ್ಲಿ ಳಗುಂದ ಅಂಗನವಾ: * ್ಸಿ A 16.09.2018 - 
! $  [ಡಂಡದುಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರ 200 lad 24n8-19 
43 ದೊಡ್ಡಮಳಿ ಸ್ಲಮಳ್ಳೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಿ " 16.09.2018 
y | ಯ 157/18-19 
l p $ .00 ಖಿ 
ಈ | ey ees ಸ ಸ ik A 
. p 157/48-19 | 
| 16.09.2018 is 
| 1571819 
| a | 16.09.2018 3118-1 
0 ಸ 28/18-19 
157/18-19 
WN 16.09.2018 Clad 
1578-19 
00 220/8- 


1578-19 
16.09.2018 


> 157/18-19 

i | | 4 ಟಿ 290 16.09.2018 225/8-19 

ಸ 2 K ನ 15718-19 - 

521}: ನಿಡ್ರ ವಡೆಯನನುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ: 224/18-19 
ಡ್ರ ಡಿ ಕಟ್ಟ 16.09.2018 
i 3 | 15718-19 

f 2.00 - 

3], ಜಸ | 2 16.09.2018 3 
ಳ H 157/18-19 

54 ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ - ಶಿವರಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 16.09.2018 2228-19 

4 & Hl 

2 H N 157/18-19 

ss ಬೆಸ್ನೂರು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ; PE 16.09.2018 22118-19 
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199323.00 


199349.00 


199348,00 


"915100 ಮುಗಿದಿದೆ. 


199100.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


pd 
[= [= 
ಕಥ 
= 
ಬದ 
se L 
ಹಳ 


119609.00 ಮುಗಿಕೆಡೆ. 


226/18-19 119542,00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


118945,00 ಮುಗಿದಿದೆ. 


117500,00 y ಮುಗಿದಿದೆ. 


117796,00 


11788100 


H19116,00 


ETS 


‘| 2271/08-20 119875.00 
228/8-21 | wens | 00 


267/18-19 , 1999.00 


5708-19 
16.09.2018 
15718-19 
16,09.2018 
157/18-19 
16.09.2018 


ನೆಲ್ಲಿಪುದಿಕೇರಿ [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಲ್ಲ ತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ 10 
UMW; ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಈರಳವಳಮುಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ" ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಕಿ IE 


ಕೆದಕಲ್‌ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಾಲು: ಮೋದೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ' ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 


ನರಾವಷಾಚೆ ಈುಲ್ಲೂತನ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ನ 


ಅಂದಾಜು 
ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ; 
I ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಹರಾ 
tl ಪಂಚಾಯಿತಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮೊತ್ತ A 


3 


ENE ವಾ ಅವಾ ಮೇಲಿ ಮಳಿ ವಜ್ಜಿ ನ್‌ ಮುಗಿದ 
fo] oo om: ಗ್ರಾಪಂ. ವಿ.ಬಾಡಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವಾಲ್ಗಳ ಅಂಗನ್ನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ee ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಪರಕಟಗೇರಿ pe ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ಡ್ಯ ್ಥ [ES ores me ಮುಗಿದಿದೆ 


: - 157/18-19 
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 20 pi 7 08 | 1] 119317.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


| f 4 157/18-19 
ಗ ಗ್ರಾಪಂ. ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ಥಳಿ 16 5 2018 273/18-19 150000.00 . ಮುಗಿದಿದೆ 

157/18~19 

ಅರುವಕ್ತೊಃಕ್ಸು |ಅರುವತ್ತೋಕ್ಸು ಗ್ರಾಪಂ, ಅರುವತ್ರೋಕ್ಸು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ಲ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ . 16.09.2018 274/18-19 ಮುಗಿದಿದೆ | '104424.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
£ 157/18- ~19 

ಕ ಅರುವತ್ತೋಳ್ಸು ಗ್ರಾಪಂ. ಅರುವಶ್ರೋಕ್ತು -1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 215Ns=1 ಮುಗಿದಿದೆ | 95001.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
157/18-19 

ಹಾಲುಗುಂದ [ಹಾಲುಗುಂದ ಗ್ರಾ೫ಂ. ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 276/18-19 | ಮುಗಿದಿದೆ 9925.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
157/18-19 

ಹಾಲುಗುಂದ ಹಾಲುಗುಂದ ಗ್ರಾಖಂ. ಹಾಲುಗುಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 277/18-19 | ಮುಗಿದ 119955.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
157/18-19 

ಹಾಲುಗುಂದ [ಹಾಲುಗುಂದ ಗ್ರಾಂ.' ಎಲಿಯಂಗಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 16.09.2018 278/18-19 | ಮುಗಿದಿ 119959.00 ಮುಗಿದಿದೆ 

ಆರ್ಜಿ 


R 157/18-1 
ಅರ್ಜಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಕಲ್ಲುಬಾಣೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಾವಣಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 3 — kk ನ 27918-19 | ಮುಗಿದಿ 119914. 00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತ್‌ಾ Ta NT LN 


ee 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿವರ (11/07/2019) 


ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ' 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಘೋಷ್ಟಾರೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ` ಅನುದಾನ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಪಂ.ರಾಜ್‌.ಇಂ, ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ 


CAE 

ಮ EEA EE ಮಂ 
ME EE 

| ಹಂಗು [ಸಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟದ ದುರಸ್ಥಿ p ಬ Em 

ಚಪ್ಪೆಂಡದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಘಮ ಶಾಲೆ ಶಿಧಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ, ದ Ki ಗ 

ವಾವ ಸರ್ನಾಂ ಹಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುಂ Mee 

RE ನೆಲಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. ' Ps ಮ 

[7 | ನಂಯಂದಡ [ರಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. pe ಭಗ 

; [#] sro re ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ .ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. Hb ಮ ಮುಗಿದಿದೆ | 

|» | ಕoಂಡs [ಸರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಓರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ Rs Ke ಮುಗಿದಿದೆ 

10 | ae on ರಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. ಮ ky ಮುಗಿದಿದೆ 

ನರಿಯಂದಡ |ಕಡಂಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ Ee is ಬ ಗ ಮುಗಿದಿದೆ 

dai ಕ್ಲೋಸ್‌ಬರ್ನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ರ Nd ಮುಗಿದಿದೆ 

| cago [oo ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ' ಶಿಧಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಮ ee 74703.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


| ET 


» 4 # ರ 


ಚೆರಿಯ ಪರಂಬು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 
4 KS 


KY 


ರಾನಾ ಬಾರಾ ತಾ ಹ ET SR IT CMOS OB YL BUS SMES, 


ಜಲ್ಲಾಧಿಣಾರಿಗಳ ಅಡೇಶ ಪ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪನ ನದಾಪ ಗಾ B ನಾಂ 


ಎಂ. ಬಾಡಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟಡ / ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ; 4618-19 7318-19 
ಡು ವ [) A $ ಮು 
,, [ಕೆ.ಪಿ ಬಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ / ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ 46/18-19 74/18-19 
A A) . 
ಅಟಟ EE 


RSNA AERTS 11.09.2019 | 59000 |” “ಮುಗಿದಿದೆ 
TE] ET SME 
ಜೆಲ್ಲಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪ್ರವಿ/46(ಶಾಕೋದು)/2018-19. ದನಾಂಕ: 09.10.2018. F 
46/18-19 WE 
09.10.2018 


» ಮ ತಾ॥ ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರ ಪಂ ವ್ಹಾಖಿಯ ಗಾಳಿಬೀಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ Hl 
ಗಾಳಿಬೀಡು . ba $೨ Ke 
ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 


ಮ ತಾ॥ ಮದೆ ಗ್ರ-ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಕುಮಾನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 46/18-19 f f 
ಹ ಎ ಸ್‌ 0. 74418- 48750 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನ se SN . 
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ee] 


ಮಾ SS MR AG N . KR 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಎಐ೦ 


ಕ್ರಸಂ. | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಜಿಲ್ಲಾಧೀಕಾಗಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಹನನ ಗಢಾಕೋದು)ಗ08-99. ದಿನಾಂಕ: 08.09.2018/ 

ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ಥಿ 

ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಿಡ ದುರಸ್ಥಿ 
Mu 


ಶನಿವಾರಸಂತೆ [ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


2 
1 
3 


ಡ್ನಮಲ್ತಿ' 


ಟ :|ಕಳಕೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನ ದುರಸ್ಥಿ 


3 
- ೫ 


ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


p § yy 
py "8 


ಗೆಜ್ಜೆಪಣಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕೂಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಬ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲಾಎಣಿ `ದುರಸ್ಥಿ 


ಬತಾಲನಗರ [ಕುಶಾಲನಗರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾ ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಕಿ 


) ಫೇ ಹೊಸಕೋಟೆ |? ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸೋಮವಾರಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಢಾಕಯ ಶೌಚಾಲಯದ 
ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಿರಗಂದೂರು [ಕಿರಗಂದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


12 ಶಿರಂಗಾಲ [ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ'ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ' | 


[=| 
4 
p 


{ 
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ಆಅಡಳಿತಾತ, [ 
8 
ಅಂಧಾಜ್ಯ ಮಶ ಅ ಆದನೆ 
(ಲಕ್ಷ ; ಸಂಖೆ 


ಚ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಲ್ಲಿನ 
3 ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ K 
$7/18-19 
626-9 | 5872500 
57/18-19 
57/18-19 
| 364A18-19 | 89963. 
089.208 | EP |: 963.00 
57/18-19 
089.2018 | 
57/18-19 - 
08.9.2018 366/18-19 149878.00 
57/18-19 
08.9.2018 367/8-19 | 88765.00 


88835.00 


150. 
1.50 


1 


50 
1.50 


|u| Md 368/1i8-19 | 89713.00 
TE 
NE 


‘1 


57/18-19 
57/18-19 
373/1819 | 86521.00 


50 
1.50 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ, 


ಮುಗಿದಿದೆ. 
' 


ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ನ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


1 ; 


y 57/85 
| To 57/18-19 | 
14 | ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ [ಮಾಲಂಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ'ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ -: 1.50 08.9.2018 375/18-19 | 88358.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
} f | 57/18-19 | We 
15 ಮಾದಾಪುರ [ಮಾದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 'ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 ) 40 376/18-19 | 89573.00 |, ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಬೆಸೂರು ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕಟಡದ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸಿ 1.50 SL 377/8-19 149135.00 | 
Fs ಥಿ ೨ pl '% 08.9.2018 GA ಮ 
- , | | 57/18-19 My 
17 | ಕಿರಗಂದೂರು [ಕಿರಗಂದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮಳೆಹಾನ ದುರಸ್ಥಿ - 1.50 12 378/18-19 | 87600.00 
ತೊರೆನೂರು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ || 379/18-19 | 000 | nos | 
| ಚಾ [ಪ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 3018-19 | 87740.00 
ib ] ದ 
20 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ , ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವುದು 0.35 089208 381/18-19 | 16465.00 | ಮುಗಿದಿದೆ. 
p 57/18-19 ] NS 
| ಸಂಟೊಪ್ರ ಗಂಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಾಲ್‌) ನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವುದು 3218-19 | 37026.00 
\ 57/18-19 R 
ನಿಡ್ಡ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 0.50 08.9.2018 384/18-19 | 28974.00 | ಮುಗಿದಿದೆ, 
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ |}. 5718-19 ki . 
ಸ ಸ್‌ - h y 8-19 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಿಗಳ ಆಡೇಶ ಪತ್ರ ಮ್‌ NE 
22.09.2018 286/18-19 | 89907.00 


22.09.2018 | 287/18-19 | g9996 
| 4 |. ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು' [ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ 22.09.2018 | 288/18-19 | g9997 
_ ಸೆಗಿಸುಗಿಷೇಗಿ  ನೇಗಿಸಾಗಿಕೊಗಿ ಸಹಾನಿ ಸಿ೧4 ಪಾ M4 ನೋಂ ಣಿ FPS 


AAAANAN RAR AR 


ರೂ ರಾವಿ ವ ಹಹ ವತ ಹತತದ (ರ NI GL ORNS AN EASING ALLAN 


21 
22 


22.09.2018 


EET 
ನನಾದ ಸಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾ 22.09.2018 280/8- -19 | 89860 | ಮುಗಿಲದ. 


A ನಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರುಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಡ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮ 
ಣಾ [ಲಾರ ತೆಟ್ಸ್‌ ಗಮದ ಸಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ಯಾ ಸ್‌ srs we ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರ —“ಔೋಮುವಾರಪೇಟೆ: ತಾ: ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಳಗುಂದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ] SES 
: ಮೇಲ್ದಾವಣಿ ಸ ಸ 3 ಯ ಎ 
ಸಾರಾ ನಾಸಾ ——— sn [SB wes | 


988548.0 


ಒಟ್ಟ SS SE REET TN 


F Page 30f3 k ' — 


# 


೫8-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ (_ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 
iS NE iL hid 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


57/18-19 , - 
— pe ಮೆ pS ಲ 
WW ಶ್ರೀಮಂಗಲ |ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಹಿ.ಪ್ರಾ. ಾಧೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ 08.09.2018 385/18 19 89900.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
2 |" ಬಿಳುಗುಂದ ೦. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿಳುಗುಂದ RR ದುರ. 1.50 57/18-19 | 3g6ng-19 | 89894.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಸ ಸ ; ಹ 08.09.2018 
3 ಹೊಸೂರು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ ' i AE 387/18-19 9864.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
oS ್ರಾ. ಇ 08.09.2018 . I é 
4 ಬಿರುನಾಣಿ ' [ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಾಡಗರಕೇರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರ: 150 578-9 | ns: 89822 
ನ CE : & ಯಿ ನ 08.09.2018 | 
5 1 ಮಾಯಾಮುಡಿ |ಮಾಯಾಮುಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸಹಿ.ಪಾ, ಶಾಲೆ ಮಾಯಾಮುಡಿ ದುರ '» 5718-9 | 5918-19 23813 
ಮ AE Si p ಸ್ಥಿ 08.09.2018 
6 ಕಾನೂರು , [ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಲ ೦ದ ದುರಸ್ಥಿ 0.80 57A8-B | 90ns-19 4773 
ನ ನು . ಸ.ಹಿ.ಪಾ್‌ K ek 
- ಸ್ರಾಪ ್ರಾ. ಫ ಕ್ಕು ಿ N 08.09.2018 
7 ಮೂರು ನೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕಾಳ: ಅಡಡ ದುರ 1.20 el "391/18 19 71830 
Ww: A ಸಿ FE 08.09.2018 
k | 57/18-19 
ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಅತ್ತೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 98.09.2018 392/18-19 10465.00 
ಹಂತೂರು ರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸಹಿ.ಪಾ ಶಾಲೆ ಹಾತೂರು ದುರ 518-9 | 9318-19 | 23839.00 ಗಿದಿದೆ 
Cos ಸಿ | 08.09.2018 < 
ಚಜೆನಯನಕೋಟಿ [ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪ ಚಿನಯನಕೋಟಿ ಸಹಿ ಆ ಕಟಿಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ 1.50 5718-9 | ogng-19 | 89890 ದಿ 
10 |ಚಿನ್ನಯ್ಕನಕೋಟಿ |ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ (ಟೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ! ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕ | 08.09.2018 8- ಗಿದಿ 
\ ಕಾಕೋಟುಪ.-೦ಬು[ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ 8 395/18-19 83933 
ಸ Ci Co ಬ ಸಿ 08.09.2018 


ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾ 


Fal 


ಗಿದಿದೆ 
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ಗಿದಿದೆ 
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$1 : ಫಸ ನ page 10f2 \ k . 4 


SI STRELA ELTASEAENSAN SLIM Stee sh. LNBs 


Ely 396/18-19 
08.09.2018 | 
8-0 19 | 107839.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
08.09.2018 ಗ y ; 


$7/18-19 . 
1.50 98/18-19 
08.09.2014 398/18-1 88970 ಮುಗಿದಿದೆ 


1.50 le 89678.00 | ದ 
* 08.09.2018 | hi £ 
la 400/18~-19 | 12000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
08.09.2018 ' ; 
. - 57/18-19 : 
ಕು ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಂಚಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 0,20 08.09.2018 ‘401/18-19 11893.00 » ಮುಗಿದಿದೆ 


7/18-19 
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 Ha ಗ 402/18-19 78285.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


57/18-19 : 2 
ತಿತಿಮತಿ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ, ಶಾಲೆ ತಿತಿಮತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 0.14 08 be 403/18-19 8257.00 * ಮುಗಿದಿದೆ 
.42 


71/18-19 1 
ದೇವರಪುರ py ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೇವಮಚ್ಚಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 0 pi Aa 404/18-19 25024.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
» R ೂ K 57/18-19 p 
ಹೊನ್ನ ಪ್ರಸಂತೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೆಸಗೂರು ಕೊಠಡಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 0.23 08.09.2018 405/18-19 13720.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


2 57/18-19 ; 
ಧ್‌ pe 
22 ಬಾಳೆಲೆ ಭಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದೇವನೂರು ದುರಸ್ಥಿ . 23842. 
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ :| 20.78 1275471.0 
ಧೀಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪ್ರವಿ/46(ಶಾಕೋದು)/2018-19. ದಿನಾಂಕ: 09.10.2018. i i 


ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು |ವಿ ತಾ ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಗ್ಯ ಪಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ' : 
ಇ ನ್‌ F ; 


ಯಾಮುಡಿ 


105000.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
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46/18-19 Res | 
-19 847.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 fs 8984709 
46/18-19 K 
9788-19 | 89946.00 
09.10.2018 ಸ 4 
46/18-19 
; 7918-19 | 8970.0 ; 
0 09.10.2018 | 00 
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ಹ SRN oy ಖಮ್ಮಂ ಎ 5ರ 

ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರ 
. 'ಘೋಷ್ಟಾರೆ 

ದುರಸ್ಥಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌/ಸ್ಥಾಬ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


} ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 7 ಅರ್ಥೀಕ ಪ್ರಗಕಿ 


ಹ : ಅಂದಾಜು | ್ರಡುಗಡೆಯಾದ | ವೆಚ್ಚ (ರೂ § 
ಮೆತ್ತ (ರಿ ಅನುದಾನ 4 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' k 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿ: 


§ ಮೋರಿ 


92.71 


493.50 0 376.45 


px 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌) ಯೋಜನೆ” ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಗತಿ ವರದಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


f ಬ P ರಾ 
ಧದಮರಪಾಂಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ. ೩.30 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 «, 
|20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


§ ~್‌ಗದಾರಪಾಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆ`$-ಮೀ. 5.40 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 
120 ಮೀ ಬಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) £30 


ಸಾಮಾನು ಕಸ್ತಡಾಕ್ಸ ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 
3 ಚೆಂಬು 11.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಸೊ 


170/ 18-19 
09.10.2018 


4i1/18~19 


413/18-19 4984500 
414/ 18-19 | 49301,00 


89062.00 


ye 


70/18-19 89976.00 
09.10.2018 $4 


. 170/18-19 
* 09.10.2018 


F ಕಾದುರೆಪಾಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾ ನನ್ನ ಜಾನ್ಸ್‌ ತ್‌ 120% 
. ಚೆಂಬು [೬20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಟ್ಸ್‌) 


(70/18-19 
09.10.2018 


ಕಾಂಬಳಚೇರಿ - ನಿಡ್ಕಮಲೆ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. TF 73 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
pe ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 11.20 ಮೀ 


(70/18-19 


5 ರಾಜೆ A - 415718-19 6R285.00 
$ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
೯ ರ 7 ನಡವ ಕನಯಕ್ಸ್‌ ಪಾ ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
6 ಪರಾಜಿ [ಕೇನ್‌ 120» 120:ನೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 Fl 416/18-19 9000.00 
ಪೆಂಟ್‌) : 09.10.2018 


ನಿ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 
ಪೆಂಟ್‌)... 


ಧನಾ 7 ವಾರ ಸ್ಪವಾತ್ಸ್‌ ಮುಗ ಪಾಕ್‌ 


170/18-19 
09.10.2018 


447/1819 0.00 


; ಕಾಂಬಳಚೇರ - ನಿಡ್ಯಮಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.650 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
pS ಪೆರಾಜೆ [ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ 1.50 170/8513 48/18- 19 - 0.00 
09.10.2018 
L ವೆಂಟ್‌) 
ES NS SC EE ಯಿ 
K ಕುಂಬಳಚೇರಿ - 'ನಿಡ್ಯಮಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 4.30 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ N 
p ರಟ ಡೈನ್‌ 120 * 120 ನೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಸ್ಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *:120 ಮೀ Hai WSS 410/18-19 6038.00 
1 ಬಂಟ್‌) 09.10.2018 
——ವ ಾನನೈಮ ಸಾರಾ ಕಸಾಶಕ್ನ ಕನಾ 07ರ ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ 2 
{0 ಜೊ ಟ್ರೈನ್‌ 120 01 20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ £50 ' TONED 420/1819 £9757,00 
* ಖಂಟ - ್ಸ 09.10.2018 
ಪೆಂಟ್‌) 
ES ಜು RE 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಯುಗಿದಿಬೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


43 


ರ"ಮಾದಾಂವನ್ಸ್‌ಮಕ್ನ್‌ ಇಮಾ 


1.550 ರಲ್ಲಿ 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ' 


ಗಾಳಿಬೀಡು |ತ್ರೈನ್‌ 1-20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 1.20» 120 ಮೀ. 
'ದೇವಸ್ಕೂರು ಈ ಮಾಂದಲಘಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.30 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಗಾಳಿಬೀಚು [ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * [20 ಮೀ 
ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಢು * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 
ದೇವಸ್ಕೂರು ಚಾಮೇರ ಮತ್ತು ಕುಂಬುಕಾಡು ರಸ್‌ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 
ಗಾಳಿಬೀಡು ರಲ್ಲಿ (ಟಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
yi 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 
ಪಷಸ್ಥಾಸು ಚಾಮೇರ ಮತ್ತು ನರ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ, 2.70 
ಗಾಳಿಬೀಡು [ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
120 * 1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 
ದೇವಸ್ಥೂರು ಕುದುರೆಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ಟೆ ಗ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 7 ರಲ್ಲಿ 
ಗಾಳಿಬೀಡು [(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1,20 * 
1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 
ದೇವಸ್ಕೂರು ಕುದುರೆಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 2950 ರಲ್ಲಿ 
ಗಾಳಿಬೀಡು [(ಬಾಕ್ಸ್‌ 'ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.50 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 
ಕಾಟಿಕೇರಿ ಅಪ್ಪೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. 0.730 ರಲ್ಲಿ 
ಮದೆ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.50 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) K 
ಕಾಟಕೇರಿ ಅಪ್ಲೆ ಶ್ಟ್ರೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 2.0 ರಲ್ಲಿ 
ಮದಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 + 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *» 
1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 
ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಮಾಂದೆಲಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಪ ರ್ಕ ರಸ್ಟೆ ಕ್ರೌಯಕ್ಲಿ ೬.ಮೀ. 0.000 ರಲ್ಲಿ 
ಗಾಳಿಬೀಡು (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120: ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈಸ್‌ 1.20 * 1.50 
1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 
ಶಿವನಕಟ್ಟೈ ಮಾಂದಲಪಃ ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ೬ನ 3.20 ರಲ್ಲಿ 
ಗಾಳಿಬೀಡು (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 1:20 ನೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 150 


1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


170/18-19 


170/18-19 
09.10.2018 


170/ 8-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/1819 
09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/1819 
09.16.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/18~19 
09.10.2018 


09.10.2018," 


443/1819 
444/1819 149997.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
445/18 tY KN P i 
EES CEES 
446) 18-19 140094,00) ಮುಗಿದಿದೆ 
447/1819 (al WB 

4] 

448/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದ 

ಸಾ 

449/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
450/ 18-19 KIT719,00. ಖುಗಿಡಿದೆ 

———— 

45/18-19 89759.00 ' ಮುಗಿದಿದೆ 

452/18-19 KOOSH.00 ಸ 

453/18-19 139997.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


[ 


St SESSA 


44 | ಮಕ್ಕಂದೂರು 


45 | 'ಮಕ್ಕಂಬೂರು 


47 ಮಬೆ 
SET SS 
4% ಮದಬೆ 


46 | ಮುಳ್ಳಂದೂರು 


ಮಕ್ಕಂದೂರು (ಬಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * $20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 150 


ಮಾಡಾ ನವೇ ಧರ್ಮರಾಯ ಮನೆಗಾಗಿ) ತಂಬುಕುತ್ತೀರ, 
ಕಾಳಚಂಡೆ ಲೆಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ ನ್‌ 1.20 * 150 
120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120 ವ ವೆಂಬ್‌) 


70/18-19 
09.10.2018 


ಸುಕ್ಕೋಡ್ಸಾ ಸಂದೀರ ₹ಥರ್ಮರಾಯ ಮನೆಗಾಗಿ) ತಂಬುಕುಶ್ತೀರ, FN 
ಕಾಳಚಂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 150. 
120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ನ ಪೆಂಟ್‌) 


170/ 18-19 


ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು 'ಅಂಗನವಾಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 050 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ 1.50 | 170/ 18-19 
ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಧನವ ದಾವಸ್ಥಾನ ಸಂಪ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 

ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ತ 170/1819 


1.20 * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 02 


ಕಾಪಕಾರ ನ ಭಗವತ 'ದೌವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 : 
ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.50 70/18-19 
120 » 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) - ಮ 09.10.2018 


ಜನ್ಯಾ ಪಮ್ಮನಿಷಂಡ ಸೌತುಷೆ"ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 0450 ರಲ್ಲಿ 


49 | ಮಕ್ಕ 'ಜೂರು (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 » 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.50 170/1819 
120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 


ಪಾಷ ಫನ್ನನಷಾತ ಸೇತುವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. 0.750 ರಲ್ಲಿ 


ಡು (ಲಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * ys 70/18-19 


09.10.2018 


1.20 ಮೀ ಪೇಂಟ್‌) 


ಹಮುಳ್ಯೋಡ್ಸು ಪಷ್‌ವಾಣ ಸೇವೆ `ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 1.80 ರಲ್ಲಿ 


೬20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 


ಭಕರ 'ಅವಂದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 0.200 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * {50 
120 ಮೀ ಹೆಂಟ್‌) ' 


ಇನ್‌ ನಾಮಾಡ್‌ ನಾ ಕಾಸ್‌ ಮಾರು ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


1701 1R-19 
09.10.2018 


09.10.2018 


ee - ಅವಂದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Pr 1,450 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ಸಳ "1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ £20 « 
120 ಮೀ ಬಂಟ್‌) 


170/ 18-19 
09.10.2018 


- 09.10.2018 


170/ 18-19 


0/19 


4541 18-19 0000.0 


455/18-19 - 90000.00 


456/18-19 


ಖುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


457/ 18-19 89894,00 


458/110 ” 9924.00 


450/18-19 H9980.00 


460/1819. 9998.00 


46/18-19 p 0000.00 


462/ 18-19 90000, 


4018-19 0000.00 


464/1 8-19 


90000,00) 


ಮುಗಿಡಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿಧಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಫಿ ರಾ EDL Cane) a 


ಕಾಟಿಕೇರಿ - ಅವಂದೂರು`ಸಾಷ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ53ರ ರಲ್ಲಿ ರಾಮ i 
K 170/18-19 | 
೨5 ಮಡಿ |(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * £ 65/18-19 9000.00 ಮುಗಿದಿದೆ k 
1.20° ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ಅಯ್ಯ ಸಪರ ಸಾರಾ ಕಕನ ಜಾ dl 
50 | ಮಕ್ಕಂದೂರು |(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 » 1.50 Fie 66/18-19 0000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 


ಮಕ್ಕಂದೂರು ಅಯ್ಯಕಪ್ಬೀಕ ಸಾರ್ಪಾ ರಸ್ತ ನಾಗ್ಯಾ 
5) | ಮಕ್ಕಂದೂರು (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಜ್ರೈನ್‌ 120 « 1.20 ಮೀ ವಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ “ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.50 dd 467118-19 90000.00 ” ಮುಗಿದಿದೆ 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಕೂಯನಾಡು. - ಕಲ್ಲಾಳ"ರಸ್ತೌಹಕ್ಸ್‌ ಮಾನ್ಸಾ ನ್‌್‌ ಜಾ 
58 | ಸಂಖಾಜಿ [ಕ್ರೈಸ್‌ 120 * 12೪ ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ .170/18-19 i TaN ಕಟ 
l 09.10.2018 k 
ವೆಂಟ್‌) ; 
ಕಾಸಾ ನಾ ಕ್ಸ — | 
5% | ಸಂಪಾಜೆ (ಡ್ರೈನ್‌ 12% * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20» 120 ಮೀ BAS 469/18-19 $9783.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
. [ಪಂಟ್‌) ; 09.10.2018 
ಕೊಯನಾಡು - ಕಲ್ಲಾಳ ಕಸ್ಲೆಯತ ಮಾ ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಧಾ 
೧ | ಸಂಪಾಜಿ |ತ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ A 40/18-19 9000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
. 09,10.2018 
ಪೆಂಟ್‌) 4 
ಮೂರ್ನಾಡು"ಗ್ರಾ.ಚಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ನಾಪ್‌ ನನವ ಇವವ ನಾತ್‌ ದಾರಾ ನಾನಾನಾ 
64 ] ಮೂರ್ನಾಡು [ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120:ಮೀ ಮ 471/18-19 89092.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120. ಮೀ ವೆಟಿ) (R 09.10.2018 
 ತೋಟೇರ ಮನೆ ರಸ್ತೌಹನ್ಸಿ ಮಾ ನ್‌್‌ ನಾ 
62 | ಮಳ್ಳಂದೂರು |". 20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) id 472/18-19 149998.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
: 09.10.2018 


ಸಬ್ಬಂಡ್ರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 130 
* 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


SSS 473/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕು .. ಥಿ ಮುಗಿ 

09.10.2018 ಹಾಗಧಿ 

474/18-19 14993000, ಮುಗಿದಿದೆ 
p [50 10/819 475/18-19 8905.00) ಮುಗಿದಿದೆ 

p4 09.10.2018 k ಫಿ 
“| pops-t , | | 
[.50 76/18-19 9000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10;2018 


63 | ಮಕ್ಕಂದೂರು 


64 | ಮಕ್ಕಂದೂರು 


ಉಕ್ಕೇರಿಯಂಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಜಾನ್ಸ್‌ ತಾ ಇ 


120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


170/18~-i9 
09.10.2018 


ಕಾಪಿಕಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್‌ ನನ್ನ್‌ ಜಾಷ್ಸ್‌ ತಾ 


ಮೀ ಪೆಂಟ್‌)" (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20'* 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


ಕಾಲೂರು ಪಾಟಿ ಮಾಸ್ತೋಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.900 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20. * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ 


ಪೆಂಟ್‌) 


ಕಾಖೂರು ಪಾಟಿ ಮಿಲಿಕುಳ 'ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಬಿ 
¥ 170/18-19 
ಗಾಳಿಬೀಡು (ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 y 477/18-19 9000000 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
§ K ಪೌವಸ್ಮೂರು ಳ್ಳೀರ ರಸ್ತ್‌ಯನ್ಲಿ ಮೀ 00 ರಲ್ಲಿ” (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ENS 
68 | eೀಯ | * 120 ನೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 120 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 1.56 ba 478118-19 89983.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
EE ದೌವಸ್ಥೊರು `ಹಾಳ್ಳೇರ "ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ `ಕ.ಮೀ."0.70 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ y Ss 
? 170/18-19 
69 | ಗಾಳಿಬೀಡು (120 * ಓ20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚ್ರೈನ್‌ 1.2 * 1:20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 1.50 Hse 41918-19 RII6.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
Ai ಫರ್ಷಂಗಾಕ ಸಕಾ ಕಸ್ತೌಜಾಕ್ಸ ಕಮಾರ ರಲ್ಲಿ "ಜಾಜ್ಸ' ಡ್ರೈನ್‌ 
170/18-19 R | 
|. ನಿಯುಣಣ | * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೪ 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 1.50 ls Sl 480) 18-19 " 9000.00 ಮುಗಿದಿದೆ, 
| ಹೆಬ್ಬಿನ್ಸಸೇರ ಷಣ್ಮುಗ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 0550 ರಲ್ಲಿ. ಸ NR 
31 | ಈ. ನಿಡುಗಣ (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌'1.20 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.50 ; 41/18-19 149997.00 ಮುಗಿಿದೆ 
120 ಮೀ ಹಂಟ್‌) 09.10.2018 
AE EE ಫ'ಬಾಡಗ ಸದ್ದುಕಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ "ಕರೋ 020 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಫ 
್ತ h 170/1819 
72: ಕ. ನಿಡುಗಣ [ಡ್ರೈನ್‌ 12 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * ೬20 ಮೀ 1.50 / 482/18-19 RODRK.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪೆಂಟ್‌) . 09.10.2018, 


CE ಕೆ"ಬಾಡಗ ಸಿದ್ಗುಕಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
|e ಡು 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) i pin 


48/18-19 8992.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
EE ಡಗಣೆ ಟೊಳ್ಳರ ರೇರ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವೆ"ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 
p 170/181 
14 | ಈ, ನಿಡುಗಣಿ [05 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 150 83 44/18-19 9089.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
1 SO ಫಾಫತಾಳು - ಅಂತಿವಾಲ ರಸ್ತೆಯಲಿ ನನೀರ ರತ್ನ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
« 70/18-19. 
15 | ಮಕ್ಕಂದೂರು [ಥೈನ್‌ 1-20 « 120 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 4 485/1819 §9987.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 
ನೆಂಟ್‌) ಕ 09.10.2018 | 
ಮಾನಾ ೧ವಾಸಯಲ್ಲ ನಾ ಕತ ಜಾಷ್ಠ - 
ಘಾ ಪೆಂಟ್‌ > 170/18-19 
16 | ನುಕ್ಕಂದೂರು [ಥೇನ್‌ 120 * 120 ಮಿ ಹೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 1.50 4 480/18-19 14997800 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವೆಟ್‌) 09.10.2018 h 
ಮೇಘತ್ತಾಳು - ತಂತಿಪಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ R 
RAE le 70/18-19 
77 ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮಿ" ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 k 487/1819 149997.00 ಮುಗಿದಿದ 
ವೆಂಟ್‌) i ; 09.10.2018 f 


K3 


Kl 


AS 


KK 


ಮಕ್ಕಂದೂರು 


೫0 | ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


- ಗೌಳಿಬೀಡು 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಗಾಳೆಬೀಡು 


ಗಾಳಿಬೀಡು . 


ಪೌಘಷು; KN ವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ THN ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ y 

ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 » 120 ಮೀ 1.50 (70/18-19 488/1819 
ಬೆಂಟ್‌) 09.10.2018 - 
ಕಾಲೂರು - ಹಷ್ಸನಾಪ್‌- ಮುಟ್ಟು - ಜನ್ಮುಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ; 

21.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌. 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 150 LS 489/18-15 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * ೬20 ಮೀ ವೆಟ್‌) 09.10.2018 
ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಘನ್ಠಾ- ಹನ್ಮುಖಾರ ಕಹಾ 

1೫60 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 1.50 [70/18-19 40/18-19 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ, ಪೆಂಟ್‌) k - 09.10.2018 


ಕಾಮೂರು -'ಹಚ್ಮನಾಹ- ಮಾನ್ಸ್‌ ನಸ 


"70/18-19 


NT MEMES 


8905.00 


HONON.00 


1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


09.10.2018 


14.80 ರಲ್ಲಿ. (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 491/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 

ಕಾಲೂರು -"ಹಚ್ಲಿನಾಡು ಮಾುಟ್ಞಾ-'ನನ್ಮುವಾನ ಕ್‌ ಬರಾಕ್‌ ರ್‌ 
12.60 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌.1.20 * 120 ಮೀ ನಂಟ (ಬಾಕ್ಸ್‌. | 870/18=19 ik Wiki RE 
ಡ್ರೈನ್‌ "120 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) ಫೇ 09.10.2018 ” < 

ನಾಮಾಹ್‌ ಹಾಡ್‌ ಮನ್ಸು ನ್ನು His ರಾ ಹ 
೫20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ et 08 493/1819 9000.00 ಮುಗಿದಿಚೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 

ಕಾಲೂರು - ಹಚ್ಚಿನಾಡು - ಮುಟ್ಗು`” ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. » “Fr | 

; 170/1819 

5.80 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಟಾಕ್ಸ್‌ 1.50 494/18-19 90000.00 'ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌)- - 09.10.2018 

ಕಾಲೂರು - ಹನ್ಸ್‌ ಮುಟ್ಟು - ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. y' DEEN 

170/18-19 ] 

2.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *:1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ / | 495/1819 9000000 RR 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20: * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್ಸ್‌) 09.10.2018 

ಈಾಳತ್‌ಮನೆ - ಅರ್ಯತ್ಲೋಕ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ `$.ಮೀ. 7 ರಲ್ಲಿ k 

(ಬಾಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.2 ಮೀ ದಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 1.50 Nd 496/18-19 149966,00 ಮುಗಿದಿದ 
೬20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
1 | 

ತಾಳತ್‌ಮನೆ ಅರ್ವತ್ರೋಕ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ಬ ರಸ್ತ ಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 1.45 ಠ್‌ y ¥ p 

(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ೪20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 1.20 « 1.50 pd 497/18-19 149978.00 ಮುಗಿಡಿದೆ 
1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) - 09.10.2018 | 
ತಾಳತ್‌ಮವನ ಆಕತ್ಟಾಣ್ಸಾ ಸಾಪ ಸಕ್ಸ್‌ ರಲ್ಲಿ : | * 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 120 ಮ ಪಲ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * Ks 498) 18-19 149978.00 ಮುಗಿದಿದೆ " 


ಧಾವನ - ಅರ್ವತ್ಪೋಳ್ಸು `ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ (20 * 
1:20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) H 


ಧಾಡ್‌ ಸರಾ ಸಾನಾತ್ಸ ಪಾಳ ಕನ್ನ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 
120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) | 


ಧಾಢವಾನ ಅಕ್ಕತ್ಲಾನ್ನಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 7,20 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಹೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) : 


- ಪೆಂಟ್‌) : 
ಇಳ ಾಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ '3.ಮೀ. 2.30 ರಲ್ಲಿ 


SS 


ವ್‌ ಧಾರಾಕಾರ ಕಸಾ ಇನಾಸ ಕತ ದಾಕ್ಸ್‌ 
ಬೆಟಿಗೇಂ (ಶೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 


ಹಂಟ್‌) , 
ಬಿಕ್ಕ -`"ಪಾಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.40 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
9 | ಚಟ್ಟಗೀಂ [ಡೊನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 


| ಮಾಕ್ಸ್‌ 
ಚೆಟ್ಟೆಗೇರಿ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 
ಮೆಂಟ್‌) 


ಬಕ್ಕ - ಪಾಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ" ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ೬.ಮೀ. 3.70 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಟಿಟ್ಟಗೇಂ |ಥೊನ್‌ 120 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 
[ನ 
WN [ನಾರಾ ಬಾಡಗ ನ ಸಂಗತ್ತೂರು -ಚೇರಂಡೇಟಿ' ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
'ಬೇಂದೂರು (ಕಮೀ. 1.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 'ಬೆಂಟ್‌) 
ON ಬಾಗೂರು ಬಾಡಗ - ಸಿಂಗತ್ತೂರು - ಚೇರಂಡೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಟೇ. ರೂರು |8ಮೀ. 280 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 120 » ೬20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


೪.ನೀ. 4.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


ಬೇಂಗೂರು 


- ೌಂಗೂಡು ಬಾಡಗ - ಸಿಂಗತ್ತೂರು -- ಚೇರಂಡೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಭೇಂಗೂರು |ಕನರೇ. 66 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


1,50 
J 
ನು 


1.50 


1.50 


1,50 


09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


“ 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/1819 
09.10.2018 


170/1819 


170/1819 
09.10.2018 


170/18-19 

09.10.2018 

{70/18-19 506/ 18-19 

09.10.2018 k 

My 507/ 18-19 

09.10.2018 1 

170/18-19 | 
! 508/ 18-19 


09.10.2018 


170/1819 
09.10.2018 


500/18-19 


149966,00 


149966.00 


09.00 


9972.00 
89995,00} 
89948,00 


89070.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ ' 


ಮುಗಿದಿದೆ 


£49978,00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
, ಮುಗಿದಿದೆ 


503/18-19 "9981.00 


504/18-19 I 


102 
» 


10} 


[GN 


105 


106 


ಬಲ್ಲಮಾಖಟ್ಟಿ 
ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ 


ಹಾಿಕತ್ತೂರು 


ಹಾಕಳತ್ತೂರು 


ಬಲ್ಲಮಾವನ್ನಿ — ಪಕೂಹ ~— ಇವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 


0.80 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1,20 * 1,2) ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) (ಬಾಜ್‌ \ 150. 170/18-19 s10/18-19 OBL 
ಡ್ರೈನ್‌ 12 * (20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 } 


ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟ -"ಪೌರೊರ ದಾರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರ 
1.82 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 + 12೫ ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 1.50 
ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ko 


70/18-19 
09.10.2018 


511/18-19 


ಬಲ್ಸಮಾವಟ್ಟ - ಪೆರೂರು - ತೇಯೆಲ್‌ಳ್‌ರ ಸಂಪ್‌ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 
2.90 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1,20 ».1,20 ಖೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


170/1819 
09.10.2018 


512/18-19 


— ಇಹ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 


70/18-19 


89915.00 


89288.00 


| 


1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 


ಮೇಕೇರಿ ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ಇಲ 37 ಶಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 73 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


70/18-19 


520/ 18-19 9726.00 
09.10.2018 / 9726 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ » 513/18-19 90000,00 ಮುಗಿದಿದ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
- ಹೆರೂರ ಮೌ ನಾರ್ಣಾ ರಸೆಯಕ್ಸ ಮ - | 
170/18-19 
[5:25 ರಲ್ಲಿ "(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ "20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 0/ 51/18-19 00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಕಿಟ್‌) 09.10.2018 
ತೋರಮಣ ಸಾರಾ ರಸಜ ನಾ ಇಷ್ಯ ——— 
70/18-19 : : - 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * / 515/18-19 $9750.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
120 ಮೀ ಂಟ್‌) 09.10.2018 
್ಲ 15ರ ಕಕ — ——— 
170/18-i9 ' 
"(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 + 120 ಮೀ ವೆಂಟ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * / 516/1819 49445.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 | 
ಹಾಕತ್ತೂರು - ತೋರಮಣ ಸಂಪರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ. 235 ರಲ್ಲಿ ee ee 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 $ 1.20 ಮೀ ವೆಂಟಿ) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * .170/18-19 517/1819 R9B6H.00 *ಮುಗಿದಿದೆ 
120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) K 09. 10.2018 , 
ಹಾಕತ್ತೂರು - - ಹೋರಮಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ ಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ, 3.30 ರಲ್ಲಿ a —. | 
170/18-19 . 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20, ೬ 1.20) ಮೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 170 SI8/s-19 1909500 ಮಗದ 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಹಾಕತ್ತೂರು -`'ಫೋರಮಣ ಸಂಪರ್ಕ್‌ ಕಸ ಥಯಲ್ಲೆ ಇವಾ 0 ರಾ —— ಸಾ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೪ 1.20'ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೬. 70/18-19 510/1819 9509.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


i ಸಾರ ನವಾನನನನ ಪೂನ 'ರನ್ತಡಕ್ನ ಇವ [KENT 
(ಚಂಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 12) ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 50, iA 50/i8-19 | 99000 i 
420 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 ' 
ಮುಳ್ಕೋಡ್ಗು - ಸಾಗೆಬಾಣಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 0.650 ರಲ್ಲಿ ಹ 
p | 170/1819 
(12 | ಮುಕುಂದೂರು (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ (20 * 12) ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 + 1 150 U 522/18-19 9980.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
" |120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) - 09.10.2018 
— ಘನ್ಯಹ್ನ- ನಾನವಾನ್‌ ವರಾನ ಯತ್ನ ಇವಾ ರಲ್ಲಿ ಸ್ನ 
170/18-19 K 
೬13 | ಪುಕಂದೂರು [ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1-20 * ‘1.50 (& 523/18-19 0820.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.20 ಮೀ ಔಟ್‌) 09.10.2018 
FEB ಸ್ಸ್‌ ನಾನವನ ಇವಾನ್‌ ಕಸ್‌ಪಕ್ನ ಇಮಾ ಕತ 
; . fl ಎ ಸ್ರೀ 
114 | ಮುಕ್‌ಂದೂರು [(ಲಾಳ್ಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ೬20 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 1.50 Ks 524/18-19 RORIO.D ಮುಗಿದಿದೆ 
1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) % e: 09.10.2018 A 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ಚಿಯಂಡಿ ಪಪ ಉದಯಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ £ j 
115 $.ಮೀ. ೦45೧ "ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ನೆಂಟ) (50 OE | pss 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 ೪೬.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 ಫಂ 
ಮಸ್ಯಾಡಾಡ ಸಾಕ ಪತ್ತಾ ಇದಾರ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
py ¥ ಸ್‌ 
116 | ಹುಕಂದೂರು (ಕ-ಮೀ- 240 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 1.50 le 526/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಸ್ಯಾಡ್ಸ ಇನ್ನುಕೊನ್ಳು ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, F 
170/18-19 
is aos O40: Ane ಕ್‌ 1208120 ವನ್‌ ರಾ 1.50 - 5271/18-19 9978.00, ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ಮುಳ್ಕೋಡ್ಗು - ಕಲ್ಲುಕೊಟ್ಟು - ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.90 | 
118 | ಮುಕುಂದೂರು | ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಳ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ “1.50 WME 528/18-19 149088.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
- 120 « 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) : 00.10.2018 . 
IN ” ನಡಾ ಇಪೊದ್ಳು ವ ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $ KIN X : 
— 19 p » 
119 | ಪುಕ್‌ಂದೂರು py (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.50 dbs 529/18-19 W960 © | ಮುಗಿದಿದೆ 
120 * 120 ಮಿೀ ಪೆಂಟ್‌) : 09.10.2018 
x A ಹಸ್ಯಾಡ್ಸಾ ಇಮ್ಗಾಕೊಟ್ಟು- ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನಾ ರ 
120 | ಪುಳಿಂಮೂರು [4750 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 130 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ '! 130 | “OS 530/1819 © RIURT.OD ಮುಗಿದಿದೆ 
I ಡ್ರೈನ್‌ 1. 30 « 120 ಮೀ “ಂಟ್‌) '. 010.2018 - " 
[= ನಮೊರು ಕುಳುವೊಡೌಡ' ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಕ್ತಾ 
ಕೊಳುಮಾಡಂಡ ಕುಳ್ಳೇರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ $.ಮೀ. 0.700 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ (70/18-19 4 
121 | ಗಾಳೆಬೀಡು ಡ್ರೈನ್‌ 120 « ೬20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *120ಮೀ | 1.50 09.10.2018 S118} 0000.00) NE ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮೆಂಟ್‌) 
fil 


22 


124 


126 


(27 


128 


129 


140 


131 


ಮೂರು ಸಧಾಪೊಡಾಡ ಮೆಕ್ರ್‌ಸಷಾಡ ಸರಾ 
ಕೊಳುಮಾಚಂಡ ಕುಕ್ಳೇರ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌). (ಬಕಳ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120 ಮೀ 
ವೆಂಟ್‌) 


ಕಾಲೂರು ಕುಳುವೊಡಂಡ್‌`ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮತ್ತು 
ಕೊಳುಮಾಡಂಡ ಕುಕ್ಫೇರ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 2.350 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಗೌಳಿಬೀಡು [ಡ್ರ್ಯನೌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 + 1,20 ಮೀ 
ವೆಂಟಿ) 
ಕಾಲೂರು ಕುಳುವೊಡಂಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಮರೆ Ey 
ಕೊಳುಮಾಡಂಡ- ಕುಕ್ಕೇರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 3.250 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
: ಗೌಳಿಬೀಡು [ಡ್ರ ನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ನೆಂಟ್‌)" (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ 
ವ ; 
ಮೊನ್ನ್ಮೋಕಿಯಂಡರಸ್ತೌಸಕ್ಲಿ ಇವಾನ್‌ 
ಕುಂದಚೇರಿ |* 1:20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌, ತ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) . 
ಸೀಂಗ್ಲಪೊರು- ಪದ್‌ ನಾಸ್‌ 3 ರಲ್ಲಿ ಬಾಣ್ಟ್‌” 
ಕುಂದಚೇರಿ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ತ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 
ವೆಂಟ್‌) p 


ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಬಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 
ವೆಂಟ್‌) \ 


ಕುಂದಚೇರಿ 


14ರ ರತ್ನ ವಾಷ್‌ 
ತನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೪ 1೫ ಖೀ 
ಸ ಬೆಂಟ್‌) 


ಹಳೆತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ: 0.800 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1.20 * 1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ A 


ಕೊಳಕೇರಿ -`'ಕೊಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. "0.800 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 


1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ ನ್‌ 120 +೬ 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಹಳೆಶಾಲ್ಲೂಕು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. 0.750 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಭೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
120 ಮೀ ನಂಟು » 


’1.50 


1,50 


UMTS CALLSIGN LSA SRS 


170/18-19 


. 09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18-i9 
09.10-2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 


09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/ 18-19 
09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


170/18- 19 
09.10.2018 


. 532/1819 


533/18-19 


534/1819 


536/18-19 
537/18-1 i9 
538/18~19 


539/18-19 


HEI IN 
| 


0000.00 


00.00 


90000,00 


89440,00 


88667,00 


9089.00 


B9878,00. 


9455.00 


89646.00 


$9646.00 


, ಮುಗಿಡಿಬೆ 


ಯುಗಿಡಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಯುಗಿದಿಬೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ವನಿ 


SO 
; ತಟ ಚೇಲಾವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ:ಮೀ. 0.550 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
13) | ಸರಿಯಂದಡ (20 1 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ (20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


170/1819 


542/1819 


1.50 0,00 ಘುಗಿದಿದೆ 
09,140.2018 ಸ 
ನ ಚೇಲಾವರ ರಸ್ತಯಲ್ಲೆ ಕಮೀ. 2.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ RE jk 
3 | ನಂಯಂದಡ 1120 * 1.20 ನೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌), " Ket 5431 18-19 000 ಹಿ 
ಬ ಸತ್‌ ಚಾಪರ್‌ ರಸ್ತೌಯಲ್ಲೆ ಕಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
14 | ನಂಯಂದಡ |! * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) pea 544/ 18-19 0.00 ' ಮುಗಿದಿದೆ 
RRS EEE 
ಶೋಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.700 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈ್‌ Ene 
135 | ನರಿಯಂಬಡ 1120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 00.10.2018 545/ 8-19 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ ಮುನ್ಯ ರನ್ತಯನ್ನ ಇಮಾಂ ರಲ್ಲ ಪ್‌ ತ್ರೈ Pa 
136 | ಸರಿಯಂದಡ 11.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) ಮ 546/ 18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದ 
2: ನ್‌ ಶೋಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.450 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 10/18-19 ] 
(37 | ಸರಿಯಂದದ 1120 * 120 ಮಿ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 547) B-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
CS ಮ ಹಿ nd] 
7 ಬಾನ ದನನ ಮಾನ್ಸ್‌ ಸ್‌ಯತ್ಸ ಮೇ 73ರ ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ PE 
ia [(ಕೊಂಂಜಗೇರಿ [ಪ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ. ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ 0S STE 548/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
[SS ಪಾರಣೆ ರ್‌ಎತ್ಲಕಡವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ '$.ಮೀ. 0.450 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ [20 Rs f 
139 |(ಊೂಂಂಜಗೇರಿ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೬ 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 » 120 ಮೀ 1.50 ಹ 549/ 18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
I 3 ಮೆಂಟ್‌) 
ENG '|ಕ್ರಕಾಡು ಧಗ ಪಾವ್ಮಾನ ಕಸ್ತಹಲ್ಲಿ 3.ಮೀ30 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
k 70/18-19 
140 | (nonree [ಡೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 Wik 550/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
) ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 N 
ಮಾ ತರನಾಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ತ.ಮೀ.'1.35 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
| 1 4-19 F 
11 |(#ocounೇ|!-20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಥ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ದೆಂಟ್‌ | [50 Md S51718-19 0.00. ಮುಗಿದಿದೆ |" 
- ) , ಕ 
ಮಮಾ ಾನನವಾನ ಪೈಸಾ ನನಾಸಕ್ಸ ಮಾರ ರತ್ನ ಚಾನ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
ಸ್ನ ಸ : 170/ 18-19 
112 | (#aceonrdee (120 “120 ಮೀ ನೆಂಟ) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 1.50 dad S51 I8-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
NN DA A SSE ರ 
k 7 ಪೊಬ್ಣಂಗೇರ ಕರ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 190 ರಲ್ಲಿ ್ಯ . 
p I 19 
143 |. ಗಾಳಿಬೀಡು (ಬಾಕಿ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.50 MN 553/18-19 RIYYR.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 


1.20 ಮೀ ಹಂಟ್‌) 


09.10.2018 


SN OTN PTS 


೭ನೇ ನಾನ್ಸೂಗನಷಾ ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ" ರೆ ಥ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 77.30 ———— en ~ 
170/18- . : 
1 | ಾಳಿಬೀತು [ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 150 « 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆ್ರೈನ್‌ 150 18-19 554/in-19 ON ಹಲ 
120 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2008 \ 
ರ್‌ 2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿಯ`ಉಔಿಯೆರ ಕಾಪಾ 'ಹಕ್ನ CSURET Ew ಸ — — el ಲ 
145 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಫ್ರೈನ್‌ 120 ೪ 1.20 ಮೀ ಬಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ J 150 OS 555/1819 BYYH4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇಕಿಯೆ 'ಕೂಡಳಾದಿ'ಸ್ತಯಕ್‌ಮಾಗ ನ್ನ —_— — p ——————] 
170/ 18-19 . 
146 | ಗಾಳಿಬೀಯ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 18 556/1819 9956.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2088 


ml 


2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿಯ `ಕೂಡಕಂದಿ | ಕ್ಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಇನ 035 ರಕ್‌ ——————————— 


 170/18- Ny 
17] ಗೂಳಿಬೀಡು [ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120. ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 0118-19 551/18-19 $9963.00 "ಮುಗಿದಿದೆ 
' 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
ನಾಲಾಡಿ ಮುಖ್ಯ CER] $.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 . - 1 
* 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಥ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 170/18-19 558/1819 9997.00 ಮುಗಿದಿದ 
09.10.2018 y 
ಯುವಕಪಾಡಿ ಕಾಪಳ ಕಾಲೋನಿ ಕಸ್ತೆಯಕ್ನಿ ₹710 ರಕ ey 
119 (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1,20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಲ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 170/18-19 559/1819 9000000 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.2) ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 k 
ಕುಂಜಲ ಪುದುರೇಲ್‌ ಆದಿಖೊಳಿರಸ್ತೆಯನ್ಸ ನಾ ತಪ್ಪ 170/1819 ರಾ Hl 
150 [ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌: 1.20 « 1.20 ಮೀ ಖೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈಸ್‌ 1.20 * 910 560/ 18-19 8997.00 ಮುಗಿದಿದೆ ' 
1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) . 10. 
್ಲ , 75 ರಲ್ಲಿ"`ಬಾಜ್ಸ್‌ ರಾ ” 
170/18-19° . 
ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 ೪120 ಮೀ 1.50 : . 561/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವೆಂಟ್‌) | . 09.10.2018 : 


ನಾಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ. 0.20 ರಲ್ಲಿ ' (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 11.20 * 1.20 


170/18-19 - 


ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮಿಃ ನಟ್‌) 1.50 09.10.2018 562/1819 89Y69.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
AF ಕ್ಲಿಯಲ್ಲ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 170/18-19 . | | 

120 «1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 « 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 1.50 09.10 2018 "563/1819 9391.00 ಮುಗಿದಿದೆ 

ಹೊಸ್‌ ಇನ್ನಷಾಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ₹ವ 7 ಕನ್‌ ಜಾನ್ಸ್‌ ್‌ 

120 « 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 ೪ 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 1.50 170/1819 564/1819 KOSH ಮುಗಿದಿದೆ 

| 09.10:2018 . Ws 

ಮರಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನದ್ಯ ಖೆಗ್ಗೇರಿ ರಸ್ತ ಯಲ್ಲಿ ಮೀ. ; \ 
0೪0 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 70/18-19 565/18-19 90000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 »* 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


¥3 


09.10.2088 


ಮಕಸೋಡು'ದ್ರಾಪಂ. ಮ್ಯಾಪಿಯೆ `'ಮರಗೋಡು `-'ಕಟ್ಟೆಮಾಡು " 


ಮರಠಗೋಡು ರಸ್ಮಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.75 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 12) ಮೀ MN 566/1819 9699.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) oe 09.10.2018 
ಗ ಕಾರು? ಮಾಂದಲ್‌ ರಸ್ಟೌಯೆಲ್ಲಿ `ಕ.ಮೀ1.20 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
s F ಡೆ f 70/18-19 K 
157 | ಎಮೆ ಮಾಡು |!30 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚ್ರೈನ್‌ 1.20 * 20 ಖೀ ವೆಂಟ್‌) / 567/ 18-19 klar ಗ 
ಸ 09.10.2018 
y ಸೂರು ನಾಮೊೋಕ್ಣಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 1.60 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
£ ನ್‌ 12 70/18-19 
158 | ಎಮ ಮಾಣು (130 ೬ 1.20 ವೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ್ರೈನ್‌ 1-20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) / S6R/ 18-19 I ಬ 
Li 09.10.2018 3 | 
ಸ ಹಾಮ್ಸಾರಾ ಪಣ ಸ್ಪಹಾತ್ನ ಸಮಾ ಕನ್ನ ಾಷ್ಸಡ್ರ್‌ನ್‌ ಕರ್‌ 
12 y 170/ 18-19 K 
(50 120 « 120 ಮೀ ಸೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) / 569/1819 0.00 IE: 


09.10.2018 


ಹಾಮ್ಸ್‌ ಸ್ಗಾತ ಸಹಕ ನಾ ಕನ್ನ ಜಾನ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 


170/18-19 
120 « 1,26 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 1.50 


09.10.2018 


570/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
571/ 18-19 ಮುಗಿದಿದೆ ’ 


ಇ ವಸನ ನಾಸ್‌ TI ಕಕ್ಕ ಗವಾಜ್ಸ್‌ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 » 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 1.50 
ಖೆಂಟ್‌) ಲ - 


170/1819 


ನರಿಂ ದಡ 
09.10.2018 


F ನನಾ ನಸಾವ ಕನ್ನಡಕ ನಾ ತ್ನ ಚಾನ್ಸ ಡ್ರೈನ್‌ ಭಾ 
162 | ಸರಿಯಂದಡ (120 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 1.50 Hs 572/ 18-19 9000.00 
{ | | 
ಇಕಪನ್ಳಾ ಫನ್‌ ಡಾಷ್ಠಾನ ಕಸ್ತೆಚತ್ಲ ಪರ್ಪಸ್‌ ರತ ಧಾಕ್ಸ್‌ H 
0/18 
163 ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಹೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 1.50 pos 573/1819 90000,00 
ವೌಂಟ್‌) 09.10.2018 
ನಮಾ ಫಾಡವ್ಠಾನ ನಾಮಾ ಕಸ್‌ಪಾಕ್ಸಿ ಸಮು ಲ್ನ 
id (ಬಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌: 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20. * 150 RS 
120 ಮೀ ಚೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
= ಇನಾಷಾರ ಪರಾ ನ ಮೂರನ 
165 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕಿ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ' 170/1812, 515/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
120 * 1.20 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) fr 09.10.2018 
ಇನ ಇದಾರ ಪದಕ ನಾತ ಗವಾನ್‌ — ರ್‌ 
166 ಕ್ರೇನ್‌ ೬20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *1.20 ಮೀ 70/18-19 576/1819 19862.00 ಮುಗ 


ಮೆಂಟ್‌) | 09.10.2018 


py . ( N § PSE 


107 


[3 


ಸಂಪಾಜೆ 


ಸಂಪಾಚೆ 


70 ಸಂಪಾಜೆ 
(71 ಸಂಪಾಜೆ ' 
172 ಸಂಪಾಜೆ 
|S; 
173 ಕರಿಕೆ 
ಗ 
[74 ಕರಿಕೆ 
| (75 ಸ 
hi 
176 ಕರಿಕೆ 
[Ne ಣೌಳಿಬೀಡು 


ಕಾನ ಕನಸನ ನಾ 
1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಳ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 + 1,20 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) 


ನಂಕಾನ ರಸ್ತಮಳ್ಸ್‌ ನಾ ತ್ನ ದಾನ್‌ 


120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ "1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಅರೆಳಲ್ಲು ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆ`ರಸ್ಟ್‌ ಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
120 * 1,20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) "(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


ಕೊಯನಾಡು'ಗುಡ್ಡೆಗದ್ದ "ಸ್ಟ್‌ಹಲ್ಲ್‌ ಮುಗ ಕನ್ನಾ 


ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ 


ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ ಫನ್‌ 120 * 1.20 © ಖೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1.20 * 1.20 Pk ಪೆಂಟ್‌) 


ಪೈಮಭಾಗರ್‌ ಹಾಡ್ಜನ `ಕಸ್ಟಾಸಕ್ಕ್‌ ನಾ ಪಾಣ್ಸ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 'ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 120 ಮೀ 


ಶ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0, ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 


120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಅನತಡವ ಷ್‌ ವಾಗ ನ್ನ ದಾನ್ಸ್‌ತ್ಯ್‌ 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ) 


ದೊಚ್ಚಚೇರಿ ಲೇಲಾವತಿ`'ಮನೆಯ `ಕಸ್ತೆಯನ ಮಾ ರಕ್ಷ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ೬20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 
1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ರಾಬೆಕೊಲ್ಲಿ ಧನಮ್‌ ಖಾರಿದ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಿ.ಮೀ. 1, 100 ರಲ್ಲಿ , (ಬಾಕ್ಸ್‌ 'ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20. ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


1.50 


1,50 


1.50 


. 10/18-19, 


170/189 
09.10.2018 


170/ 18-19 
09.10.2018 


170/ 18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


09.10.2018 


170/18-19 


09.10.2018 


7 
170/ 18-19 
09.10.2018 


.170/18-19 


09.10.2018 


170/18~19 


09.10.2018 


584/ 18-19 


585/810 


577/18-19 

578/18-19 

579/1819 

580/18-19 90000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
581/ 18-19 90000, 00} ಮುಗಿಡಿಬೆ 

[ಕಲನ censor ws | ce ಸಾ 

582/ 18-19 9842.00 

583/18-19 KOSK6.00 


NN225.00 


170/ 18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


5Ko/ 18-19 


SS83L.00 


587/ 18-19 


R9YS2.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 


2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಿಂಗೇರಿ ರಾವೆಕೊಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ಜಾರಿದ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.100 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


ಜಾ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ರಾಬೆಕೊಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ಹಾರಿದ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
8.ಮೀ. 2400 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * ೬.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120-ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


ಸಣ್ಣಪುಲಿಕೋಟು ತಪಮಾನಿ ಕುಡಿಯೆರ ಕಾಲೋನಿ' ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ. 
1.200 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * (20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಖೇ ಮೆಂಟ್‌) 


SS 
ಘಂಸ್ಯಂಗೇರಿ” ಜಿದ್ದಾಸ್ಕೋರ್‌' ಮುಖ್ಯ ರಸ್‌ ಯಲ್ಲಿ ೪.ಮೀ. 0.750 ;ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ತ್ರೈನ್‌ | 1.20 4 
1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


ಧವಸ ಧನ ಉಡಾವಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. ಸಕಕ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 » 1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌"; 20 * 
1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


ಮಡೆ ಸಲಾಪು ಜೋಡುಪಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ತಕ್‌ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ 
ಮೆಂಟ್‌) | 


ಮಡ್‌ ಸಲಾಹೆ`ಹೋಡುಪಾಲ ಕಸ್ತ್‌ಹಿಕ್ಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ. 0.95 ಕಕ್ಕ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *, 1120 ಮೀ 
ಮೆಟ್‌) 


ನಾಕ್‌ ಊಡೋತ್‌ಮೊದ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ." 0.85 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮಿೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ತ್ರೈನ್‌' 1.20 * 
$20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


ಮೇಕೇರಿ ಊಡೋತ್‌ಪೂಟ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.15 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ತ್ರೈನ್‌. 120 + 
"I.20 ಟ್‌) 


ಬಲಮುರಿ ಮುರಿ ಹಕ್ಳಿಕಡನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 135 ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ 


187 | (Hೊಂಂಜಗೇರಿ ಡ್ರೈನ್‌ ೬20 « 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಥ್ರೈನ್‌ 1.20 ೬ 120 ಮೀ 


ಕ 


ಬೆಂಟ್‌) 


ನರಾ ಕಡವ 'ಸ್‌ಹಾಕ್ನ ರ ರತಿ ಜಾಕ್ಸ್‌ 
It dd ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ನೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚ್ರೈನ್‌ 12 * 1.20 ಮೀ 


170/18-19 
09.10.2018 


588/1819 9974.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


L085 59/18-19 89998.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 h ಬಣ 
IOS 590/1819 9784.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 ಸ ; pi 
OSS 591/1810 HO6OH.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 ಗ ik ಸ 
170/18-19 

RS 592/18-19 RI690.00 : ಮುಗಿದಿದೆ 


09.10.2018 


70/18-19 
09.10.2018 


593/18-19 


70/18-19 
09.10.2018 


594/1R~19 0.00 


1701 18-19 
09.10.2018 


595/1819 9000000, 


170/ (8-19 ° 
09.10.2018 


500/819 9000000 


$720/18-19 
09.10.2018 


597/1819 ' 9056.00 ' ಮುಗಿದಿದೆ 


[70/18- 19 
09.10.2018 


598/ 18-19 0.00 ' ಮುಗಿದಿದೆ 


[0 


190 


{91 


192 


193 


194 


195 


196 


197 


ಸರಿಯಂದಡ 


KS 
೬ 
8 
ER 


ಮದಿ 


ಮುದೆ 


ಹುದೆ 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


ಕರಡ ಹಾಡಂಡ ಮತ್ತು ನೆರಪಂಡ ” ಸ ಭಿಯಲ್ಲಿ PU [7 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ 'ಚ್ರೈನ್‌ 1,20 » 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * kl 
1.20 ಮೀ ವದೆಂಟ್‌) 


ಸಾ 2 ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಥ್ರೈನ್‌ 120 » 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 
1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


೪ 


ನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ8,ಮೀ.03ರ ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 + 120 ಮೀ ವೆಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 " 
1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) ; 


ಡಿಯ ಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ.0.70 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20». 
1.20 'ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


$ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಾಲೋನಿ`ಸಾವಳ ET] ಕ.ಮೀ.' 0.45 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ನಲ್‌) (ಲಾಣ್ಸ್‌ ಡ್ರೈಸ್‌ 
120 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 4 


$ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಾಲೋನ ಸಂಪ 
ರಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌" 1.20 » 1,20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
120 * 120 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


೨0 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ಯಾನ್‌ 
1.20 « 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೆ 4ನ 120 + 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 
120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಜೋಡುಪಾಲ ಕುಔಯೆರಕಾಪೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8,ಮೀ. 0.35 ರಲ್ಲಿ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ ನ್‌ 20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1-20 * 
1.20 ಮೀ i) 


ಗಾಳಿಬೀಡು - ಕಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ" ಮೋ ಈ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರಸ್ಥಿ. 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


ಗಾಳಿಬೀಡು - ಕಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ; 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


ಗಾಳಿಬೀಡು - ಕಾಲೂರು`ರಸ್ತೌ೫' ೫. ಮೇ.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) 


130ರ ಕಲ್ಲ `ಮೊಡವಾಸ್ಥಾ: 


ಗಾಳಿಬೀಡು - ಕಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮೀ, 330ರ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ, 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1,20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


ರ೯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.ಮೀ.'073 


170/18-19 
’ 09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09:10.2018 


170/18~ (9 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


599/1819 


600/18-19 
60/18-19 


602/18~19 


603/ 18-19 


604/18-19 


170/18-~i9 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


170/18-19 
09.10.2018 


76/18-19 
09.10.2018 


176/18-19 
09.10.2018 
176/18- 9 
09.10.2018 
176/18-19 
. 09.10.2018 


605/18-19 


606/18 19 


9000.00 


90000,00 


89995,00 


$9982.00 


$9987.00 


RTT 


ಮುಗಿಡಿದೆ ಜ್ಯ 


607/1819 


67/18-19 


619/1819 


620/18-19 


9999.00 

0.00 ಮುಗಿಡಿಟೆ 
90000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 

J wl 

9000000 ಮುಗಿದಿದೆ 
0000.00 
90000, 00 

ಮ 


0000.00 


0000.00 


ಗೌಾಳಿಬೀಡು 


ನಾಫವಾಡಾಇಾಲೂರು' ರಸ್ತೆಯ ಇ.ಮೇ3.40 ರಲ್ಲಿ ನನನ ದುರಸ್ಥಿ. 1764 18-19 


ನಾಡ್‌ ಮಾರು ರನ್ನೆಯ 3. ಮೋರ ರಲ್ಲಿ ಷಾನ ದಾರಸ್ಥಿ. 176/1819 j —— 
(ಬಾಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) ING 621/18-19 90000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


203 (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 1.50 oo scls 622/18-19 9000.00, ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹವಾ ಮನ್ಸಾ ಕನಡಾ ತತ ಮಾ ena 
ಮಕ್ಕಂದೂರು ದುರಸ್ಥಿ. (ಬಾಳ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) hoe 623/18-19 | | 00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಧಾಹ ಕಾಮಾ ಕ ರತ್ನ ಪಾಕ Rene 
205 | ಮಳ್‌ ಂದೂರು ದುಕ್ಕ (ಟಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಟ್‌) oe 624118-19 89995.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ತಂಶಪಾಲ - ಮುಕ್ಯೋಡ್ಡು ರಸ್ತೆಯ ರ್ನೇ0850 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 76/18-19 
206 | ಮಕ.ದೂರು ಡುರಸ್ಥಿ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವಂಟ್‌) 510 20s 625/18-19 9083.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಾತಿಪಾಲ'"ಪಾಕ್ಯೋಡ್ಗು ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮೀ. 1.100 ರಲ್ಲಿ ಹೋರಿ 76/18-19 FS 
207 | ಮಕ್‌ಂಯೂರು ಯುಂಸ್ಳಿ: (ಬಾಕ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) RE 626/18-19 59970.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
BEES ತ TE Wa " 627/18-19 8908200 ಮುಗಿದಿದೆ 
ದುರಸ್ಥಿ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
29 | ಮಠ್‌ಂದೂರು KA ನ RE RG 628/819 89907.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| i ಈ ನ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 09.10.2018 
PN ER ಸಿ ಹುಕ್ಯೋಡ್ಗಾ ಕನ್ತಷಾ ವಾ್‌ ರತ್ನ ಮೋರ EEE 620/1819 8O083.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್ಥಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) | 09.10.2018 R 
Wd EAR ಫಂಶಿಪಾಲ -'ಮುಕ್ಕೋಡ್ಗು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 2600 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 176/ 18-19 i me 
p ದುರಸ್ಥಿ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 1.20 ಪೀ ನೆಂಟ್‌) ಕ 09.10.2018 4 


16/18-19 
' 09.10.2018 


“76/18-19 
00.10.2018, 
176/ 18-19 
09.10.2018 


631/18-19 


ಕಾಮೂರು ವ ್‌ಸಡಾವನ್ಳು" ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.150 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
20 | ದಾಳ್ಲಿಬೀಡು 1 0000.00 


ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ನಾರಾ ನ್ಯ FTA ರನ್ನ ಮೋರಿ ದುರ 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 ೬ 120 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


213] ಗೌಾಳಿಬೀಡು 632/18-19 0000.00 


ಕಾಲೂರು - ನಿಡುವಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮೀ. 0.650 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
214 | ಗಾಳಿಬೀಡು (ಬ್ಯಾ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 » 1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌) 


ಬ A 


ಕಾಲೂರು - ನಿಡುವಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0900 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಗ್ಗಿ. 
215 | ಗಾಳಿಬೀಡು ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಸೆಂಟ್‌) 


633/18-19 0000.00 


170/18-19 
09.10.2018 


64/18-19 0.00 


(ಬಾಕಲ್ಸಿ ಡ್ರ 


he. ———! 


ಕಾಲೂರು - `ನಿಡಾವನ್ಳು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.900 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ವಾ 


176/1819 


K NT ೪ ಪ ಪ 
280 | ode) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚೈನ್‌ 120 * 1,20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) OOH 635/1819 0000.00 ಮುಗಿಡಿಬೆ 
ಕಾಲೂರು ~- ಪಿಡುವಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.000 ರಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 4 76/18-19 


636/ 18-19 DONH.00} ಖಯುಗಿದಿದೆ 


(ಬಾಕ್ಸ ಡ್ರೈಸ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 1.50 iioSois 
ಮಳ್ಳಂದಾರು ದೂರು ಈಂತಿಪಾಲ ಕಷ್ಟಯ' ಯ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 176/1819 ಸ 
ಮಕ್ಕಂದೂರು (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ ನ್‌ $20 * 1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 1.50 637/18-19 0.00 ಖುಗಿದಿದೆ 


ಗೌಾಳೆಬೀಡು 


09.10.2018 
CSET p 


214 


ಗಾಳಿಬೀಡು 


24] ಗಾಳಿಬೀಡು 


246 


x 


ಜೆ. ನಿಡುಗಣೆ 


ಕೆ. ನಿಡುಗಣ್‌ 


ಕಾಲೂಹ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರವಾ ಕನ್ನೆ ನಾ 


ದುರಸ್ಥಿ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ 1.20 « 120 ಮೀ ವಂಟ್‌) 


ಕಾಲೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತಿಯ ಇಮಾ ರಲ್ಲಿ ಮೋಕಿ 
ದುರಸ್ಥಿ, '(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 * 1.20 ಮೀ ವೆಟ್‌) 
ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ`ನಾಚಯಾವ `ನಾಷಾನಾನ್‌ ಪೈಸಾ ರಸ್ತೆಯ 
ಕ.ಮೀ. 0.45 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರಗ್ಯಿ. (ಬಾಳ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1,20 * 1.20 ಮೀ 
ವೆಂಟ್‌) 


ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಾಹಂಗೀರ್‌ ಪೈಸಾರಿ (ಕಾಲೋನಿ) ರೆಸ್ಲೆಯ 
ಕ.ಮೀ. 0.700 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ, (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 * 120 
ಮೀ ಮೆಂಟ್‌) 


176/18-19 
09.10.2018 


76/18-19 
09.10.2018 , 


76/18-19 
09.10.2018 


062/1819 


603/189 


604/1819 


665/18-19 


0000.00 


nd 


0000.00 


8995800 


8980.00 


ನಾರಾ 2 


pe 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


Mp) 


2018-1 


9ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ' ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ 


K ಇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.98 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಾ 


ಸೂಡಿ ಬ್ರಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ದುರಸ್ಕಿ 


A 


ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.75 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಕಿ 


ಕೂಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 120 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕೆಂಪಣ್ಣಿನ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0೨ ರಲ್ಲೆ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಕಿ 


ಎಡದಂಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ 09೦ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಸಿ 


ಸನಿಬಾರಸಂತೆ ಸೋದುವಾರಮೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರೈತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಪುಪ್ಪಯ್ಯನವರ 
ಚಾಗದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 145 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಚ್ಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ 1.8೧ ಕ.ನೀ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ 'ದುರಸ್ಮಿ 


ಬೀಟಿಕಟಿಯಿಂದ ಶನಿಬಾರಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸವನಕೊಬ್ಬ Kh 


ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 


(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌) ಯೋಜನೆ” ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಹಲಾ 
‘T w0/8-19 ್ಥ 
150 | ( 608/ 18-19 R9068.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಸ 
“| 09.10.2018 K . 
170/18- u 
Mis 09/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 


ESC 
1.50 018-19 | lopa-19 | 000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 - | 
MONE | ppg | 89RD ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್‌. WW. 
0.102018 |” 
A 0.00 ' ಮುಗಿದಿದೆ 
9.10208 | i 
Rom |. 
150 13/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


170/18-19 


1.50 614pt8-19 | 8006800 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 90208 | ” 
170/18-19 
1.50 5/t8-19 | 9000.00 ಬಗಿದಿದೆ 
A ಮ ಮುಗಿ 
170/18-19 , 
616ri8-19 | 89943.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| 09.10.2018 


ಮುಗಿದಿಬೆ 


176/18~19 
1.50 § 66/18-19 ION 
09.10.2018 


TN 


ಹಗರಿ nea SES 9000.00 ಘು”ದಿದೆ " 
೦7: ; } - . ಡು: ; 
09.10.2018 |° 
» ಪೆ 1.50 9418519 668/1819 ಮುಗಿದಿದೆ £7 
12 ೆಬ್ಬಾಃ ಃ 09.10.2018 ; 
i 176/18-15 ' 
; | | 76/18- se 
!3 | . ತೊರೆನೂರು " [ಭೈರಪ್ಟನಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ 150 $.ಮೀ ನಲ್ಲಿ' ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 ಮ 669/18-19 | $0000.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| i ಶಿರ 1.50 Med 670/819 | govon.o0 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಾ ? 09.10.2018: | OO ರ 
176/1819 
1.50 9943.00 ಬುಗಿದಿದೆ 
ಕ 09.10.2018 ಮುಗಿದಿ 
W me 
} 76/18-19 | 
ಗರ್ಬಾಲೆ ಕಿರುದಾಲೆ ನಂದಿಮೊಟೈೆ . ರಸ್ತೆಯ ೧.20 8.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ಸಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುಂಸ್ಥಿ 1.50 2008 | 728-19 | goto ಮುಗಿದಿದೆ 
| HM 176/18-19 : X ; 
17 ಗರ್ವಾಲೆ ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 020 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 09.10.2018 | 7819 | vou ಮುಗಿದಿದೆ 
— k a ್ಲ. 
" 176/18-19 
674/1 8-19 PHONO 
1.50 SS 675/1819 | 90000 4 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 09.10.2018 | | 
| 176/18-19 ಘ್‌ 
ಕಾಕಲುಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 1.20 $.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 09.10.2018 | 76/18-19 ಮುಗಿದಿದೆ 
/- ) ) ಸ್ತೆಯ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲಿ ಬ್‌ ಮೋರಿ' ದುರ 1.50 I 18-19 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಅಲ್ತಾರೆ ಬರಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ 1.50 ಕ.ಮೀ 2 ಸ್ಥ್ಯಾಬ್‌ ಮೋ ಸ್ಕಿ § 09.10.2018 77/ ‘ | 
y ನ : 176/18-19 | | 
ಗರ್ವಾಲ್‌ ಕುಂಬಾರಗಡಿಗೆ ಮಾವಿರ ಭರ ರಸ್ತೆಯ 150 $ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1,50 09.10.2018 | OSE- | soson0  ಮುಗಿದಿಬೆ 
3 e 110 4.6 ಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸಿ 1.50 SLY 69/18-19 1 on ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ಬೆಟ್ಟಿದಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ [10 $.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುಃ ಸ್ಥಿ ್ಣ 09.10.2014 ೧79/ ¢ . A ವಿ 
ರ he 
p NN A 176/1819 SNP 9000N. ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬೆಟ್ಟಿದಳ್ಳಿ ಕುಡಿಗಾಣ ರಸ್ತೆಯ 1.10 $.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುಂಸ್ಥಿ t.50 09.10.2018 680/18-19 ONO.) ಬಗಿದಿದೆ 


KI 


ಕ್‌ಬಕಲ್‌ 


ಕ"ದಕಲ್‌ 


ಆಲೂರು ಸಿಬ್ಬಾಃ ೩ರುರ 


ಕಲಗಂದೂರು 


ಸಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ 


ಸಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ 


ಇಡಿಗಾಣ ರಸ್ನೆಯ' 1.10 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ್ಕ್ಯಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಮಿ 
ಮಾದಾಮರ ಇಗ್ಗೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆಯ (10 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಸ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಾದಾಪುರ ಹಾಡೆಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ'ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಯಬ್‌ ಮೋರಿ ಡುಲಸ್ಸಿ 


ತಾಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಣಿ ಬಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ವಾಲೆ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 1.10 
$.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ; 


ಮಳೂರು ಚೀಪಾಡಿ ರಸ್ಲೆಯ 1.20ನೇ (ಸುಚ್ರಾರಯನವರ; ಮನೆ) ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬಳಿ 
ಹೋರಿ ದುರಸ್ಕಿ H K 


ಮಳೂರು ಚೀಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ 1.70ನೇ ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ .(ಶಶೀಕತ್‌ರವರ 
ಮನೆ ಬಳಿ) > 


ಹಾಲೇರಿ-ಕಂಡನಳೊಲ್ಲಿಯ 1.10ನೇ $ಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಳು 


ಹಾಲೇರಿ-ಕಂಡನಕೊಲ್ಲಿಯ 1.80ನೇ 8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕದಳಿ 


ಹನಿಲೇರಿ-ಕಂಡನಳೊಲ್ಲಿಯ 3.00ನೇ 8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಹಾಲೇಿ--ಕಂಡನಳೊಲ್ಲಿಯ 400ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮೊದೂರು ರಸ್ತೆಯ 2೧೧ನೇ 8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಸಿ(ಚೇಗಪ್ಸನವರ ತೋಟದ 
Ny) - - 


ಹೋಲೂರು ಭೂತನ ಕಾಡು ರಸ್ತೆಯ 1.80ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ 
ದುರಸ್ಥಿ (ಹೋರೂರು ಸ್ಕಶಕಿನದ ಪಳ್ಳ) ' 


176/18-19, ” - 
681/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿಬೆ 
09.10.2018 - 


1.50 
176/18-19 . 

1.50 / | 682/1819 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 R 


76/18-19 |. 
150 683/1819 ಮುಗಿದಿದೆ 
09,10.2018 " 
176/1819 
1.50 » GRA/NR-19 YONNDNY ಯು 
15 | ne | ! ಮುಗಿದಿದೆ 
76/18-19 | NN 
4 6858-19] ROITKAN ಮುಗಿದಿದೆ 


09.10.2018 


176/1819 
09.10.2018 


686/18-19 R8609.0 ಮುಗಿದಿದೆ 


176/18-19 ' 
1.50 ENE, | ggpis-i9 9772.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜ್‌ 09.10.2018 ” : 
' 176/18-19 ನ 
) 6BR/IB-19 49966.00 7 
[76/18-19 ೨ | 
1.50 01 689/1819 8066.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| 09.10.2018 } 
176/1819 , 

' 150 / 690/18-19 | 8996.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 
168-19 60/18-19 RI6N.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.0208 | ' Ws 
170/18-19 - wm 

692/8219 8I060.00- ಮುಗಿದಿದೆ - 
09.10.2018 
176/18-19 - | ದ್‌ 
0 69311819 | 8996600 ಮುಗಿದಿಬೆ 
09.10.2018 : 
176/148-1909 K 
94/18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 : 
. _ 


A] 


 ] 


NE NEMSEBER EADS SCIEN TYE 


ಫೆ ಬ - 
f K 4 ; ; 176/18- K 
ಕೊಡಗರಳ್ಳಿ ಕಳೆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ 1.50ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 'ದುಂಸ್ಥಿ.(ಮಹಮ್ಮದರವರ ಮನೆ ಬಳಿ) 1.50 695/18- 19 89966.b0 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಂದಗೋಬೆಯ' ಕಾಬೇರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ 0.9೦೫ೇ $.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ 76/18-19 
40 ಜೊಡಗದಳ್ಳಿ, y ಇ ( 1.50 ಸ k 
Ne ದುರಸ್ಥಿ.(ರಘುರವರ ಮಸೆ ಪಕ್ಕ) p 09.10.2018 
ಅಂದಗೋಬೆಯ ಕಾಬೇರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ರಸ್ತೆಯೆ 140ನೇ 4,ಮೀನಲಿ ಮೋರಿ [3 —1$ 
ii ಕೊಡಗರಳಿ ? Af ್ರ » 76/18-19 
y ದುರಸ್ಥಿ.(ಸಾಬುರವರ ಮನೆ ಬಳಿ) 09.40.2018 
42 ಕೊಡಗರಲ್ಳಿ 
43 ಕೊಡಗರಳ್ಳಿ ' 


4 ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ  [,ಮಸ್ಸರ್‌ ಬಡಾವಣೇಯ 0.30 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುಂಸ್ಥಿ(ಅಟೀಛ್‌ ಮನೆ, ಬಳಿ) 


ಲ್ಲಿ ್ಣ 
ಗ ) (py 
ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೇಯ 030ನೇ ಕೆ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ek 


09.10.2018 


ಮಿ] 
698/1819 ಮುಗಿದಿದೆ 
99/18-19 HNOON.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


700/18-19 89966.00 


76/18-19 
09.10.2018 


ಕೊಡಗರಡಳ್ಳಿ ಏತಡ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 1,0೧ನೇ ಕಿ.ಮೀಸಲ್ಲಿ' ಮೋಂ ದುರಸ್ಕಿ(ಸ್ಕಅಂನದ ಪಕ್ಕ) 


176/1819 
09.10.2018 


\ 176/18- 
6 6/1819 
09.10.2018 
176/1819 ¥ Bu ಸ 
150 Mac PEN 89944.00 ಮು।.ದಿದೆ 
i 09.10.2018 } ಸ ; 
T04/18-19 ps7 ಮುಗಿದಿದೆ 
705/18-19 ಮುಗಿದಿದೆ | ; 
707/18-19 ಮುಗದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


' ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 


701/18-19 


ಭೈಚನ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯ 0.10 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ $9966.00 


| 5] 
Rr 


FX 
= 


ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಹೊಳೇಳೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 1.20ನೇ ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದಮರಸ್ಥಿ.(ಸಿ.ವಿ.ಎಸ್‌ ಘಶೋಟಿದ ಬಳಿ) 


ಈಶ್ಯರೆ ದೇಬಾಸ್ಯನ ರಸ್ತೆಯ 120ನೆ: 
ತೋಟಿದ ಬಳಿ) 


8 ಟು ನಂ [ ಜೋಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಕಡೆ ಲಸ್ತೆಯ 100ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಧುಂಸ್ಥಿ 
LL 


49 ನೆಲ್ಲಿಯುದಿಳೇರಿ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ 1,80ನೇ ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ *ದುರಸ್ಥಿ' 


€ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ(ಚೆಪ್ಟುಡೀರ ಆಯ್ಯಣ್ಣಿನವರ 


N 47 | ಸಾಳೂರು ಶಿರಂಗಾಲ 


16/18-19 
09.10.2018 


176/118-19 
09.10.2018 


0.00 


176/18~19 


5 | ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಳೇರಿ 09.10.2018 


ಸೆಲ್ಲಿಯದಿಕೇರಿ 


ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 


4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆಯ 03೧ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುಂಸ್ಥಿ 


176/18-19 
09.10.2018 


[I 
? 


ಮುಗಿದಿದೆ 
0.09 


76/18-19 


ಕೃ-ಮರಃ ಹೊಸಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 2.50ನೇ ಕಿ.ಮೀನ 6 ದುರ 
ಬಕ್ಕ-ಮರಗೋಡು-ಹೊಸಳೇ K ' ೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ: ದು ಸ್ಥಿ 09.16.2018 


51 
2 1.50 


708/1819 


| 


j po 
H [ 
; 1 


We 


RE a ep HSE | pgs} 900000 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 09.10.2018 pt 


76/18-19 
09.10.2018 


0.00 


is Ks 


ಬಕ್ಕ-ಬೇರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯ ೧.9೦ 8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


176/18-19 
09.10.2018 


ಕಂಚಳೆರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ 0.50 (ಕ್ರಷ್ಣ, ಬಾಲಸ್‌ ಮನೆ ಬಳಿ) 


176/18-19 
09.10.2018 


ಈರಳಮುಡಿ ಅಭ್ಯಾಲ ರಸ್ತೆಯ 1.20 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


57 ಸಿಟ್ಟಿಿ [6/85 713/18-19 0.00 
5 ಖ್ಟ 4 09.10.2018 k i 
; K ಕವ ಸಯ 2.10 3.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸಿ IGS 1 
5೫ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಾರಳಮುಡಿ ಅಭ್ಯಾಲ ರಜೆಯ 2.10 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರ್ಗ 09.10.2018 714/18-19, 
t RW ಮಿ ರ ಮ 
ನೆಲ್ಲಿಯಟಿಕೇರಿ NN TT 0000.00 
ನಲ ನೆ ಬದಿಕೇ p ಭ್‌ A 
pl 2 (Ns 09.10.2018 


kr 


4 Y ಫ p 76/18-19. 
60 ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 4 KN 09.10.2018 716/18-19 


90000,00 


ಲ 
ಪನ್ಯ-ಹಾಲ್‌ಭೈಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ 1.90ನೇ ಕೆ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1,50 


76/18-19 
09.10.2018 


61 ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಬ 


K 76/18-19 
62 ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ವಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕ.ನೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ (4 
4 ಈ # 09.10.2018 
EE 
ಸ Nv 176/18-19 
63 ಹೇರುಗಳಲೆ [ಹನ್ನುಮಕ್ಕಿ ಲಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.25 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದರಸ್ಕಿ " K 


09.10.2018 


76/18-19 
09.10.2018 


ನೇರುಗಳಲೆ 
[OX ಬೇರುಗಳಲೆ 
hh ಬೇರುಗಳಲೆ 


[2 ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ 


76/18-19 
09.10.2018 


176/18-19 
09.10.2018 


ಗೊಂದಿಬಸೆವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ರೊಂಡೆ ಕರ ಸಮೀಐ 3 
ದುರಸ್ಥಿ - 


176/1819 
09.10.2018 


176/18-19 
09.10.2018 


ON 


{70/18-19 
09.10.2018 


[ : , ಫಂ | op 176/18-19 
70 ಗಣಗೂರು [ಬಾಣಬಾರ ಊರೊಳಗಿನ, ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ . i 
71 | ಜಮಂಗಳು [ಟಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ`ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


| [0 ಗಣಗೂರು 


176/18-19 
"09.10.2018 


76/18-19 
09.10.2018 


'ದೊಡ್ಡಭಂಡಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ' ಹೆ 
ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


176/18~-19 
09.10.2018 


717/1819 


718/1819 


719/18-19 


720/18-19 


72/18-19 


722/18-19 


723/18-19 


724/18-19 


725/18-19 


726118-19 


7214 18-19 


ಭಾ 

728/18-19 ಮುಗಿದಿದೆ 
R NE) 
29/-19 ಮುಗಿದಿದೆ 


730/1819 


ey 


$9966.00 


9506.08) 
8917.00 


9811.00 


9402.00 


$9811.00 


9868.00 


$9808.00 


89868.00 


0.00, 


9000000 


7” ಹುಗಿಡಿದೆ 
- 7 
ಸಾ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


Fess] 
ಮುಗಿದಿದೆ 
fk pe 
ಮುಗಿಡಿದೆ i 
ಮ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


75 ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟಿ 


ಅರಕಲಗೋಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ 0.15 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 
ಸನ್ಸ್ಯಬ್‌ ಮೋರಿ ಮರಸ್ಥಿ 


76 ಕೊದ್ಗಿಖೇಟೆ 


ಗೊಡ್ಡಿಖೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ರಸ್ತೆಯ 0.70 
ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ § 


7 |  ಬಕ್ಕಡಗೊಟ್ಟಿ 
78 
79 ಬೆಸ್ಸೂರು 
—— 
$0 ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟಿ 


'8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


i 8 ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 


ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳಗೂರಿಗೆ ಜಶೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ೧.25 8.ಮೀ 
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ಯಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಗ್ಗಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 0.20 


ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಳೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 0.50 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರೆಸ್ಕಿ 


— — 
2} ಬೆಸ್ಳೂರು 


$3 ಬೆಸ್ಸೂರು 
AOS 


ಕೂಡ್ಲೂರು ಹಿರಿಳೆರೆ 'ಏರಿ ರಸ್ತೆಯ 1.00 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥ್ಯಾಬೌ ಮೋರಿ ಯರಸ್ಥಿ 


ಹಿಪ್ಟುಗಳಲೆ ಕಟ್ಟೆಪುರ ರಸ್ತೆಯ 1.೧0 ಕಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಒಟ್ಟು ರೂ. : 


| e189 738/18-19 000 
_ - 09.10.2018 Ne - 


1.50 6/1819 BUNS. 19 $9830.00) ಮುಗಿದಿದೆ 
00s f We " 
1.50 16/1819 7328-19 0.00 ಮುಗಿಟಿಬೆ 
Ne 09.10.2018 ” ' ಬ 
176/18-19 - R R ರ್‌ 
1.50 733/ 18-19 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 | 
1.50 176/18-19 734/ 18-19 9562.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
| 09.0.2018 Ke 
176/1819 ER 
| 1s 735/18-19 0,00 ಮು 
176/18-19 . } 
| 736/ 18-19 89603 _ ಮುಗಿದಿದೆ 
09.10.2018 - | 


” 176/18- 
iso |. 608-19 
| 0102018 


| ರ | | 


1.50 
76/18-19 

1.50 739/1819 0.00 
09.10.2018 


I 


ANNEXURE-2, 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ವಿವರ (04/07/2019) 


Expenditure 
Including 15% of 
Deposits 


Amount Reaised 
in (Rs.in Lakh) 


Est. Cost (Rs.in 
‘Lakh) 


work under 
progress 


No of works 
Completed 


Total No of 
works 


SL 
No. 


Taluk 


2A 


ಪಾ [YANN TN 


A Somwarpet — 
|| Virajpet Is To | 65000 487.50 453,00 
|] phase-ll Total Rs. Te Te 2 2800.00 2100.00 | 18525 | 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯನ್ಯಾ ಇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇವಾಗ ದುರಸ್ಕಿ ವಿವರ. (1/07/2019) | 
Boxdrain . 
TO Sorwarset ——— 
—— ape To Ss 
A ETT ENN SN CCN 


2 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ps ಘಾನ 4 
| ಗಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂ: (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ y ; 
ಸಂ | ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ " (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 
pe ed 


ಟಿ 


1 | 8. ನಿಡುಗಣೆ |ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ - ದೇವಸ್ಥೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


( 
ದುರಸ್ಥಿ. 
RE RS 
| ಸ - 
3 | ಮಕ್ಕಂದೂರು ಮಕ್ಕಂದೂರು ತಂತಿಪಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ: ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


[oe Me REESE 
4 | ಮಕ್ಕಂದೂರು |ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಕಲ್ಲುಕೋಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


5 | ಗಾಳಿಬೀಡು ದೇವಸ್ಕೂರು, -ತಂಶಿಪಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


೯ ಬೀಡು ಕಾಲೂರು - ಬಾರಿಬೆಳ್ಳಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ, 


7 | ಗಾಳಜೀಡು |ದೇವಸ್ಥೂರು - ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


8 | ಗಾಳಿಬೀಡು |ಒಃವಸ್ಕೂರು - ಕಾಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


[ 


[9] meer eens ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, 
[0 | a, ಲರು ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


§ § 


20/18-19, 60.00 5 
20.11.2018 * 998/18-19 | 3000000.00 


A ಗ್‌ 
p ಹೆಬೆಟಗೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಾಹಂಗೀರ್‌ ಪೈಸಾರಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 
2 | ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ | 5 k 30.00 925/18-19 | 2250000.00 


20/18-19 
5, | 
20.11.2018 125.00 39/18-19 | 7131217.00 


ರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


fF 
4; 
[2 
“ 


20/18-19 40.00 
20.11.2018 A 992/18-19 | 3000000,00 


20/18-19 


20.11.2018 38/18-19 | 5865817.00 


20/18-19 100.00 
20.11.2018 ಕ 785/18-19 | 7500000.00 | 


20/18-19 ನ 
0.00 6 4 

20.11.2018 999/18-19 | 3750000.00 

20/18-19 

0.11,2 30.00 {2000/18-19| 2250000.00 

[AY ; 

age 10 | 


ಪ್ರಗತಿ(9 ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌,5 


ಸೇತುವೆ, ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಕೆಂಟ್‌.ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌!ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ 


ಅಪ್ರೋಚ್‌,ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪ್ರಗತೀ 


ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌,ಸೇತುವೆ,ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಕೆಂಟ್‌,ಕಲ್ಲಟ 


ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌,ಮೆಟ್ಟಿಂಗ 
ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯ ಹಾರಿದ ಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ದುರಸ್ವಿ. 


ಮಳೆಹಾನಿ 


20/18-19 
20.11.2018 
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60.00 |1001/18-19 


4500000.00 


2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಬಾರಿಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ವಿ. | i 


~ಥನಾಡು ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಮುಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
ಗಾಳಿಬೀಡು [೮ « ಐ pe Cs 


ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಹೊದ್ದೂರು |ಹೊದ್ದೂರು - ಕುಯ್ಯಂಗೇರಿ - ಪೆಗ್ಗೋಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


| ಕಡಗದ [ಡಗರಾಳ - ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
3 


ಧಾಮ ನಾರಾ ಸಂರ ರಸ್ತ ಮಳೆವಾನಿ ದುರ್ಯಿ 


ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಪಾಲೂರು ಬಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ವಿ, 


HL 


23 ಮದೆ ಕಾಟಕೇರಿ - ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ - ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
24| ಹುದೆ |ಜೋಡುಪಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಅರೆಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಲೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ. 
) ಛ 


26] ಸಂಪಾಜೆ |ಕಲ್ಲಾಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
27 ಪೆರಾಜೆ |ಕುಂಬಳಚೇರಿ - ವ್ಯಾಪಾರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


1500000.00. 


ಸಮರಪಾಯ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಚೇಂಗೂರು ಎ ಬಾಡಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


A 
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K - - 
[30] ಕುಂದಚೇರಿ |ಬಾಡಗ - ಚೇರಂಡೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


31 


kK 
37 | ನರಿಯಂದಡ |ನರಿಯಂದಡ - ಬಾವಲಿ 


ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ |ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗಮದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ತಾವೂರು - ತಣ್ಣಿಮಾನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


$08 ಚೆತ್ತುಗಾಯ - ಪಚ್ಚೆಪಿಲಾವು - ದೊಡ್ಡಚೇರಿ - ಆಲತ್ತಿಕಡವು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 


ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟ |ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ - ಪೇರೂರು - ಕೀಯಲ್‌ಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


— ee 
ol wis 


ಫ 


ಪೋಕ್ಣು (ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಾಳೆಯಡ ಅಜ್ಜಿಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಕುಂಜಿಲ ಪೈನರಿ ಪಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕಚ್ಚೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ(ಬದಲಾಗಿ) : 


|} 


ಕುಎಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಿಯಂಡ ಐನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನೆರದಂಡ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಮಣಿಯಂಡ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾದು 
'|ಹಿನೀಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 


ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಯಮಾಡಂಡ ಐನ್‌ ಮನೆಗಾಗಿ. ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲೆಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ನದಿಯಂದಡ |ಕೋಕೇರಿ - ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, 


ಪಾರಾಣೆ 
(ಕೊಣಂಜಗೇರಿ 
) 


ಕೈಕಾಡು - ಕಿರೆಂದಾಡು - ಎತ್ತುಕೆಡವು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. (ರೂ. 
30.00 ಲಕ್ಷಿ) 


ಕಿರುಂದಾಡು ಗ್ರಾಮದ ತಂಗಳಕೇರಿ ಕಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಕ್ಷೆಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ ಗ್ರಭಿರವರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೊಳ್ಳಂಡ 

ಖನ್‌ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಕೈಕಾಡು ಗ್ರುಮದ ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡ ಐನ್‌ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 

$ಿರುಂದಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಿಮುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


2008-19 | 
20.11.2018 


A 
. 


20.00 . |1018/18-19| 1500000.00 


1019/18-19| 750000.00 


942/18-19 | 1500000.00 


023/18-19 


40.00 |1022/18-19; 3000000.00 
40,00 300000೦.0೦ . 


30,00 


. ಮುಗಿದಿದೆ * 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


948/18-19 
996/18-19 


1500000,00 
1500000.00 


» 


949/18-19 


986/18-19 | 1050000.00 


987/18-19 750000.00 
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3.00 


988/18-19 
989/18-19 


225000.00 
225000.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಾಕತ್ತೂರು |ಜೀಳಿಗೇರಿ ಅರ್ವತ್ತೋಕ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಆಕ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಮೇಕೇರಿ - ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ - ಅದ್ವ; 


Wi 20.00 | 1025/18-19 
A. 20.00 |1026/18-19 1500000.00 . 


1500.00 
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1500000.00 - ಮುಗಿದಿದೆ 
1500000.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


i: 12018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಐಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲ ಹಾಲಗೂಳಗಿಲು ಬಲಸ್ಸು 


ಬವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ರಸೆಗಳು 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ನಾ of sere [ee ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ವಾಲೆ. ಗ್ರಾಪಂ. ಕಿರುದಾಲೆ ನಂದಿಮಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಸಾಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ "ಕಾಂಡನ 
ಕೊಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ 
ದುರಸ್ಥಿ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಡುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


|3| ಮಾರಾ [ರ ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಂಬೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
( 


4 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ 8.00 


pe H k 
ಮಾದಾಪುರ [್ರಠದ ಕಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ತ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು .ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ 
: ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು .ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಗ್ಲೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಮ ಮ 
ಮಾದಾಪುರ [್ಯನಿಯಾದ ಭಾಗ 


ಸ್‌ ಸಾಾಮನಾರಪಾಟಿ ಘಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂವತ್ತೊಕ್ಷು ಊರೊಳಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸಮನವಾರಫೇಷಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ವಾಲೆಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂಬಾರಗಡಿಗೆ ತಂಬುಗುತ್ತಿರ ' ರಸ್ತೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರರಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ : j 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಮದ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ 


ಾಾಮವಾರಷಾಟ ತಾಲ್ಲೂನು ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಂದಿಮಟ್ಟೆ ಕಲ್ಕಾಡಿ ರಸ್ತ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಗರ್ವಾಲೆ 


ಗರ್ವಾಲೆ 


ಗರ್ವಾಲೆ " [ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ | 


ಸನಾಮವಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಡೆ ರಸ್ತೆ 
: ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ 
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ಅಂದಾಜು | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಮೊತ್ತ. ಸಂಖ್ಯೆ " 


20.00 


,  909/18-19 


20.00 


8.00 


912/18-19 


' 907/18-19 


905/18-19 


908/18-19 


889/18-19 


5.00 


7.50 


903/18-19 
892/18-19. 


890/18-19 


PIN Wn WS 
pr 


ವತ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಳ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 


1500000.00 
1500000.00 
600000.00 
600000.00 


750000.00 
750000,00 i 


750000.00 


215870.00 


562500.00 


906/18-19 600000.00 


ee NEE BHM NON MLAS 


ೋಮವಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂನು ಪಬ್ಬದ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಮಾ ನನ್ಸಾಾರಾ ಪದ 


ಏರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ. ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ. ದುರಸ್ಥಿ 


| | ns | 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ಸಳಿ ಹಂದ ಕುಡಿಗಾಣಕೆ ರಸ | 
ನ ಸ ೨ 891/18-19 750000.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು. ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ i | ನ 
ಗ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ; ಕೋಡಳ್ಳಿ 
“೪ [ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ | ಕಕಿ/18:19 142300000 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೀದಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹ 
| ಟನ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ್‌ ಕಫ ei 
4 - |ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ n | k f 6.50 900/18-19 487500.00: 
ಭಾ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ .ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರೆಯೂರು ಗೋಪಾಲ್‌ ರವರ್‌ ಮನೆ £5 ; 
ಕಡೆಯ" ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ RNS 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಕೆರೆ 


750000.00 


[sl af sss 
u 


Ke 
wu 
ಮ 
g 
Ft 
pa 
& 


"] - 637500.00 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ - 
ಚೌಡ್ಗು § 902/18-19 750000.00 
\ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ - : 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟಗನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಭಂಡಾರ ಕೆರೆ ಏರಿ 4 ಭಗ 
B ಬೆಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ 6.50 |. 873/18-19 487500.00 i 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಹಳೆಗೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ : 
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ RS ರ ಮ 
1| ಬಾಲ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಕೂರು ಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಂದ ಜಾನಿಷಾದ 
ಬ್ಬಾ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ |  904/18-19 7500000೦ 
೨ ಈ '  |ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ನಿಂದ ಊರೊಳಗಿನ 650 : K 
ಗಾರ [ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 999/1813 ಸಂ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟಿಕಟ್ಟ ಸುಂಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸ > 7.50 - 
3] 7a ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ | 885/18-19 562500.00 
50 487500.00 


$4 ಆಲೂರು [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ? | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ [ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ PUL 
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ee H « 
ಫಾಮುಮಂಗಳೂರ|ಣೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಕೂಡು ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡತ್ತೂರು ಶಾಲ "ರಸ್ತ 
) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರರಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 0 


2 'ಕೂಡುಮಲಗಳೂರಿಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೊಡು ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮ 
» » ' ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ : | 914/1819 
21 ತಮಾ [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು .ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ 
ಸಿಬಕ್ಸಿಪುರ ಧರ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣಗೂರು ಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ - 0 


ಇಷಾ ಮಾ ಮುಷ್ಯಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಭವನಕ್ಕೇ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | 0 | 
ಾಮವಾರಪಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಫಾನಾಮಾ ಹಾನಿ ರಸ್ತೆ ಮಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 


10.00 920/18-19 750000.00 


750000.00 


910/18-19 375000.00 


Na 
[= 
[= 


. 22/18-19 750000.00 


750000,00 . 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಚರಂಢಿ ದುರಸ್ಥಿ 
919/18-19 
ಭಾಗ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಬೀಡು ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ £00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ೨. 918/18-19 


883/18-19 750000,00 


600000.00 


ಸಾವವಾರಸಾಟ ಪಲ್ಲೂಕು ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಟೌನ್‌ ರೆಸ್ಟೆಗಳ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕಾಜೂರು ಬಾಬು ರವರ ಮನೆಗೆ 500 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ oo ” 916/18-19 375000.00 
ಸನಾಮವಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾತಳ್ಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಡೆಗೆ 500 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ * 917/18-19 3750000೦ 


oo | ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು :| 312.50 


] 


22003370.00 


. Page 3 0f7 


SN 


ತಡೆಗೋಡೆಬಕೌಕೂತು | Ky 
A EES ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂವತ್ತೊಕ್ಷು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಇಗ್ಲೋಡ್ಲು ನಯನ ರವರ ಮನೆ ಪಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಪ.ಜಾತಿ 
ಎಣ: ಹಿ A ೪ po 
[36] ಮಾಾಣತ [ನಾನ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300 | 654/18-19 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಷ್‌ ಹಾನ್‌ ನಾರ್‌ ಮಹಾವ 
| mo ವ 
pe ಗರ್ಮೆಲೆ ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಂದಿಮೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ) 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ಫ್ಟಟತ್ಲಸಘು 3000000 
ಬ Hie ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಂದಿಮೊಟ್ಟೆ ಕಿರುದಾಲೆ ರಸ್ತೆ 18.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 233000900 
ಹಾದಾಮುರ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಾ ಮಂಬಾರು ಸಾಂವಾಕ ನಮಾ ಸ್‌ 


450000.00 


ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ |e 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆದಕಲ್‌ ಹಾಲೇರಿ ಕಾಂಡನಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ | f 
a we ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ತೋಟದ ಪಳ್ಳ) 40 I IL) 
42| ದಕ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆದಕರ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾವಾ ಮಾಜ ಮನ ಕ ಎನ ಮಾವಾ 

ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ | - ¥ '875/18-19 ..4500೦0.0೦ 
ಕೆಬಕಲ್‌ : ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆದಕಲ್‌ ಹಾಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 5400 - 

ರವರ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ” ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ - 829/19 }500000,00 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಲೇರಿ ಗ] ಬದಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ (ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು ರಾಜಂಡ ಬಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕೆ | | 
45 | ಕಿರಗಂದೂರು ಸ ಜೆ ಕೆ 5.00 A 
él weutss ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ 250 
[ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ: 


Paee 40f7 


EEE ಫೀಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 
ಸು೦ಟಕಬ್ಸಿ [ಲೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕ್‌ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


47 
P y ತೊರೆನೂರು ಗಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಳುವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಬಾಗಕ್ಕೆ 
ತೊರೆನೂರು [ಡ್ತಸೂೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 853/18-19 
ಶಾಂತಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಲೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೋಯಿದು ಮೇಸ್ತಿ 
49 ಚೌಡ್ಲು ೪ ನ್‌ [A ಈ fr) fy 
p ಮನೆ ಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
50 | [ಮಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಸಿರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ | | 895/18-19 


| Kd Se ಧಾಲ್ಲಾಕು. ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪಶು ವೈಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ | 5 
ಟೈ > 


8.00 


450000.00 


856/18-19 750000.00 


750000.00 | 


ಮುಂಭಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬರೆ ಕುಸಿತ 


52| ಗಣಗೂರು ಸಾಷವಾಡ ವಧು. ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮ ನಾಗಾವಾಲಾ ರಸ್ತೆಯ ನಂಗಾರು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 08 | ಸ್ಯ 
ಕ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ | : 915/18-19 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರುಗಳಲೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಸಗೋಡು ಊರೊಳಗಿನ ಮೋರಿ 
531 ನೇರುಗಳಲೆ ೫ ಢಕು ನೆ ಘುಪ ಸ 
54 


375000.00 
5.00 3 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ RAE ಸತಿರಿ90.0೦ 


ಸನಾಮವಾರಪಚ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಗೇರಿ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಂಡ್ಲಿ 5.00 869/18-19 375000,00 


ಚೌಡ್ಗು ಗಮ ಪಂ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ 30h 
ಜಿ ಕಿಬೆಟ ಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
ಗಿ ೫ [3 fr) Kk 


gi 
PA ರಖೆ k IESE 
SB ಪಶು ವೈಧ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 1000 | 858/18-19 


ತೋಳೂರು [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತು: ತೋಳೂರು ಶೆಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸೆಗೆ 
57 A ( “ಳ ಟ್ರ Ko 5.00 886/18-19 
ಅಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 


| ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಬೇಳೂರು 1 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳೆಗುಂದ ಓವರ್‌ ಹೆಡ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕ 
58 | ಬೇಳೂರು Fp iss $ * 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ; ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5] ಶಾಂತಳ್ಳಿ [ಕಾಂತಳ್ಳಿಗ್ಲಪಂ. ಬಗ್ಗನ ಮನೆ ಬರಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ' ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 1006 | 852/18-19 


859/18-19 1350000,00 


750000.00 


375000.00 


851/18-19 


750000.00 


| 
750000.00 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 375000.00 


ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಒಟ್ಟು :| 258.00 


K ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕಾಕಲ ಕೊಪ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರು: ಕೆ 
| ? 2 | A i Wi j i ಕ } ಹ i 


(781250000 
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ಕಿರು ಸೇತುವೆ 


೫ 
u 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು , ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಡಿಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ [eo | ronan | 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 871/18-19 


fo 
ಬ 
[38 


೫ 
2 
& 


€ £ 
NN 
pe 3 


63 


64 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉದಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಮಳೆಯಂದ } 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ ky ೪ ೪ 5.00 872/18-19 
೪ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ 
ಗರ್ವಾಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಕಾಲುಸೇತುವೆ 500 
ಮಳೆಯಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Ns 864/18-19 


66 |. ಗರ್ಪಾಲ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗರ್ವ್‌ಲೆ ನಾಪಂಡ ' ಕಾಲುಸೇತುವೆ 500 
ಮಳೆಯಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 865/18-19 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ ಯರಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕ 
ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಡಾದ ಭಾಗ (0.045 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕೆದ್ಯ'ಕಲ್‌, ಹಾಲೇರಿ ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ 5.00 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ . 581/18-19 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಮೂವತ್ತೊಕ್ಸು ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ 750 
ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ° 866/18-19 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೆದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಚಪ್ಪುಡಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ | se | 
884/18-19 
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67 |. ನೇರುಗಳಲೆ 
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ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


5.00 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಕನ್ನಿಕಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿರು ಸೇತುವೆ 5.00 : 
h ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ 862/18-19 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಗರ್ವಾಲೆ ದೊಡ್ಡೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಬಳಿ : 800 
ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ 863/18-19 


- . ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ಒಟ್ಟು : 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಠಾ: ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ. ಗೊಂದಿಬಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೊಂಡೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ 
ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ [ದ್ರರುವ ಭಾಗ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ | | 500 924/18-19 


24 ಆಲೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೋಕು ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ. ಬಡುಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗ 5.00 
ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' ; - 874/18-19 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು .ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿ 6.00 } 
ಇರುವ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ - . : 867/18-19 
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750000.00 


45328370.00 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆ/ ಸೇತುವೆ! ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡಗೋಡ ಕಾಮಗಾಲಗಿ೪ ಅಲಲ 


ಗಾಮ 
ಕ್ರಸಂ] 
ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ರಸ್ತೆಗಳು 


ನಾಲ್ಕೇರಿ 
ಶ್ರೀಮಂಗಲ 
ಶ್ರೀಮಂಗಲ 
ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ 
ಕದನೂರು 
ಮಾಯಮುಡಿ 
ಕೆದಮಳ್ಳೂರು 
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 
ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ 
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ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು 
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ಕಿರುಗೂರು 

, ದೇವರಪುರ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನಾಲ್ಕೇರಿ ಹರಿಹರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಶ್ರೀಮಂಗಲ ನಾಲ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 

ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು - ಬೆಸಗೂರು - ನಲ್ಲೂರು - ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ . ) 
ಕದನೂರು ಬೆಳ್ಳರಿಮಾಡು ದೇವಣಗೆ8ರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಬಾಳಾಜಿ ಜೋಡುಬೀಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಇನಿಯೆಪಂಡಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಬಾರಿಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಫೊಡವ ಸಮಾಜದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ :ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕುಟ್ಟಂದಿ ಎ. ಬಾಡಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ; 

ಗುಹ್ಯ ಕಣ್ಣಿಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಕಡಂಗ ಕೆದದುಳ್ಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 

ಅರುವತ್ರೋಳ್ಣು ಗ್ರಾಮದೆ ಓಯಸಿಸ್‌ ದ ಕ್ಷಬ್‌ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಂಚಳ್ಳಿ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 'ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಯಿಮನೆ - ಇರ್ಪು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಒಗರೆ ಅಯ್ಯುಪ್ಪ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಎಮ್ಮೆಗುಂಡಿ ಆನಂದಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಅಮೃತ್ತಿ ಯಿಂದ ಪುಲಿಯೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


802/18-19 
802/18-19 


nes — 


15.00 


15.00 808/18-19 1125000.00 


ಅಮೆಂಡೂರು [ಹುದಿಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡಿಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಸಿ 15.00 


ಬಂಡಡೆ ಕಾರ್ಮಾಡು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 


ನ್ನಯ್ಯನಕೋಟಿ [ಕೋಟೆ ಪೈಸಾರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15.00 
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| 150 | 810/18-19 1125000.00 
15.00 811/18-19 1125000,00 


ಮು 
| 150 | 812/18-19 1125000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಗೂಸಾ ನರಕ 


815/18-19 112500000 | ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 
* ಹುದಿಕೇರಿ 
ಹುದಿಕೇರಿ 
ಹೊಸೂರು 

ಹಾತೂರು 
ಬಾಳೆಲೆ 
ಳೆಲೆ 


ಬಾ 


ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ 


ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ 


ಬಿಳುಗುಂದ 

ಬಿರುನಾಣಿ 

ಬಿರುನಾಣಿ 

ಕೆ. ಬಾಡಗ 

ಬೇಟೋಳಿ 
ಜಿ 


ಕಣ್ಣಿಂಗಾಲ 
ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು 

ಕಾನೂರು 

ಕಾಮೂರು 


ಲ್ಲಾರೆ 


[a 
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[} 


ಕೋಣಗೇರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15.00 
ಕಳ್ಳತೋಡು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15.00 
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SN BBA SS ALANNA SR, HRN 
ಸೆ 
ಸ್ಟೆ p 


ಸುಳುಗೋಡು ಕಾಂಡೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ : 
ರುದ್ರಾ ವ. ಬಾಡಗ ಸಂರ ರಸ್ತ ಮಸಾನಿ ದಕ್ಕ EX 


Ee 


ASS 


829/18-19 750000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ ” 


ರಾಜಾಪುರ - ಕೂಡುಬೈಲು ಮೂಲಕ ಕುಡುಂಬೂರು ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 00 | 930/18-19 


ಮ 831/18-19 9000೦೦.0೦ [ಮುಗಿದಿದೆ 


1ನೇ ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ ಬಿ.ಶಟಿಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಟ್ರರಗಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮನೆ ಮುಂಡೆ ಮಂದಮಾಡವನ್ಳಿ ರಕ್ತ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ . 832/18-19 


'ಮುಂಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15.00 


. ಸ್ಟೆ , 
ಬಾಡಗರಕೇರಿ ಅನೀತರೆ ಅಮ್ಮರ ಕಿಕೋಡು ಕೊಟಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15.00 


ಕರಿಯಾಚಿಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಹೆಗ್ಗಳ ಬೂದಿಮಾಳ ರಸ್ತೆ 


ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌. ತೇರಾಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ `ದುರಸ್ಥಿ 834/18-19 


ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಕಂಡಿಮಕ್ಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ದೇವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಗಾಗಿ ಮೂಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 15,00 


ಕೋತುರು ಬಿಟ್ಟಂಬಾರೆ ಸೆಂಪರ್ಕ ರಸ್ಥೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


(©) ೨s 


ಬೆಕ್ಕೆಸೊಜ್ಡೂರು ಮಂದವ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ _ 15,00 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ್ನ್‌ಗಳ್ಸ್‌] 60700 


ಊಹಾ 


ಸೇತುವೆ / ಜೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಎದ ಷಾತ್ತ ಕಾವಾ 
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ಕುಟ್ಟ 
ಸಿ 
ಅಮ್ಮತ್ತಿ 
ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ 


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ತಟ್ಟೆಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾಲದಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | . 4.00 
ಬಾಳೆಲೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಗೇರಿ ದೋಣಿಕಡವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ . 


ಚೆನ್ನಂಗಿ -ಗೂಡ್ಲೂರು-ಮಾಲ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ . 
- ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "2800. 


pe ಬ್‌ 


ಮಂಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಮಳೆಹಾನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ಥಿ. _ , 
ಬೊಮ್ಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಐನ್‌ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಮಳೆಹಾನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ಥಿ. . 
ಕೊಂಗಣ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಮಳೆಹಾನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ಥಿ. 5.00 


| ~ ಘಿ 
[= [= 
©] s [ವ 


15.00 837/18-19 


ಚಾಮುಂಡಿ ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ್ಕಾ 839/18-19 


 833/18-19 


835/18-19 


836/18-19 


750000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ 


750000.೧೦ |ಮುಗಿದಿದ 


| 1125000.00 | [ಮುಗಿದಿದೆ] 
1125000,00 | ಮುಗಿದಿದೆ 


1125000,00 | ಮುಗಿದಿದೆ 


1125000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ |, 


750000,00 ಮುಗಿದಿದೆ 


[il 


 838/18-19 


840/18-19 
841/18-19 
842/18-19 


843/18-19 


845/18-19 


: 849/1819 
850/18-19 


1125000.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 


1125000,00 |ಮುಗಿದಿದೆ 
1125000.00 |ಮುಗಿದಿದೆ 
750000.00 |ಮುಗಿದಿದೆ 


750000.00 


: 1125000.00 
44400000.00 


ಮುಗಿವಡೆ 
300000.00' | ಮುಗಿದಿದೆ 


4 
ಖ 
[3] 
| ಈ 


b 
4 
[32 
[3 


300000.00 


ಮೆಗಿದಿಡೆ 
225000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ 
375000.00 [ಮುಗಿದಿದೆ 

[60000000 ' 


IX moto | ೩ತಿ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೋರಿಗಳ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌/ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌. ಕಲ್ಲರ್ಸ್‌) 
- ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಸ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


| 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ' 


ಒಟ್ಟು 


; ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂ.ವಿಭಾಗ 
ಮಡಿಕೇರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


(5 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಸಂ:ಪ್ರವಿ:ಮಳೆಹಾನಿ:ಪ್ರಮಾಹ:176:2018-19:ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019 


ಧನಾ ಜಾ ಪಾಚಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಪೆರಾಜೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ವಾಸುದೇವ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20ಥ1.20 ಮೀ 1.50 225/19-20 
ವೆಂಟ್‌) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಃ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಡಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿಕಾನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 1.d0 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120%!.20 ಮೀ 
ಪೆಂಟ್‌): 


"150 226/19-20 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1.50 227/19-20 ' 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
228/19-20 
” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
229/19-20 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1.50 230/19-20 
- ” " ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ॥ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಮೆಚೂರು ಎ.ಸಿ. ಭರತ್‌ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 


ಮೀ. 2.40 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120%120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡ್ಕಮಲೆ ಹಾಲೆಕಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಡ್ಯಮಲೆ 
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 7.30 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.209120 
ಮೀ" ಮೆಂಟ್‌) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಃ ಫರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಳಚೇರಿ ನಿಡ್ಯಮಲೆ ನಿಡ್ಯಮಲೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ 
ರವರ ಮನೆ: ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20%1,20 
ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಪೆರಾಜೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ವಾಸುದೇವ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ 1.20ಥ1.20 ಮೀ 
ಮೆಂಟ್‌) : \ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಠಾ। ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊದ್ದಡ್ಕ ಆಲೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಡಿ.ಪಿ. ಪೂವಪ್ಪ ರವರ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1-20%1.20 ಮೀ 
ವೆಟ್‌) i 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಳಚೇರಿ ಶಿವರಾಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 23219-20 
ಕಿ.ಮೀ. 0.65 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1201.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) f9- Y K 
: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ॥ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಮೆಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೋಡಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ 233/9 Ny 
ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಲ್ಲಿ'ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120%1.20 ಮೀ ಬೆಂಟ್‌) ' /9- ; 
' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಮೆಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 234/1920 ” 
0.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20%1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) ' /9~ 
' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


"ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಃ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಲ್‌ಫಾಡಿ ಹೊಸ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಉಳ್ಳುಗುಳ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20%1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


1.50 235/19-20 , | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1.50 236/A19-20 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1.50 237/19-20 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
1.50 238/19-20 ' 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1.50 239/19-20 |] ' 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ॥ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರವನಾಡು ಪನ್ಯ ಅರಮನೆ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.35 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20%1,20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌). 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಃ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರವನಾಡು ಪನ್ಯ ಅರಮನೆ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 0.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20%1.20 ಮೀ 
ಪೆಂಟ್‌) 


14 ಕಾಂತೂರು 
ಮುರ್ನಾಡು 
15 ಕಾಂತೂರು 
ಮುರ್ನಾಡು 
ಕಾಂತೂರು 
ಮುರ್ನಾಡು 


ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾ॥ ಕಾಂತೂರು - ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಮದ 
ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1.20%1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) . 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಕಾಂತೂರು - ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಭಗವತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1,201.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) - 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ॥ ಕಾಂತೂರು - ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಾರುಮುಡಿ - 
ಮರಗೋಡು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ, 0.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1201.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


241/19-20 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಂತೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ। ಕಾಂತೂರು - ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ 
«17 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ 1.20%120 ಮೀ 
ಮುರ್ನಾಡು |. nN : 
ಪೆಂಟ್‌) . 
I ; EN NS CN 
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ಸೋಮವಾರನೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು:- 
ಆಡಳಿಘಾತ್ಮೆಕ 'ಮಂಿಜೂರಾತಿಸಂ:ಪ್ರವಿ:ಮಳೆಹಾನಿ:ಪ್ರವಾಹ:176:2018-19:ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019 


ಬೇಳೂರು.  |ಬಸವನಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.6 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ i590 | lon9-20 ಗ] 


ಪೇಳೊರು ವಷಗುಂಡ ಇರೌಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ೦.5 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಸಿ 1.50 12/19-20 || 


್ಸೆ 
ko] 
3 
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ಇಷಾ ನೌಪಾರು ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.7 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
| Te ಪಾವ 
| ಶಾಂತಳ್ಳಿ [ತಲ್ಪಾರ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಬರಕುಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಮರೂರು ರಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಕ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


$ 


RE 


ರಂಭಿಸಭೇಕು. 
ರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಕನೂರು  ಡೂಡ್ಡಳುವಾರ ಬಸಿರುಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 
ಅಂಸನಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 150 
ಅಂಖನಗುವ್ದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾದ್‌ ಮೋರಿ. ದುರಸ್ಥಿ ‘| 150 
ಚೌಡ್ಸ ಗೂತೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ'0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 
ಫಾಕಸಾರು ಘೂತಾಳೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 050 8.ಮೀ"ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾದ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 150 1919-20 


ಮರು ಸವಾರನಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಗೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ 
ಫೀ ಹಿ 1.50 120/19-20 
ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
1.50 12/19-20 
ಆಲ್ಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ [ಬಡುಬನದಲ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ | | 122/19-20 
ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ |ಸೀಗೆಮಾರೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ .2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 123/19-20 
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ನಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
ರಂಭಿಸಭೇಕು |. 
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ಂಭಿಸಬೇಕು 
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12 ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ [ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನಾಯಿಕಲ್ಲು ಮಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 150 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಜೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
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50 E ರಾರರನ 
125/19-20 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಚೌಡ್ಗು ಸಾಂದೀಪನಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚೌಡ್ಡು ಊರೊಳಗಿನ ರಸೆಯಲ್ಲಿ 150 8ನ 
ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ನಗರಳ್ಳಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 050 $.ಮೀರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾದ್‌ ತೊಳಿ ದುರ್ಕಾ 
ಜಸ್ಳನ್ಸ್‌ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತಹಕ್ಷ ಗ ರಕ್ತ ನಾನ ದ್ಯಾ 
ತಲ್ಪಾಕೆ ಕಳ್ಳ ಬಕನ ಮಕ ರಕ್‌ ನಾರ ಡಾ TST 
ಮಾಧಾಪುರ ಮೂವಕ್ನೊಳ್ಳು ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 20 8ರ ರಕ್ಷ `ಷೊ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಿರುದಾಲೆ ನಂದಿಮೊಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 185 ಕರರ ಸಂ ದಕ್ಕ ಾ 
ಗರ್ವಾಲೆ ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ಗಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.75 8.ಮೀ ರಲ್ಲಿ" ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮೇದುರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಳ್ಲಿ 2.8 .ಮೀ ರ್ಹ್‌ ಮಾನವರ } 
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ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ  |ಬೀದಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಮೀ ರ್ಸ್‌ ಸೋಂ ದುರಸ್ಥಿ ! 137/19-20 ಸಭೇಕು 
ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಕೋಡಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ`ಮೊಕ ದುರಸ್ಥಿ 13819-20 || ರಂಭಿಸಭೇಕು 
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ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ [ಕೈಸರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ |ಸೀಗೆಮರೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ! 1.50 


ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ [ಗಂಗಾವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 141/19.-20 


142/1920 
ಸ 


3 ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


) 


32 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


33 [ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ [ಅಂಕನಳ್ಳಿ ಮೆಣಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 0.2 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ" ಮೋರಿ ನಿರ್ವಾಣ ; 


ಅರಕಲಗೋಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.0 ಕಿ.ಮೀ 
? “ಬ. 1ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಾಳುಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಕೋರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 0.3 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ. . 
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1.50 145/19-20 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
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| 38 | ಬೆಸ್ದೂರು ನ್ಯಾಯ py ಸೆಯ 0.70 ಕ. . 1.50 147/19-20 
39 | ಶನಿವಾರಸಂತೆ [ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ 0.60 ರ್ಮ ರಲ್ಲಿ ಪೋನಿ ನರ್ಮಾಣ. § 50 1489-20 


14919-20 


ಬೆಸ್ಲೂರು ಲಖನಿ ಅವರೆದಾಳು ರಸ್ತೆಯ 0.60 ಕ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರ ನಿರ್ಮಾಣ. 146/19-20 
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ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು 


ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು 


ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 


ಬೇಳೂರು 


ತೊರೆನೂರು 
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ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 


ತೋಳೂರು ಪೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 


ನಿಡ್ರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹುಲುಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 0.4 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ' ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವತನ ಗಾವುದ ಮುಖಿ ರಸ್ತೆಯ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮಾದಾಮರ ಮೂವತೊಕ್ಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ನೇರುಗಳಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟಗಣೆ ಬಾಗಿಲು ಊರೊಳಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.೧6 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 


ದುರಸ್ತಿ. 


ಸೊಡ್ಗತೊರು ಗಮದಿಂದ ಬಂಡೆೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ'ಹಾಗೂ ೦.150 ರಲ್ಲಿ 


ಎರಡು ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 
ಘನ ರಸಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರದ್ದೆಯ ಅನೆಕೆರೆ ಸಮೀಪ 
ಕಿ.ಮೀ 1.35 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಹಾಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲೋನಿ ಸಮೀಪ 


$.ಮೀ 0.10 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 


ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 6ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1.50.2.50,ಮತ್ತು 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 3 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಿಬ್ಬೆ 


ವನ ಸದ್‌ ಪಾದ ಪೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8.25 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


k¥ 
£2 


ಬೇಳೂರು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 0.50,1.50,ಮತ್ತು 2.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 3 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ತಾನ ನಾರುಗಷ್ನ ರಸನ 120,25ರ.ಮತ್ತು 3.20 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ 5 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸೀಗೆಮರೂರು ಕೈಸರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.60,1.20, ಮತ್ತು 2.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 3 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ತಾಕೀಿ ಊೂರೋಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.60.ಮತ್ತು 125 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ವಡ್ಗರಸಾಪ್ಠಮ ಕಸಯ 8.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 
ಫಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೀ130 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 140 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 
ಸುಳಿಮಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಯ:ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 

ಸಾಗಾ ರಸ್ತ ₹ಮೇ 120 ರಲ್ಲಿ ಪೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 
ವಳೆಗುಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಿರುವುನಲ್ಲಿ.ಮೀ 2.025 ರಲಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ, 
ಸಾನ ಕಯ ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 
ತೋಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 160 ರಲಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 
ಡೊಡ್ಡತೋಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 


ಫಾರ ಸ್ಯಾ ದಾಡ್ಸವಸಕೂಪ್ಪ ಕ್‌ ಕಮೀ ೦55 ರ್ತಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಕೂಡಿಗೆ 


ಮದಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 
ದುರಸ್ತಿ. ೫ 
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ರಾ ವಾರಾ ರಾರಾ ರರ ಕಂದರ ಮತ ಸರಬ MMSE Mga SAN Ae LSM 
' .|ಗೊಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆಗೊಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ 
pe ) . ೪ 
| ಮುಳಕೂಗ 0.650 ರಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 


ರಸೆಯ 4ಮೀ 035 ರಲಿ TE 
66 3 ನ 300 | 17519-20 - | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
್‌ ಅತ್ರದು ಕಾವ ಇಡ ಹೋಗುವ ರಸ ಸಮುದಾಮ ಭವನ ಸಮನ ಮಾಗು ರನ ಷಾನ _— 
67 ಕೂಡಿಗೆ kK ಇ ಭ ಜ್ತ ನು 150 .| 17619-20 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
ದುರಸ್ತಿ - | ಲ 
ಗೆಹೊಸೂ ರೊಳಗಿಬ ರಸ್ತೆಯ ಕಕ್ಕಿಡೊಳ ನಾಲ ಸಮೀಪ ಮಾ ೦೫ ರ r ” 
ದುರ ರ್‌ - - - § * Wl 20 WN ಸಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
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i 
ಸೀಗೆಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.250 ರಲ್ಲಿ 
ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. R 

ಪೌಧಾರು ುಸುಬೂರು ಗ್ವಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.30 3ಮೀರಲ್ಲಿ`ಷೋರಿ`ದುರಸ್ಥಿ 1.50 17919720 
ತಾರ '|ಬಢಸಂವ ಊರೊಳೆಗನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.50 ಕ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಪಿ 1.50 180/19-20, 


ಹೆ! 


150 178/19-20 


4 
[6] 
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py 
© 
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ರಂಭಿಸಭೇಕು 


ರಂಭಿಸಭೇಕು 


pl 


3S SSS RS SSS ನಾಸಾ 
73 ` ತೆಬಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಕಾಸಲಗೋಡು ರಸೆಯಲ್ಲಿ'1.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರ 1.50 182/19-20 ಪಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
id) kd) y NG ಣಾ ಸಿ ವ) 
74 ನೂರು ಡೊಡಪುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರ 150 183/15-20 ಪಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
# pe g fy ಣೂ ಎ 


್ಸಿ 


1.50 18519-20 


one [ನಾತ ಫಾಸ್‌ ಕಸ್ಸಯಕ್ಷ ೧3ರ 5ಮೇ ರಕ್ಷ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 730 
| ಶಿರಂಗಾಲ [ನಲ್ಲೂರು ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ಸರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.30 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 187/19-20 . 
ಶಿರಂಗಾಲ ಮಂಟಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.55 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 150 188/19-20 


ತಾಕನಾಹ 'ಡೊಡ್ಡಳವಾರ ಧ್ಯರಪ್ಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0೨0 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 150 | 169/5-20 
ದಳ ತ್ಗಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 050 8.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 750 | 09-20 


ಅಭಿಸಬೇಕು 
ಭಿಸಭೇಕು 
ಭಿಸಭೇಕು 
ಭಿಸಭೇಕು 

ರಂಭಿಸಭೇಕು 
: ರಂಭಿಸಚೇಕು 


4 
ke] 


ಥ್ರ 
Fy 


©) wk wl 
ಫ್ಲ ಕ್ಲ 
Ke] 


191/19~20 


೪2 | ಶಿರಂಗಾಲ ಮಣಜೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.60 ಮತ್ತು 0.೨೦ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 3.00 ಂಭಿಸಭೇಕು 


Wl 


ETE) 


193/19-20 


83 ಶಿರಂಗಾಲ ಶಿರಂಗಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.20 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 
84 ಹೆಬ್ಬಾಲೆ "” |ಮರೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.3ರ.ಮತ್ತು 2.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ರಂಭಿಸಜೇಕು 
ಂಬಿಸಭೇಕು 


| 


“w. 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಲಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌/ಸ್ತ್ಯಾ ಬ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಸ್‌ - ಹಂತ-2 ರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು:- 


ಮೋರಿ ಮಳಿ ದುರಸ್ತಿ(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1. 291: 20ಮೀ.ವೆಂಟ್‌) 0.00 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ. 


ಕಂಡಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೃಂಡೇರಂಡ ಕಾಳಪ್ಪ: ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20°1. 20ಮೀ.ವೆಂಟ್‌) 0.50 
ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ. 


ಬಿಟ್ಟಿಂಗಾಲ ಪಂ.ಯ ಕಂಡಂಗಾಲ ಭ್ಲಮದ Ree ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1.20*1.20ಮೀ.ವೆಂಟ್‌) 0.10 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ. 


ಮಂಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
1.20*%1.20ಮೀ.ವೆಂಟ್‌) 0.80 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ. 


ಟಿ.ಶೆಟ್ನಿಗೇರಿ ಗಾ.ಪಂ. ಬಂಗಮ್‌ ಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ 
s ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಣೇರಿ ಡು ಜು ENE 


"ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ 


ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 030 8.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 


' |ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಣೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಗಮ್‌ ಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ' 
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಈ ANN 


ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 0.70 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 


ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಣೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 


ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 "1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 0.30 8.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಸಂ:ಪ್ರವಿಃಮಳೆಹಾನಿ:ಪ್ರದಾಹ:176:2018-19:ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019 
ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ 


1.50 


1.50 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


94/19-20 


 195/19-20 


196/19-20 


Ks 


198/19-20 


19/19-20 


200/19-20 


#2 "4 
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ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀಮಂಗಲ - ನಾಲ್ಕೇರಿ ಲಿಂಕ್‌. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌ ) 0.40 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ " 


| oe | 
HE 


1.50 201/19-20 WW 
ರ್‌ WwW 


mm] Wn 


ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಲ್ಕೇರಿ - ಹೇರ್ಮಾಡು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 2.20 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


'ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಪಂ. ಬೊಜ್ಜಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಯರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಾಚಿಮಾನಿ ಲಿಂಕ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌: 20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ 
1.80 ಕಿ.ಮೀ, ನಲ್ಲಿ " 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಕೆ. ಬಾಡಗ ಹೇರ್ಮಾಡು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 0.60 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


Ko 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಕೆ.ಬಾಡಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೇರ್ಮಾಡು - ಪಲ್ಲ್ಗೇರಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 1.20 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ - 


ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾತೂರು ಕೊಂಗೆಪಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಿಟ್ಟಂಗಡ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 1.50 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *1.20 
ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


1.50 207/19-20 


Ww ನಾ 


ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಕೇರಿ ಜಮ್ಮಡ ಮೋಹನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರರ 
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ' K 


Ko) 


ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 1 
0.75 ಕಿ.ಮೀ. ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 0.75 ಕಮೀ. 


ನಲ್ಲಿ 


209/19-20 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


.206/19-20 | | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


KS 
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- 
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ದೇವರಪುರ 


ಹೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 
1.50 ಕಿ.ಮೀ.) ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 


ಘೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾಪಂ. ನಲ್ಲೂರು - ಬೆಸಗೂರು - ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು" 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ) (ಜಾಕ್ಸಡೆ ನ್‌ 
20 *.20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌ ) 40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಫಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಿಮಣ್ಣು ಕಾಲೋನಿ ಕಲತ್ತೋಡು ಲಿಂಕ್‌ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ. ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ತಿತಿಮತಿ ಕೋಣನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸೆಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 "ಮೀ ವೆಟ್‌ ) 
350 ಕ8.ಮೀ, ನಲ್ಲಿ 


ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಹಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿತಿಮತಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯ ಭದಗೊಳದಿಂದ 
ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ತಿತಿಮಫಿ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ) ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *1.20 ಮಿಕ ವೆಂಟ್‌ 
) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿತಿಮತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರೂರು ಕಡೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ v ಕ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 
ಮೀ ಮೆಂಟ್‌ ) 1.00 ಕಿ.ಮೀ 


ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾ ಕ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಪುರ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( 500. 00 ಮೀ) (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 Fy 20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌: 
yo K ) 

ಡೇವರಪುರ ಗ್ರಾಪರ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಮಚ್ಛಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು 


ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ಮಳಿಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ % ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ 
ವೆಂಟ್‌ ) 3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 


ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *20 ಮೀ ಪೆಂಟ್‌ ) ೦.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


UT ರ ಘ್‌ 3 ಪಾರಸಿ 
1.50 211/19-20 WE Sl 


|| ನ WEE 


1.50 '213/19-20 


1.50 ' 214/19-20 ಪ್ರಾರಲಭಿಸಭೇಕು 


= ಕ 


| [ne ತ 
ME TS NE ಮ 


ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾರಿಕಟ್ಟೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ತಿತಿಮತಿ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ತೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್ಸ್‌ ) 2.00 
ಕಮೀ. 


ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಕೋಟೆ ಪೈಸಾರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನ ಯ್ಯನಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


»| ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ |ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1. 20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 
ಕಿಮೀ , 


ಸಿ PENNE. ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪಂ: ಬಾಣಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸಸ್ಯನ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 120 *120 ಮೀ ವೆಂಟ್‌ ) ೦0೦ ಕಮೀ. ನಲ್ಲಿ 
| ಮ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಜೇನುಕುರುಬರ ಗಣೇಶ್‌ ರವರ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಭೇಕು 


ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಮುನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ 1.20 
*1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌.) 020 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 


ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಹುದಿಕೇರಿ - ಕಳತೋಡು-ಮುಕ್ಕಾಟಿಮಾನಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಲ್ಲಿ ' 
ಮೋರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ( ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 1.20 *1.20 ಮೀ ವೆಂಟ್‌) 


NASH Dera 


Auiervae - 3 
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2 
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FN 
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ಅನುಬಂಧ ತ್ರ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸೃರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 183(248) ಕೈ ಉತ್ತರ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
’ ರೂ( ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಇದುವರೆಗಿನ ಖರ್ಚು ಷರಾ 
> ks ದಿನಾಂಕ ಅನುದಾನ (2018-19) 


ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮನೆ ದಿಂದ ” K 
231 ' 8/28/2018 - 


ಕಡಗದಾಳು ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ .ಮಳಿಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
5.95 . 8/16/2018 


ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಟರ್‌ 18-01 173 ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಉಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚೆನಾಡು ದಿಂದ 
ಮಡಿಕೇರಿ | ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆಡಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-03 


ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಲೂಕು ಕಾಲೂರು ದಿಂದ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ: 
& ಸರ್ಣಾಗೊಂದಿದ 


ಗಾಳೀಬೀಡು ರಸ್ತೆ (ಚೈ. 0.00ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ಕ ೧ fs ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-05 . . " 
ಮಡಿಕೆ ೨ | 65; $,ಮೀ) ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಯಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಫ್‌ ‘ 7/28/2018 246 386 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ py 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ ಕ್ಷಂದೂರು ಸಿಂಕೋ i 
ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂ ೦ಕೋನ ಕಿಡಿಜಿಎಘ್‌ಆರ್‌ 18-09, ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಯಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮನೆ ದಿಂದ 
ಮಡಿಕೇರಿ .|' ಕಡಗೆದಾಳು ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-12- 
ಕಾಮಗಾರಿ ? 


2/28/2019 


3/10/2019 


} ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಲೂರು. ದಿಂದ 
".ಗಾಳೀಬೀಡು ರಸ್ತೆ (ಚೈ. 0.008.ಮೀ ದಿಂದ 
6:38 ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌'18-17 
fe) 


ಕಾಮಗಾರಿ 


° 


75.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಠಾಲೂಕು ಹಚ್ಚಿನಾಡು ದಿಂದ 
.ಮಡಿಕೇಲ | ಹಟ್ಟಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ನತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಏ 
= 
pa 
= 
e 
[3 
f 


ಕಿಡಿಜಿಎಘಆರ್‌ 18-15 - 


kn) NS LL LL 
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ಸಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಇದುವರೆಗಿನ ಖರ್ಚು 
> 3 ದಿನಾಂಕ " ಅನುದಾನ (2018-19) 
ಕಾಮಗಾರಿ 
0.82 0.81. 
WY | 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹೈಸೋಲ್ಲೂರು ದಿಂದ 
ಬಡಗರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
'ಕಾಮಗಾರಿ 


" ವಿಧಾಜ್‌ಪೇಟ ತಾಲೂಕು ಹುಡಿಕೇರಿ ದಿಂದ 
2 | ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ್ಪೋಡು-- ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-06 
| ಡೆಕ್ಕನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸರೆಗಯ್ಯನಪುರದಿಂದ 
ಬಾನಾವರ ರಸ್ತೆ (ಚೈ 0.008.ಮೀ ದಿಂದ 2.14 
ಹೆ pe) —l 
3 | ಎರಾಜ್‌ಪೇಟಿ | ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ. ದುರಸ್ತಿ ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-07 
'ಕಾಮಗಾರಿ - 
| ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ದಿಂದ ಟಿ-01 
(ಚೈ 0.0೦8.ಮೀ ದಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ) 
ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟಿ | (ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-10 
ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ | : 
ಕಾಮಗಾರಿ - 


10/30/2018 
ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ದಿಂದ ಟಿ-01 
(ಚೈ 0.00ಕ.ಮೀ ದಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ) 
ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-13 _ 
ಒಟ್ಟು; (ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕು)|. 


(ಪುಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ 1/10/2019 < 


ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-08 / 3.35 8/16/2018 
4,50 8/26/2018 3.37 3.34 
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: “8/21/2018 


8/21/2018 


' ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


8/16/2018 0.75 


ಸೋಮವಾರ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ನಗರಹಳ್ಳಿ (ಚೈ 
0.00ಕ.ಮೀ ದಿಂದ 3.70ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೋಮವಾರ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೋಪತ್ತೂರು 
ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-044 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸೋಮವಾರ್‌ಪೇಟೆ' ತಾಲೂಕು ಪಾಪ್ಲಿಕಾಡು 
ಗ್ರಾಮದ (ಕೊಪತ್ತೂರು ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ) ರಸ್ತೆ 
ತಾತ್ಕಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರ್‌ಪೇಟಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್‌ಸಿ 
5.108.ಮೀ) ರಸ್ತೆ. ಶಾಶ್ವತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೋಪತ್ತೂರು 
ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ನತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ದಿನಾಂಕ 


ಒಟ್ಟು (ಹೋಮವಾರ್‌ಪೇಟೆ.ತಾಲೂಕು) 
ಬಟ್ಟು ಥೊಡಗು ಜಳ್ಳೆ) 


Page 3of3 


ಅನುದಾನ 


ಅನುಬಂಧ- . 
. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 183(248) A ಉತ್ತರ 
k 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು i 


ರೋ ಲಕ್ಷಗಳು 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು 
ಸಿಂಕೋನ ರಸ್ತೆ ತಾತ್ಮಲಿಕ ಮಳೆಹಾನಿ  ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-09 ಕಾಮಗಾಲ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | ಪರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮನೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ದಿಂದ ಕಡಗಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-12 
" | ಮಳಿಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


- ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಲೂರು 
ದಿಂದ ಗಾಳೀಬೀಡು ರಸ್ತೆ (ಚೈ. |. 
0.008.ಮೀ ದಿಂದ 638 ಕಿಮೀ) |, ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-17 
ರಸ್ತೆ" ಶಾಶ್ವತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚಿನಾಡು | 
ದಿಂದ ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಶಾಶ್ಮತ | - ಕೆಡಿಜಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 18-15 , 120. 79.41 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು 
ದಿಂದ ಟಿ-01 (ಚೈ 0.008.ಮೀ " 
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